MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021- 
_ PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA. SIENDO A LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REÚNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA. SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212 - ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-202 1-PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE 
COMO OBJETO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA», CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 
ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. 

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 22 
3 EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 
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AS] MISMO DE La VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE UNA (01) EMPRESA Ha 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 
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* CONSORCIO SUPERVISOR CHUGUR: (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - FUSTAMANTE 
HEREDIA EDILBERTO). 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO La ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
DETALLE 
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ОЕ LOS RESULTADOS ORTENIDOS SE DETERMINA QUE LA UNICA EMPRESA POSTORA ESTA ADMITIDA POR LO QUE 
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ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR 1А EVALUACIÓN ECONÓMICA AL SER 
ESTA EL ÜNICO FACTOR DE EVALUACIÓN CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FACTOR ОЕ EVALUACIÓN 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


PUNTAJE 
TOTAL CON 

-BONIFICACIÓN 
105 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO 
SUPERVISOR CHUGUR: (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ . FUSTAMANTE HEREDIA 


EDILBERTO).. POR EL MONTO DE s/ 121,990.59 (CIENTO VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 59/100 
SOLES). 
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SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A ТА PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 


NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 
MISMO DÍA. 


Ing. Osbertd frigoin Vásquez 
SEGUNDO MIEMBRO 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 251 — 2021 — MDA/A 


Angus. 2 26 de шай BES de 2021 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 

VISTO, Informe N° 02-2021-MDA/CS, emitido por ei comité de selección a cargo de la 
Adjudicación Simplificada М° 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia М° 102-2021, y; 


CONSIDERANDO: 


Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N? 27680, 
establece que ias Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrolla, concordante con el Artículo |! del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N* 27972: 


Que, con fecha 11 de noviembre del 2021, se convocó en el portal del Sistema Electrónico de 
Contrataciones con el Estado (SEACE), la Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-Decreto de 
Urgencia N* 102-2021, convocado para la SUPERVISIÓN de la obra denominada: «MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA 
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». 
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Que, mediante informe de vistos el comité de selección a cargo del mencionado procedimiento de 
selección, informa que ante la observación М° 08 formulada por el postor Ramos Vásquez Juan Carlos, en 
virtud a la cual solicitó se reduzca los años de experiencia del personal clave, ante dicha solicitud este 
comité de selección consideró el acoger la mencionada observación, sin embargo por error involuntario 
al momento de Integrar las Bases Administrativas, no se ha reducido Jos años de experiencia en la parte 
pertinente de los Términos de Referencia haciéndose únicamente los cambios en la parte pertinente 
de los Requisitos de Calificación; ante ello al no haber integrado correctamente solicitan a Alcaldía para 
que en condición de Titular de la Entidad se sirva el declarar la Nulidad de Oficio del. mencionado 
procedimiento de selección considerando que se ha vulnerado lo dispuesto en el “Articulo 72.5: Consultas, 
observaciones e integración de bases” del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, solicitando que dicho procedimiento se retrotraiga hasta la etapa de Integración de Bases a efectos 
de corregir el error advertido. 
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Que, "Artículo 72 5°: Consultas, observaciones e integración de bases" del Reglamento del 


Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone textualmente lo siguiente: “72 5. El plazo para 
que e! comité de selección absuelva la totalidad de las consultas y observaciones presentadas porlos- 
participantes y registre las bases Чие integren todas las modificaciones previstas en el pliego 
absolutorio, asi como su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de cinco (5) dias 
hábiles contados desde е! vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas en las 
bases.” 

Que, por su parte el “Artículo 72.7*: Consultas, observaciones e integración de bases” del 
Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone textualmente lo siguiente: 
72.7. En caso el pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de bases incurra en 
alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, corresponde al Titular de 
la Entidad declarar la nulidad de este acto". 


Que, de la revisión de las bases administrativas publicadas a través del ропа! del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), efectivamente se ha observado que las bases 
administrativas Integradas no se ha reducido los años de experiencia solicitados al personal clave tal y 
como se ha establecido en el pliego de absolución de consultas y observaciones, incumpliéndose lo 
dispuesto en el “Artículo 72.5": Consultas, observaciones e integración de bases” del Reglamento del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; vulnerándose así mismo con dicha omisión el principio 
de transparencia. 
Que, el literal с) del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
respecto de los principios que rigen las contrataciones, establece lo siguiente: "Las contrataciones del 
Estado se desarrollan con fundamento en los Siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. Los principios 
sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración 
para solucionar sus vacios y como parámetros para, la achləción de quienes intervengan en dichas 
contrataciones: (...3 c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con 
el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando 
la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad! Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico": = mA 
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N* 1444, aplicado 
supletoriamente "al "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios”, establece entre otras disposiciones, las causales por las que se debe 
declarar la nulidad de los actos derivados de los procesos de selección, estipulando en su ап. 44° las 
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legales, с)Сопіепдап un imposible jurídico, o d) Prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa 
. ala que se retrotraerá el proceso de selección, sefialando además que er Titular de la Entidad declarará de 
oficio la nulidad del proceso de selección, por dichas causales sólo hasta antes de la celebración del 


contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación; 


Que, en el presente caso como se ha mencionado en los párrafos precedentes no se ha reducido 
los afios de experiencia solicitados al personal clave tal y como se ha establecido en el pliego de 
absolución de consultas y observaciones, conforme así lo establece el “Artículo 72.5% Consultas, 
observaciones e integración de bases" del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, siendo que dicha omisión ha generado indiscutiblemente que se haya incurrido en vicio de 
nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 44? inc. b) de la mencionado Ley de Contrataciones. 


Que, Ünicamente el Titular de la Entidad tiene la facultad inherente de declarar de oficio la nulidad 
de as actos del procedimiento de selección, ante la existencia de alguna de las causales anteriormente 
indicadas, hasta antes del perfeccionamiento del contrato, cuando, debido at incumplimiento de dicha 
normativa, se configure alguna de las causales antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual 
se retrotraerá el procedimiento, 


Que, la declaración de nulidad en el marco de un procedimiento de selección no solo determina la 
inexistencia del acto realizado incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstas por la normativa de 
contrataciones del Estado, sino también la inexistencia de los actos y etapas posteriores a éste: 

Que, la nulidad constituye una herramienta que permite al Titular de la Entidad sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad y/o de actos contrarios a sus disposiciones que 
pudiera dificultar la contratación, permitiéndole revertir dicha situación, de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones; 


Que, en el mismo sentido, el literal e) del numeral 128; 1 del artículo 128 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando la Entidad verifique 
alguno de los supuestos del numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya sea 
en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que Шай debiendo 
precisar la etapa hasta la que se > retrotrae el procedimiento de selección; 


Que, cabe indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14° del Texto único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece que la causal que origine la nulidad debe 
implicar una afectación al procedimiento de contratación, de tal manera que el acto afectado con dicho 
vicio, no sea susceptible de conservación, siendo que lo antes sefialado, se advierte que ei vicio advertido 


por su trascendencia, en el presente caso, no resulta conservable: 
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Que, en consecuencia, estando al análisis y en aplicación de! marco legal correspondiente, se 
concluye que los hechos antes descritos determinan que se declare la nulidad de Oficio de la Adjudicación 
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Simplificada № 05-202 1-MDA/CS-Decreto de Urgencia-N^- 102-2021, por cuanto coníraviene a lo dispuesto 

en por el “Articulo 72.5*: Consultas, observaciones e infegración de bases" dei Reglamento dei 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como se vulnera el Principio de Transparencía. 
De otro lado considerando que la inobservancia proviene desde la Etapa de Integración de Bases se deberá 
retrotraer el mencionado procedimiento de Selección hasta la mencionada etapa. 


Que. por los fundamentos expuestos y de conformidad, por lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N? 30225, modificada mediante Decreto Legislativo М° 1444, Ley de Contrataciones 
del Estado; y, con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contratacíones del 
Estado, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20? de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N° 27972: \ 


. SE RESUELVE: ` 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Adjudicación Simplificada 
N* 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N* 102-2021, convocado para la SUPERVISIÓN de la obra 
denominada: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPART. AMENTO DE CAJAMARCA»., 
debiéndose retrotraer el mencionado procedimiento hasta la etapa de Integración de Bases a fin de que 
el comité de selección proceda a corregir el error advertido el cual se ha consignado en la parte 
considerativa de la presente resolución, antes de volver a convocar, 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que se notifique la presente Resolución a los miembros del 
Comité de Selección, a la unidad de Abastecimiento, para su publicación pertinente en el portal del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y demás acciones pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - EXHORTESE, a los miembros del Comité de Selección a efectos que 
realicen las funciones encomendadas en el desarrollo del procedimiento de selección con la mayor 
diligencia y se evite dilaciones innecesarias. 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que secretaria general de la Entidad, cumpla con notificar la 
presente resolución a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Anguía, conforme a Ley. 


REGISTRECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Anguía, 25 de noviembre del 2021. 


INFORME N° 02- 2021 - MDCHICS 


n Aeon 771 José Nenii Medina Guerrero ~ > 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 


DE : Comité de Selección 
ASUNTO : Solicita Nulidad de Oficio 
REF : Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia М° 102-2021 


AR 
Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a ia vez para solicitarle lo siguiente: 


Con fecha 11 de noviembre del 2021, se convocó en el portal del Sistema Electrónico de 
Contrataciones con el Estado (SEACE), la Adjudicación Simplificada N* 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia 
N* 102-2021, convocado para la SUPERVISIÓN de la obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSI ABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA . 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», 


Que ante la observación N° 08 formulada por el postor RAMOS VASQUEZ JUAN CARLOS, 
en virtud a la cual solicitó se reduzca los años de experiencia del personal clave, anie dicha solicitud este comité 
de selección consideró el acoger la mencionada observación, sin embargo por error involuntario al momento de 
Integrar las Bases Administrativas, no se ha reducido los años de experiencia en la parte pertinente de los 
Términos de Referencia haciéndose únicamente los cambios en la parte pertinente de los Requisitos de 
Calificación; ante ello al no haber integrado correctamente solicitamos a su Despacho en condición de Titular de 
la Entidad se sirva el declarar la Nulidad de Oficio del mencionado procedimiento de selección considerando que 
se ha vulnerado lo dispuesto en el “Artículo 72.5*: Consultas, observaciones e integración de bases" del 
Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitando que dicho procedimiento se 
retrotraiga hasta la etapa de Integración de Bases a efectos de corregir el error advertido. 


Sin otro particular hago propicia la oportunidad para relterarle las muestras de mi especial 
consideración. 


Atentamente; 
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE “ 


Anguila, 11 de octubre del 2021 


INFORME N° 036-2021-MDA/PRESUP 
FORME N° 036-2021-MDA/PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA VEA as: 


DE : RIERA IRIGOIN RONY | i 7 b d 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO du ЗР. 
А "с ЖИ, Z p 

ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : PREVISION PRESUPUESTAL 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


Que, según Área de abastecimientos N^ 322-2021-MDA/ABAST de fecha 
10 de octubre de parte del área de Abastecimientos .donde solicita la previsión 
presupuestaria, sobre el proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
. VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA, , con códi go 2428270, 
Que según la Directiva № Directiva N? 0007-2020- EF/50.01 “Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”, Artículo 13. Previsión. En el caso de ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal y conforme con lo establecido en el numeral 41.4 
del artículo 41 del Decreto Legislativo N.° 1440, el responsable de la administración del 
presupuesto de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el caso de los Gobiernos Locales, emite y suscribe la previsión 
presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los 
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales 
subsiguientes. Dicha previsión implica la reserva de los recursos y la realización del 
correspondiente registro presupuestario, bajo la responsabilidad de la entidad. Por ello 
debo manifestar que según DU N? 102-2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, Artículo 1. 
Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, para la ejecución de gasto público en 
inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial 
y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación económica y atenuar los 
impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19 dicho proyecto tiene LA 
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PREVISION de acuerdo al Anexo N* 03 previsip herero ragano. Tiseal 2022 y 
a continuación se detalla: | FUENTE EN soPceTT pePEL” | 


— | 
0gA80 2» | 
Ы: o emm | 


| CADENA 
CATEG GENERICA | FUNCIONAL 
.GASTO GASTO PROGRAMATICA 


FUENTE 
FINANCIAMIEN, 


300579 | RECURSOS GASTO 1, 9146 0057 
ORDINARIOS DE | 
| INVERSION | 


Es todo cuanio informo a usted para las acciones que estimo por conveniente 


Atentamente, 


META | CODIGO 
PTAL | UNICO 


2428270 | 111,990.59 


MONTO | 
PREVISION 
PRESUPUESTARIA 


Tres mil seiscientos doce.3612 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
"habadanda. juntos... 
эе 


RESOLUCION DE ALCALDIA N?221— 2021 — MDA/A 


Anguía, 10 de noviembre de 2021 


EL ALCALDE DE mt MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 

VISTO, el informe N° 001-2021-MDA/CS, emitido por el Comité de Selección designado para llevar 
a cabo la Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene 
como objeto la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 


Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA». 


CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194? y 195? de la Constitución Politica del Perü, modificado por Ley N? 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economia local y la prestación de los servicios püblicos de su responsabilidad, en armonia con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo II del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 


Que, Que, el Artículo 41" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que “Los órganos a cargo de los procedimientos de 
selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, as! como 
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 
culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación” 

Que, el Artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-2018-EF, estipula que “Los documentos del procedimiento de selección son las 
bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de Consultores Individuales, así como las 
solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los ‘cuales se utilizan atendiendo al tipo de 
procedimiento. de selección". Así mismo indica que “El comité de selección o el Órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, elabora Jos documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información lécnica y éconómica contenida en 
el expediente de contatacón aproba 47.4. Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas 
sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, segün 
corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la 


Entidad". 


Que, mediante informe de vistos el Comité de Selección, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos indicados en los párrafos precedentes remiteifef réspeelN ріоувао! dé bases Bdfigistratvas que 
4 FUEÑIE EY SRT г = 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA - 
habajando juntos... 
oque 


regirá la Adjudicación Simplificada N* 05-2024-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene 
como objeto la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

~ Y PEATONAL ENLA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA»; por un valor referencia! ascendente a la suma de Sí 121,990.58 (Ciento Veintián Mil Novecientos 
Noventa con 59/100 soles); para su revisión y aprobación pertinente. 


— 


Que, luego de la evaluación pertinente se ha observado que el proyecto de bases administrativas 
derivadas por el mencionado comité de selección que regirá la Adjudicación Simplificada N* 05-2021. 
MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021; que liene como objeto la SUPERVISIÓN de la obra 
denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; cumplen con las 
condiciones legales según lo dispuesto por la normativa de contrataciones, por lo que se encuentran 
expeditas para su respectiva aprobación. 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo М° 348-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N? 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las BASES ADMINISTRATIVAS, correspondientes a ia 
Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto 
la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil Novecientos 
Noventa con 59/100 soles). 
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m Š A a "AP ad n TUE. 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER; que el órgano colegiado designado realice la publicación de 
las bases aprobadas y lodos los demás actos y etapas del imiento de selección hasta su 
consentimiento en el Sistema Electrónico del Estado (SEACE), conforme a la normatividad vigente de 
contratación pública. š £ a 


w 


NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a los integrantes del comité 
, Unidad de Abastecimiento; Dirección de Infraestructura 
Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Asesoría Jurídica. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y; tCRIVI 


өл SDN a ТАД : 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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"Amo del Bicentenario del Perá: 200 años de independencia” 
- INFORME N* 01- 2021-MDA/CS 
А : Ing. Nenil Medina Guerrero 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 
DE : Comité de Selección 
ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


Т 


Sirva la presente рага saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo Siguiente: 


Que, ei Artículo 47*: Documentos del procedimiento de selección; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- ЕЕ: establece textualmente lo siguiente Los 
documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de 


Сопѕийогеѕ Individuales, así como las Solicitudes de cotización para Comparación de Precios. los cuales se utilizan 
atendiendo al tipa de procedimiento de selección”. 


Asi mismo según lo dispuesto en el Artículo 47.3 del mencionado Reglamento, se estelece lo 
siguiente: “El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresporda. elabora ios 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE v la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado”. 


En, tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados articulos este Comite de 
Selección, ha procedido a elaborar las correspondientes Bases Administrativas que regirán la Adjudicación Simplificada 
N* 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia М° 102-2021: a convocarse para la SUPERVISIÓN de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente ala suma de $ SI 
121,990.50 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles). 


Ante lo expuesto, solicitamos a su despacho se sirva emitir el acto resolutivo correspondiente a fin 
de que se proceda a la aprobación de las mencionadas Bases Administrativas pertinentes. 


Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines del caso, 


Atentamente, 


C.@. С. Jesus O. Martínez Panta j ^ 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 218 -2021 - MDA/A 


Anguía, 10 de noviembre de 2021 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


B rab N° 329 - 2021 - MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 1949 y 195? de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N? 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su Competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo II del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N^ 21972. 


Que, el Artículo 41? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-201 8-EF, establece que “41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este 
corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos 
del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento". 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-201 8-EF, establece que “Tratándose de los procedimientos de selección para la 
contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoria de obras, de los tres (3) 
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217 


Que, mediante el Informe de vistos, la Unidad de Abastecimiento de nuestra Entidad eleva al 
Despacho de Alcaldía la propuesta de conformación del comité de selección que llevará a cabo la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021, a Convocarse para la 
SUPERVISIÓN de la obra déflominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»: 
por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa con 
59/100 soles). , 
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Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 


aprobado mediante Ley N* 30225 y su Reglamento арай Médianté Decreta аат 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando sustos... 
SRE 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del articulo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley М° 27972, 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR A LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES, del comité de 
Selección que llevarán a cabo la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 


102-2021, a convocarse para la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA 
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; el cual se encontrará integrado, en conformidad al siguiente 


detalle: 

MIEMBROS TITULARES: E 

* PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA DNi N* 41142638 
+ PRIMER MIEMBRO — : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ DNI N° 46456101 
* SEGUNDO MIEMBRO : ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ DNI N° 46523558 

MIEMBROS SUPLENTES: 

e PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N^ 42002653 
• PRIMER MIEMBRO — :HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA DNI N° 71635668 
* SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA DNI N* 43413818 


ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR ia presente Resolución ai Comilé de Selección designado a efecios 
de que continüe con los trámites correspondientes para la convocatoria del Procedimiento de Selección 


correspondiente. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Oficina de G Gerencia Municipal, 
Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoria Jurídica. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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INFORME N° 329 - 2021 - MDA/ABAST. 
LU Jey — 20€? - МОА/АВАЅТ. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 
А 7 1 JOSENENIL MEDINA GUERRERO, ` E MN. 
ALCALDE DE LA MDA | seur 
ASUNTO : SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021 
FECHA : Anguíia, 10 de noviembre del 2021 


— AA 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 
siguiente: 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que “41,7, Para convocar un procedimiento de 
Selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones. contar con el expediente 
de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando : corresponda, y contar con 
los documentos del procedimiento de selección aprobedos que se publican con la convocatoria. de 
acuerdo a lo que establece el Reglamento “ 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamente de ‘а Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N* 244-2018-EF , stabiece que "Tratándose de los procedimientos 
de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría an general y consultoría de obras. 
de 105 tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217" 


En cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de convocar el 
procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA 
N° 102-2021, a convocarse para la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA 
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 121,990.59 
(Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles), proponemos a los siguientes trabajadores de 


la Entidad a fin de que integren el comité de selección pertinente en conformidad al siguiente detalle: 


MIEMBROS TITULARES: 


e PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANT. 
* PRIMER MIEMBRO — : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 
e SEGUNDO MIEMBRO : ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ 


u NEM DECMESE т 
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MIEMBROS SUPLENTES: 


e PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ UNI N° 42002653 
* PRIMER MIEMBRO — : HERLIN YAHIR -LATAS SALDAÑA DNI N° 71635699 
SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ. SALDAÑA . DNI N° 58413818 


Es en tal sentido, que eievamos la presente propuesta para su respectiva aprobación 
а través del acto resolutivo corresponciente conforme a Ley, 


Atentamente. 


Tres mil seiscientos diecinueve.3619 
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RESOLUCION DE ALCALDIA No 215- 2021 - MDA/A 
A a N 215- 2021 - MDA/A 


— 


Anguía, 10 de noviembre de 2021 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 

VISTO 

El Informe N° 328 — 2021 - MDA/ABAST, de fecha 10/11/2021, del jefe de la Unidad de 
Abastecimiento, y 


CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N? 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo |! del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que "41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este 
corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del 
procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento. 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere 
contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las 
características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad adopta las 
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores 
gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del artículo 
146". a 


Que, el Artículo 42%: Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones dei estado, aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018- EF, estáblece que el órgano 
encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al 
funcionario competente para sy aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas 
de organización interna. | 

Que, mediante el Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, eleva el respectivo Expediente de Contratación para su aprobación correspondiente, a 


la SUPERVISIÓN de la Obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando santos... 
е 


CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de Sj 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil 
Novecientos Noventa con 59/100 soles); indicando así mismo que correspondería el convocar un 
proceso de Adjudicación Simplificada ello en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 102- — 
2021. 


2 


отл Dt, 
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Que, en efecto segün lo dispuesto en el numeral 2 y 3 del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N* 
102-2021, establece que para la contratación de los servicios de consultorías y/o ejecución de obras 


y, señalados en el Artículo 5° del mencionado Decreto de Urgencia, se utilizará el Procedimiento de 


Selección de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N* 30225, Ley 


de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N* 082-2019- EF (en adelante, TUO 
de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria (en 
adelante, Reglamento). 


Que, la oficina de Planeamiento y Presupuesto de nuestra Entidad, emite la respectiva certificación 
Presupuestal N* 541, por el monto de S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa con 
59/100 soles), monto con el cual se garantiza presupuestalmente la mencionada ejecución, 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018. 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N? 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, que regirá la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021, a convocarse 
para la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma, de S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil 
Novecientos Noventa con 59/100 soles). m, 


Tres mil seiscientos veintiuno.362] 


ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección designado 
a efectos de que asuma sus funciones y continúe con los trámites correspondientes para continuar con la 
convocatoria del Procedimiefifa de Selección correspondiente. < 
Ж a Ww 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto. administrativo, a la Oficina de Gerencia 
Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Juridica. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARÓHIVESE A T 


INFORME N° 328 – 2021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


А : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE LA MDA 


ASUNTO : SOLICITA APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA М° 102-2021 


FECHA : Anguía, 10 de noviembre del 2021 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitare io 


siguiente 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECU ICIÓN DE 
GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMI IENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO Ç 


INFRAESTRUCTURA VAL Y EQUIPAMIENTO URBANO", y asi mismo en virtud de lo dispuesto en el Дис 420: 


contenido del abri de contratación; del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, 


sprobadc mediante Decreto mo N* 344-2018- EF, que establece que el órgano = de las 
contaiaciones es e! аараан de remitir el expediente de contratación al funcionario com petente 


para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. 


En tal sentido en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fin de 
convocar el procedimiento de selección pertinente para la SUPERVISIÓN de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO 
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» este órgano Encargado de las 
contrataciones ha procedido a determinar el valor referencial el cual asciende a la suma de $/ 121 ‚990,50 
¡Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles); correspondiéndole i2 convocatoria de 
una Adjudicación Simplificada al amparo de lo dispuesto por el DECRETO DE URGENCIA N° 102- 
2021. y contándose así mismo con la certificación presupuestal pertinente, solicitamos la aprobación dei 


expediente de contratación correspondiente a través del acto resolutivo pertinente conforme a Ley. 


Atentamente, 


„== 
NK IA FIT C t DE; ^oc 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE “ 


Anguia, 10 de octubre del 2021 


INFORME N° 030-2021-MDA/PRESUP _ 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGLIA 


DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 


1ЕЕЕ DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresaric mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


Que, según informe de Área de abastecimientos N? 322-2021-MDA/ABAST 
de fecha 08 de octubre donde solicita disponibilidad y/o certificación presupuestaria, 
sobre el proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, debo manifestar que dicho provecto cuenta con 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA por el monto tctal de S/ 121,990.53 de ia Fuente de 
Financiamiento Recursos por ordinarios. I 


Рага ello emito la certificación № 541, para su respectivo trámite correspondiente segun 
reporte SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), de las cuales detallo а 
continuación: 


Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


КҮТ 
4 5 - 


c 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA N° 0000000541 
, (EN SOLES) 
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 
PROVINCIA : 04 CHOTA 
PESO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA [300579] 


MES : : NOVIEMBRE š FECHA APROBACION : 10/11/2024 
FECHADEDOCUMENTO — . 10/1/2021 ESTADO CERTIFICACION > APROBADO 
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO М DE DOCUMENTO |. 322-2021-MDAJABAR 

JUSTIFICACIÓN 


: PORLA CERTIFICACION ANUAL POR LA SUPERVICION DE OBRA 


ETALLE DEL GASTO 

т-н MEL GASTO 

ЖО А — 
PRGPRODIPRY ACTIANOBR FN. рут GRPF 

МЕТА FFRB CGTT G SG 590 ESFESPD 


90! INICIAL 


MONTO 


0148 2428270 4009079 12 041 0090 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 


0057 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 


Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE а NGUIA - CHOTA - CAJAMARCA 
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 10.006 20 
$ GASTOS DE CAFITAL 19,000.00 

28 ADQUISICION DE ACTIVOS МО FINANCIEROS 10,000.30 
23 2 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000.98 
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INFORME N° 322 - 2021. MDA/ABAST. 
IL 041 - MLA/ABAS 
DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


A I t JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. ` 
ALCALDE DE LA MDA 


ATENCION : RONY ROVERA IRIGOIN 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ASUNTO SOLICITO CERTIFICACION PRESUPESTAL 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021 


FECHA : Anguía, 10 de noviembre del 2021 


uM a a5 J—— ——— —— Á 


Sirva la presente para saludarlo muy coraiaimente y а la vez para solicitarle lo 
siguiente: Paja 


Que, mediante el Decreto de la referencia el Gobierno Central autorizo la transferencia 
de paridas a favor de distintos Gobiernos Locales para financiar inversiones en metera de sencamiente 


EE че} 


urbano y rural, drenaje pluviai e infraestructura vial y equipamienic urbano, siendo uno de dichos 
beneficiarios nuestra Entidad, a través del proyecto de supervisión dencminaca «M JORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUM . PROVINCIA 
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencia! ascendente a ia suma de S; 121,990, 50 


(Ciento Veintiün Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles). 


Es en tal sentido que recurrimos a su Despacho a fin de que disponga al área 
correspondiente proceda a emitir la certificación Presupuestal y/o previsión presupuestal, pertinente en 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4 del Decreto de Urgencia N” 102-2021, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado. 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 


Lc 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200 -2021-MDA/A 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 

VISTO 

El informe N? 317 — 2021 — MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual hace llegar la modificación al Plan Anual de Contrataciones, para su respectiva aprobación у; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Organos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economia local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante соп el Artículo ll del titulo preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N^ 27972; 


Qué; el artículo 15” de la Ley М° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley 
М° 30225, y modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1341, establece que "Teniendo en cuenta la 
etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, ceda Entidad 
debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados 
al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual 
de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas 
con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujelen al ámbito de aplicación 


de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento”. 


Que, el articulo 6° del Reglamento de la Ləy de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que el “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 
Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con 
las reglas previstas en la normatividad де! Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir 
o excluir contrataciones; La Entidad ‚pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el 
SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, е incluye 
la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso”. 


Que, mediante el Informe de visios, la jefatura de la Unidad de la Municipalidad 


RO кзз e LO 
Distrital de Anguía, en conformidad a lo dispuegió"en los minerales 2 y. 3 del anexo 1 Hel DECRETO DE 
FUENTE Б, ӘМЕРЕ ^. 
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URGENCIA N° 102-2021: "DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE GASTO PÜBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA- VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO”, solicita: la 


modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2021, a fin de permitir la 


inclusión y convocatoria de los siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificade-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


» VALOR REFERENCIAL: S/ 42,740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 68/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Е ladies 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre de! 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 121,990.59 (Ciento Veintión Mi Novecientos Noventa con 50/100 5065). 
`* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviernbre del 2021 
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3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. ` 

+ FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2621 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificeda-Decreio ce Urgencia N* 102-2021. 
~ OBJETO: S SUPERVISIÓN ; DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA РОТА 


BLEE 
a 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN Lag LOCALIDADES DE YAMSE USKUM, TAYAROTRERO Y VISTA 
ч 


ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE Rie oia nto SECAR 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA | 
rabajando juntos... 
IARE 


* VALOR REFERENCIAL: S/.237,326.98 {Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 96/100 
soles). 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixio 000 (Tarifas-y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

° TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo М° 350-2015-EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N? 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 


Municipalidad Distrital de Anguía correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, para la inclusión de los 
siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 
> VALOR REFERENCIAL: S/ 42,740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 68/100 soles). 
» SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 
+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. ` 
* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 
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Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 121,990.59 (Ciento Veintiün Mi Novecientos Noventa con 58/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

+ TIPO DE MONEDA: Soles. 3 

+ FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021, 
+ OBJETO: SUPERVISIÓN DE L4 OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE BE DIS An Вази: pe E 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» E iin 


TA - 


hafejauda дамды. 
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e VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 Soles). 
° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• ПРО DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


> 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: 5/ 237,326,96 (Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 96/100 soles), 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

« TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Anguía, realice la publicación de la presente resolución de aprobación en el portal 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. dentro del plazo establecido por las normas 
de contratación público. 


ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a la oficina de planificación y 
presupuesto, Gerencia Municipal, Unidad de Abastecimiento, Asesoría Legal y demás dependencias 
involucrados para los fines correspondientes, quedando una copia en el archivo de Secretaria General. 


REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE; ARCHÍVESE 


Tres mil seiscientos veintinueve.3629 


José Nenil M. 
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INFORME N° 317 —2021- MDA/ABAST 
m o 20е: – МЈАЈАВАЅТ 
А : ING. NENIL MEDINA GUERRERO 
Aicalde Municipalidad Distritai de Anguía PO ре 2 


1 


DE . Dany Anderson Chávez Saidaña ; 
Jefe de la Unidad de Abastecimiento : FECHA TZ 
1 


ASUNTO : SOLICITA MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL a Oe 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N^ 102-2021 
FECHA : Anguía, 09 de noviembre del 2021 


A JOANNE 


Sirya la presente para saludarlo muy cordialmenie a la vez para solicitarie lo siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE URGENCIA 
N° 702-2021. “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN 
МА ГЕНДА DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO , INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EQUIPAMIENTO URBANO” v asi mismo en virtud de io dispuesto en al Artículo 15° de la Lev de Contrataciones con si 
Estado, aprobadc mediante Ley N° 20225, modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y ei Articulo 8° del 


Reglamento de la Levy de < ontateciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo o 


modificación del Plan Anger de Contrataciones de nuestra Entidad a fin de incluir los siguientes procedimientos de 


Selección: 


Tigo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 

> OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

> VALOR REFERENCIAL: 5/ 42 740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 68/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

e FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

+ ПРО DE MONEDA: Soles. 

> FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: ! oviembre del 2021 


Tres mil seiscientos treinta.3630 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 

> OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VESICULAP v PEATONAL EM LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - OEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: 

> VALOR REFERENCIAL: S/ 124,990.59 ¿Ciento Veintiün Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles). 

> SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

o FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Scies. 

e FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de procedímiente de Selacción: Adiidicación Simplificada-Decceib de Uraa a N”. }02- — ение 
— poker ham l 
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CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE АМОША - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; | КО mn 

> VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.09 ¿Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

э FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


+. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 

» OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Е 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE ANGUÍA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; 

> VALOR REFERENCIAL: 5/.237 326.95 (Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte zeis con 95/100 soies). 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 
» FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles, 


> FECHA PREVISTA DE La CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Es cuento informo a usted рага conocimiento y fines del caso v а sn de que se emita el agy 


ч 


bue covespondiente, a ñn de proseguir con la correspondiente convocatoria, 


Atentamente; 


M rera зз чага 


Saldaña 


Tres mil seiscientos treinta y uno.363 1 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL Dt 
ANGUIA - CHOTA-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 


Сло ael Biccntenante del Doni: EDO años de nefanacacia* 


INFORME N^ 010 - 2021-MDA/DIDUR 
; — 


DE Н ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
JEFE DE DIDUR MDA 
A š Ing.NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Апачі 
ASUNTO 8 REMITE ТОВ PARA INICIO DE CONVOCATORIA 
REFERENCIA š SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


FECHA E Anguía, 10 DE NOVIEMBRE DEL 202] 
Tengo a т 


co l salinas y al tiempo uve 
Que, un confo ig AI ET 
E URGENCIA N^ 102-202:: LA OUT ein 


EJECUCIÓN 


AMIENTO URBANO” 


articulo 16? de а ley 


2l artículo 29^ del Reglamento 
g 


а su Despacho los respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA cue 


convocatoria de ia SUPERVISION de la obra denomi 


DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 


DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; Oor cun 


ascendente a la suma de 8/ 121,990.58 (Ciento Velntión Wii 


Tres mil seiscientos treinta y dos.3632 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


TERMINOS DE REFERENCIA 
1. FINALIDAD PÜBLICA 


E! presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural о juridica individual o 
consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras 
Publicas del OSCE, Que presente la propuesta técnica y económica más conveniente para la supervisión 
de la obra: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» para 
ello suministrará a tiempo completo ios Servicios necesarios para una eficiente supervisión de la obra, 
tanto en el aspecto técnico como en el económico — financiero, administrativo y otros que correspondan, 
de acuerdo con los documentos que conforman los términos de referencia, las bases, según lo dispuesto 
en el DECRETO URGENCIA N* 102-2021 


2 ANTECEDENTES 


En el presente año la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, ha previsto ejecutar la obra: 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDA D VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», la misma que pare 
зи correcta ejecución requiere la contratación de los servicios de un consultor de obra a efectos de que 
Supervise dicha obra. 


3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 


LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEFARTAMENTO DE 
CAJAMARCA», Servicios que serán ejecutados por intermedio de un SUPERVISOR. 


Los servicios de consultoría de obras para la Supervisión, abarca desde la fecha de inicio dei cómputo 
del plazo contractual y se realizará durante toda la ejecución de la obra, incluyendo jas pruebas, la 
recepción de obra, y el seguimiento, revisión y corrección, de ser el caso, de Ја Liquidación del Conirato 
de Ejecución de Obra. El SUPERVISOR deberá proveer todos los servicios profesionales especializados 
requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisión. 


4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
Los servicios de consultoria de obras para la supervisión de la Obra, «MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIg? 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


Tiempo de Servicio : 150 días calendarios | 


Valor Referencial : El valor referencial del servicio бе consult será dé 
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de ley. por le que se deberá la fecha dei cálculo del Monto de i 
económica en la oferta. en concordancia con la fecha establecida рага si valor 


referencial. 


Y Forma dé Pago: La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor dej 
: Contratista supervisor en forma mensua! bajo el sistema de contratación en base ai tiempo trabajado 
| bajo el sístema de Tarifas. E! plazo de ejecución para el servicio de consultoria de supervisión de 
obra es de ciento cincuenta (150) días calendarios y el plazo para la liquidación de la obra es de 15 
| dias calendarios cuya cancelación se efectuará en dos (2) armedas: 1) Noventa por ciento por la 
Supervisión en ia ejecución física de la Obra en el plazo de su ejecución, siendo ia forma de pago 


еп forma prorrateada y/o proporcionaies a dicho plazo: 2) y diez por ciento por la emisión de! толпе 
finai de obra, luego de aprobada y/o consentída la Liquidación de la ejecución de Obra y/o cuando 


la Liquidación de la Obra haya sido sometida algún medio de solución de controversia. 


* Plazo máximo de responsabilidad del contratista: Será legaimente responsable de los alcances 
contractuales que le ha correspondido desempeñar, durante el periodo de tres (3) AÑO contados a 
partir de la finalización de sus servicios. debiendo entre otros: 

» Garantizar la calidad de ios servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. 

| * Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados еп la Construcción y adquisición de 
equipamiento. 

+ Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitación. 

| * Cumplir y hacer cumplir ia reglamentación vigente, así como las normas de control, de la Comraloria 

General de la República, en lo concerniente a la construcción de Obras públicas. 


* Hacer cumplirlas condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista ejecutor. 


5. Actividades: 


5.1 Revisar y verificar ei Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optirnizar el Expediente 


I concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados viables, 


a nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances 
en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser cor:cordante con los presentados en la oferta. LA 
SUPERVISIÓN deberá exigir al Contratista un diagrama PERT-CDM y un diagrama de barras (GANT T) 
de todas las actividades que desarrollará. Е 

5.3 Solicitar al contratista la elaboración de la curva "S" relacionado con su calendario valorizado 
La supervisión elaborará en base al avance de obra la curva "S" Semanal que deberá ser presentada 


los días lunes de cada Semana a la dirección de correo electrónico de su coordinador y la presentación 


de la curva "S" mensual deberá ser presentada per en sl informe mensual y valorización "mensual. 
a К А | : y a : таре сага OE: DUS A. 5 
2.4 Verificar la existencia de permisos, licencias y documEntfación net eeu lano sl PIO: ge Іоф trabajos, 
I DENT N SUP: : | 


5.5 Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecucióh del trazo topográfico, debiendo aprobar dicho 
trazo e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL PE 


habidas y 


recomendar las acciones a tomar En esta stapa tambien s 
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MUNICIPALIDAD DIST RITAL DE ANNGUIA 


afectación de áreas arqueológicas, Propiedades privadas y del medio ambiente. En Caso de ocurrir 
estos aventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regulerizaciones. 

5.6 Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad durante la Construcción dei RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 

5.7 Controlar Ta calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de calidad y | 
enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 030 Calidad en la Construcción. 

9.8 Exigir y verificar las instalaciones Provisionales del Contratista, que incluya oficinas Y Servicios 
higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedcres, para el personal obrero 
y almacenes para materiales, equipos y herramientas. 

5.9 Supervisar la ejecución de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas, 
verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas. 

5.10 Controlar la utilización del Adelanto directo que se entregará al Contratista, Suyo propósito es Ja 
movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra, 

5.11 Resolver los problemas de naiuraleza técnica, económica, financiera у legal, que resulten de là 
aplicación de! Contrato de Obra y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecución. elaberando ei 
respectivo Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobación la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA. 

5.12 Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la 

ejecución de la obra. 

5.13 Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en lo referente а ias Pólizas de Seguros. 

5.14 Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a 
los procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder esta, 

5.15 Supervisar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos рага Ча орга, controlando 
estrictamente que cumplan con las características técnicas y especificaciones del fabricante y con las 
normas técnicas nacionales e internacionales, controiando asimismo la calidad de todos los materiales 
y elementos que se emplearán en la obra y equipamiento respectivo, así como le instalación, 
colocación y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos 
apropiados y necesarios, según las especificaciones técnicas. 


5.16 Recibir, analizar y disponer su cumplimiento nor ei Contratista, de las observaciones, sugerencias y/o 
disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA respecto 2 la obra, 

5.17 Controlar y Supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, para 
proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE АМОША. 

3.18 Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los requisitos 
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señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su reparación, 
remoción o reemplazo. 

3.19 Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los vencimientos con quince (15) días de anticipación, asi 
como las Pólizas de Seguros correspondientes. | 

5.20 Согїго!аг y revisar los materiales de construcción en los lugares de Preparación y en el lugar de las 


5.21 Ordenar, Supervisar y certificar los ensayos de Jaboratoria y/o pruebas de campo, según las normes 
que regirán las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales v/o equipos a utilizar. a tenor 
del Contrato de Obra. | 

5.22 Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Crohograma FEFRT-CEM y “llagrema се 


: ET PENTE ES Крфу Pr er" 
Barras con el detalle suficiente de cada una de las aciividades Hesdé N йо haste 5и concluskár, ! 
incidiendo en la Ruta Crítica. 


5.23 Evaluar mediante pruebas las Canteras а emplear y 


MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE ANNGUIA 


5.24 Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de Suelos, 
Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de muestras y 
testigos. 

5.25 Realizar la prueba correspondiente por parte de la Supervisión referidas minimamente a ensayos de 
testigos de concreto, ensayos de clasificación y porcentajes de humedad de madera. mE 

5.26 Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen 
o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su vez, debera 
informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y evaluando los daños, 
cuando éstos se produzcan. 

5.27 Informar a 1а MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro dei 
Personal del Contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o que 


5.28 Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un reporte 
mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, de acuerdo 
a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

5.29 Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o 
modificaciones dei Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
k: conveniencia de su aprobación. 

5.30 Revisar los Metrados presentados. por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las 


Obra, recomendando [а MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA Su aprobación y cancelación. 

5.21 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose sto 
en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

5.32 Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o modificaciones 
de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, рага su autorización 
correspondiente. 

5 33 Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA sobre el monto de los Presupuestos 


CONTRATACIONES DEL ESTADO Evaiuar ¡as solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de 
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Contratista, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el 
REGLAMENTO DE La LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. De igual modo la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en controversias con el Contratista y/o terceros. 

5.35 Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA los solicite o las circunstancias Jo determinen, 

5.36 Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA una permanente 
comunicación, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato. 

5.37 Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendrá la 
documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este archivo se entregará a la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA corjuntamenie con la Liquidación pertinente. 

5.38 Conformar y asesorar al "Comité de Recepción de la Obra" € OMA LEO 

5.39 Revisar y aprobar, antes de la Recepción de Obra, los | etrados p planos posi dbhsfrbccióh, 
elaborados y presentados por ei Contratista de acuerdo allos trabajos, realmente jecutádos. 
Supervisor suscribirá y remitirá esta documeniación la MUNIGIFALIDA ADRI D AN cuu, 
misma que también estara suscrita por el Ing. Residente y/o elrepes Анч да del Contratista. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


5.40 Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el informe Final de Supervisión de Obra, donde se 


5.41 


indique, entre otros, los Metrados post construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, 
ios planos post construcción. el resumen estadístico dei control de calidad de la obra ejecutada, una 
declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la 
construcción de la obra. Se presentará un cuadro donde consten los Metrados contractuales, los 
correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada partida. 

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la recepción 
de la obra; asi como Supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas. 3 
Revisar la Liquidación Final del Coritrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso 
de asi corresponder. 

Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con ic estipulado eri el REGLAMENTO DE LA 
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

Revisar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas, asi сото іа 
Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que deberá 


realizarse oportunamente y £n concordancia con la secepción final de obra. 


. Plan de trabajo 


E! postor deberá presentar a la firma del contrato su plan de trabajo para ser revisado y aprobado por 
el área usuaria, cuyo contenido mínimo será el Siguiente: 
1.- Elaboración dei Informe inicial 
2.- Supervisión de Obra 
2.1 Revisión, aprobación y seguimiento al plan de ejecución de ia obra, 
2.2 Enirega del terreno, verificación ge Permisos y de la documentación necesaria para el inicio 
de las obras. 
2.3 Revisión de las cartas ñanzas y de las pólizas de seguro del contratista 
2.4 Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construcción 
2.5 Verificar el replanteo de la obra 
2.6 Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y Superficies, de acuerdo con los disenos 
de detalle 
2.7 Control de calidad de las obras 
2.8 Revisión de las especificaciones técnicas 
2.9 Pronunciarse sobre consultás de interpretación de planos, especificaciones. pruebas y/o 
ensayos 
2.10 Supervisión permanente de ias labores del contratista 
2.11 Rechazar los trabajos defectuosos о insuficientes y ordenar su reemplazo y/o corrección 
2.12 Controlar la conservación de las obras durante la construcción 
2.13 Verificación de la elaboración e implementación y seguimiento al Plan de Gestión de Calidad 
para la construcción de las obras 
2.14 Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran 
2.15 Seguimiento al contrata de construcción 
2.16 Control de loz plazos parciales y letales pactados para la Construcción 
2.17 Ordenar la intensificación de las labores que estén atrasadas o suspender ias que no estén 


contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir las especificaciones 


ades. ppr LA 
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2.18 Verificar la atención, por parte del contratista 
MUNICIPALIDAD 


f LENTE Er SOF 
2.19 Contre! contable y financiero de la obra T 
2.20 Comprovar el cumplimiento de las nornas ambidntales ys AG 207? 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


2.21 Verificar ei cumplimiento de ias normas de seguridad por parte del contratista 
2.22 Proveer los equipos y el personaj propuesto por ja supervisión 
2.23 Gestión ante organismos por posibles afectaciones que genere la construcción de las obras 
2.24 Supervisión a las instalaciones y equipos del contratista 
2.25 Verificaron del cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso humano `_ 
2.26 Verificar la adecuada utilización de los recursos suministrados por el contratista 
2.27 Verificar la calibración y mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista 
2.28 Valorizar mensualmente los avances de obra 
2.29 Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista 
2.30 Recomendación y Sugerencias al contratista con relación a los cambios o modificaciones de 
los procesos constructivos 
2.31 Asesorar al contratante en las controversias con el contratista 
2.32 Elaboración de documentos y registros propios de las actividades de la Supervisión 
2.33 Verificar, analizar y validar la información y documentación remitida por el contratista 
2.34 Revisar y aprobar los planos de obra terminada 
2.35 Reuniones periódicas con el Contratista y con la MUNICIPALIDAD 
2.36 Comunicación con la MUNICIPALIDAD 
2.37 Preparar los expedientes técnicos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos 
de obra 
2.38 Requerir el correcio mantenimiento de transito de todas las vias que el contratista utilice 
para la ejecución de la obra 
2.39 Verificación de las condiciones de entrega de vías públicas utilizadas por el contratista 
2.40 Mantener la estadística general de la obra y el archivo general del proyecto 
2.41 Elaboración de: informe de apertura: informes mensuales, trimestrales, especiales y de 
oficio: informe final de obra y los informes que la MUNICIPALIDAD requiera 
3.- Recepción de la Obra e informe Final 
3.1 Recepción de Obra 
3.2 Informe Final 
3.3 Informe de revisión de expediente de liquidación final de ejecución de obra. 
3,4 Planos de replanteo. 
3.5 Cambios efectuados durante el proceso de ejecución. Formato de control de cambios 
autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera ei caso. 
3.6 Informe de incompatibilidades entre expediente técnico y ejecución real del proyecto, 


. Recursos a ser provistos por el consultor 
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8. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad ce pN мор 
La entidad no proveerá recursos, el postor asumirá sus recursos. í 


| 
9. impacto ambiental | 


MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE ANNGUIA 


Ei consultor deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Nacional 


de Evaluación de impacto Ambiental. 


10. Perfil del Postor 


Podrán participar en el Proceso de selección personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro 
nacional de proveedores en el capítulo de Consultoria de obras: El consultor de obra debe contar con 
inscripción vigente en el RNP en ia especialidad de Consuitoria Че obras de edificaciones y afines en 
la Categoria В о superior, en caso de consorcio cada integrante del Consorcio que hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatorio debe 


acreditar este requisito. 


En ei caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en ei numeral 49.5 del artícuio 49° de 
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el número máximo de 
consorciados es de dos consorciados, siendo que el porcentaje mínimo de participación para el 


consorciado que acredite mayor experiencia será de treinta y cinco por ciento. 


El Consultor proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, de corresponder, los cuales contarán con las instalaciones y 


medios de transporte y comunicación necesarios bara cumplir eficientemente sus obligaciones. 


El Consultor deberá tener disponibilidad de equinos de cómputo, de topografia, de fotografía, 
vehícuios. etc.. lodos en condiciones óptimas y орегануаз y debidamente calibrados, antes de su 


Utilización en ta elaboración det presente servicio: 


Todo el personal asignado a obra será contratado cor, carácter de dedicación exciusiva y permanente. 


per el tiempo y en la Oportunidad que señalen en su Propuesta Eccnómica, no estando permitido su 


cambio salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas y con autorización la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 
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E! personaj técnico que labore para Ja Supervisión estará dispuesto a efectuar trabajos en días 
domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando así se requiera, sin que esto signifique costo 
adicional para MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA podrá solicitar cambios del personal de la Supervisión 
en cualquier momento, cuando lo considere conveniente para el beneficio de la obra. 


| 


| 

| 
¡A 
| Especialista en | 
| Seguridad en obra Y 

| 
| 


ANT Ж PLANTEL PROFESIONAL CLAVE up 
g Cargo | PROFESIÓN 
| Supervisor de obra ingeniero Civil 
| ylo inspector y/o jefe de supervisión y/o Supervisor | 
bras similares, que se | 
Ingeniero de Higiene у | y/o ingeniero y/o Süpervisér у/д ее y) 
Seguridad Industrial o | residente ən: s guridaH yEskiud tipa 


EXPERIENCIA ] 
Principal y/o residente en о 
p computa desde la colegiatura. 
їпдел{егс Industrial o | e higiene ocupacienal o seguridad de obra o segurfiza 1 


12. Perfil del Personal Propuesto 
Con experiencia mínima de 24 meses como Supervisor 
| 
| 
! 
| Ingeniero Суй о Con experiencia minima g + 
| Ingeniero _ де | en el trabajo ol salud oc Is 


‚ salud ocupaciona! 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


i Seguridad y Salud en | planes de seguridad е higiene ocupacional o еп | 
el Trabajo, tituiado prevención de riesgos laborales, obras en general, que , 

se computa desde la colegiatura. 
Ingeniero — Civil o ! Con experiencia mínima de 12 meses como Especialisia | 


| Especialista 
| ambiental Ingeniero Ambiental o | y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
| | Ingeniero de Gestión | residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
| Ambiental o Ingeniero | ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación | 
| Ambiental y де | ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en | 
| Recursos Ambientales j obras en general, que se computa desde la colegiatura. 
| o Ingeniero de 

| Recursos Naturales у 

| 

| 

| 

| 

| 


Energía Renovable o 
ingeniero de Recursos 


Renovables o | 
| 
| 


| Ingeniero Ambiental y 
| de Recursos | 
i | Naturales titulado esl 
| Especialista en | ingeniero civil titulado | Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista | 
Calidad | | y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor 
i y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: control de | 
i | calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa ! 
| | | de calidad o protocolos de calidad, que se computa desde 
| | | la colegiatura. 


La SUPERVISION deberá mantener permanentemente informado ia MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA sobre el estado de la ejecución de los trabajos y de los servicios 
prestados. La presentación de los informes se tomará en cuenta de acuerdo al REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. para lo cual deberá presentar: 


informes Mensuales: 


` Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al término del periodo informado. еп los 
cuales incluirà la siguiente información: 

* Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente, 

° Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuaies 
de! CONTRATISTA. 

° Problemas surgidos durante la ejecución de la obra y soluciones adoptadas, indicando su 
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infiuencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obra. 

x Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que 
ocasionen daños a la obra y/o a terceros. 

* Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios 
alcanzados por el CONTRATISTA. 

° Listado de información sobre controles topográficos del avance de la obra en ejecución, 

3 Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los de calidad de ios 
materiales a utilizar o utilizados en obra. 

° Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y controi de avance de los 
trabajos programados en el mes anterior. 

P Resumen del estado económico de la obra. Incluir un Anexo que muestre los adelantos 
de materiales otorgados al CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con 
reajuste por amortizar. 

a Organización de !а SUPERVISIÓN y recursos empleados durante el periodo que сирге э! 
informe, indicando además las labores efectuat Se 


. Resumen de: 


+ Notas trascendentes del Cuaderno de Obra | P sp 
05 А6020 


Ae P... 


* Documentación cursada 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


Ф 


Li 


Reuniones Técnicas 

Se anexarán gráficos, curvas de avance, panel fotográfico (mínimo 12 fotos) y videos y 
esquemas según sea necesario. El informe será presentado la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA en un (01) documento impreso original y tres (03) copias a color 
con fotos a color, además se presentará en archivo digital (CD ROM) en el criginal y en 
las copias. 


Informes Especiales 


Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones 
y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. así como cualquier informe que sea 
solicitado la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGU!A y que se encuentre dentro del 
alcance del servicio de la SUPERVISIÓN. Se presentarán en un (01) original y tres (O3) 
Copias, además se presentará en archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias 


Valorizaciones 


EL Supervisor evaluará el Contenido mínimo de los Informes mensuales presentados por el 


contratista ejecutor (original y 03 copias), 


Ы Factura del Contratista. 

. Planillas de Metrados realmente ejecutados. 

. Valorización de avance de Obra. 

» Hoja de Resumen de Valorización. 

3 Reajuste correspondiente а la aplicación de la fónnula polinómica. 


> Deducción por adelantos otorgados. 


s Ensayos de Control de calidad de! material, Pruebas de ensavos. 
• Prueba de calidad de agregados a utilizar. 
° Pruebas de calidad de mezcia (Diseño de mezclas). 


. Otros ensayos encargados por la Entidad y que зе considerarán de carácter 


obligatorio. 


° Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD 

. Copias del Cuaderno de Obra. 

. Copias de avance semanales según informe especial requerido en йет 10.02. 
° Panel fotográfico. 


. Descripción de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los 


problemas presentados y como se solucionaron. 


Copia de contrato de ejecución de obra. 


informe de Supervisión para trámite de pago 
Deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación (ori 


inal у 03 copias) 


"pe 


Factura o recibo por honorarios del Supervisor 
Actividades desarrolladas durante ei mes 

Memoria explicativa de la ejecución de obra 
Valorización reajustada de avance de орга 

Hoja resumen de valofiz ación | 
Certificado de Ensayos de laboratorio y Contr 
empleados-protocolo de prueba 


Gráfico o cuadro comparativo del avance reel con ai zaiencaro programado 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


Resumen de las comunicaciones más importantes y recomendaciones para el 
cumplimiento oportuno de la meta 

Documentos tramitados ante la entidad (copia) 

Comentarios de ejecución de obra por el Supervisor I 

Copia de comprobante de pagos de SENCICO, CONAFOVICER. ESSALUD 
Copias del Cuaderno de obra 

Copias del cuaderno de autocontrol 

Panel fotográfico 


Copia del contrato del supervisor 


Informe Final 


En un (01) original y tres (03) copias, además se presentarán en archivo бана! (CD ROM) en 


el original y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados 


el mismo que contendrá la siguiente información: 


. 


Descripción dei Proyecto y de las Obras como finalmente fueron ejecutadas. 
Resumen de los metrados de trabajos por partidas. 

instalaciones empleadas por el CONTRATISTA, 

Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA 

Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones 
realmente encontradas durante la ejecución de la obra. 

Valorizaciones de la obra contratada., adicionales, etc. 

Eventos especiales ocurridos durante la construcción y e equipamiento de la abra. 
Control del programa de construcción vs. lo realmente ejecutado. 

Dossier de calidad, el cual contendrá: 

Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos, 

Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los i NSUmos usados, 
Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos más irmporíanies de la 
obra, elaborados "conforme a obra", cuya preparación debe efectuarse con las 


previsiones de tiempo adecuadas. 


Tres mil seiscientos cuarenta y dos.3642 


Matriz de calidad. 

Informe de trabajos realizados en relación a Contro! de calidad efectuado durante ја 
ejecución del proyecto, 

Listado de información sobre los controles de ia obra ejecutada. 


Panel fotográfico de todo el proceso constructivo de la obra 


informe de Liquidación de Obra para Revisión y/o Aprobación 


En un (01) original y una (02) copia, la aprobación revisión y aprobación de dicto informe estará 


2 cargo de la Dirección de Infraestructura у Desarrollo 
MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


Valorización recalculada, según formeto. 
Antecedentes. conformado por lo Siguiente: 


Contrato de Ejecución de Obra. 


Acta de Entrega de Terreno. 


Acta de Recepción. 


* Resolución de aprobación de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso. 

5 Copias de hojas dei cuaderno de obra donde figure el inicio v fin de obra, 

* comprobantes de Fago а ESSA] UD. SENCICO y CONAFOVICER. 

* Memoria descriptiva Valerizada. 

. Calculo de Saldo de Liquidación, efectuado por el contratista. 

° Metrado Post Construcción. 

» Certificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra 
(originales) 

* Calendario Valorizado de avance de Obra 

° Copia de Planilla Electrónica correspondiente a la Obra, con ñrma del contador. 

» Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago 
Ge tributos generados por la ejecución de la obra, 

. Panel fotográfico. 

° Planos de replanteo. 

. Cuaderno de obra Originai. 

* Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsabie 
o usuario final de la infraestructura. 


* Cd contenido la liquidación de obra presentada, 


Liquidación del Contrato de Supervisión 
• Informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecución de obra 
relacionadas a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que deberá ser 
elaborado para adjuntar a la liquidación de contrato. 
б En un (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentara esta información 
en CD ROM, (De acuerdo a formato establecido en la Sub Gerencia de 


Liquidaciones) 


3. Otras Obligaciones del consultor 


.* Revisar y verifícar el Expediente Técnico. Esta actividad tene como finalidad oplimizar el 


Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones pars raejorar la calidad del proyecio 
original, en concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados 
viables. : 

Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado 
concordante con el inicio de la obra; y el calendario de adquisición y utilización de insumos y 
equipos. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de partidas, dende se establezca la 
ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en ics diferentes frentes de trabajo, 
debiendo ser concordante con los presentados en la oferta, LA SUPERVISIÓN deberá exigir а 
Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades 
que desarrollará. 

Solicitar а! contratista la elaboración de la curva "S" relacionado con ei calenderio valorizado, 
Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación. necesaria para el inicio de los 
trabajos. 

Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo topográfico, debiendo aprobar 
dicho trazo e informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGI JA, sobre las variaciones 
habidas y recomendar ies acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista 


cautelar la no afectación de áreas arqueviógicas, proriedades privadas v del medio ambiente 


Tres mil seiscientos cuarenta y tres.3643 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


En caso de ocurrir estos eventos. exigir al contratista realizar ias correspondientes 
regularizaciones. 

Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma 5.050 Seguridad durante la Construcción del RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). - | 
Controlar la calidad de los procesos constructivos mediente formatos de aseguramiento de 
calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 020 Calidad en la 
Construcción. 

Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios 
higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedores, para el persona! 
obrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas. 

Supervisar la ejecución de las obras en todo momenta, en forma permanente y en todas sus 
etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones 
técnicas. 

Controlar la utilización del Adelanto en Efectivo que se entregará al C Contratista, cuyo propósito 
es la movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución dei Contrato de Obra. 

Resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiers y legal, que resulten de la 
aplicación. del Contrate de Obra y/o de cambios en el | Proyecio durante su ejecución. elaborando 
el respectivo Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobación la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en ta 
ejecución de la obra. 

Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ANGUIA en io referente 2 las Pólizas de Seguros. 
Autorizar al Contratista cada vez que сера dar inicio a los iapajos, Wevisando y dando 


аа, бу 


conformidad a los procedimientos de construcción propuestos porel Coniraüste de nroceder esta. 


Supervisar e inspeccionar ta adquisición de tos suministros requeridos рага ів obra. controlando 


estrictamente que cumplan con las caracterís; siicas técnicas y especificaciones del fabrican ta y 
con las normas técnicas nacionales e internacionales, controtando asimismo la calidad de lodos 
los materiales y elementos que se emplearán en la obra y eguipamiento respectivo, así como la 
instalación, colocación y funcionamiento de los mismos, exigiendo y veñficando que se realicen 
los ensayos apropiados y necesarios, según las especificaciones técnicas. 

Recibir, analizar y disponer su cumplimiento per el Contratista, de las observaciones, sugerencias 
y/o disposiciones emanadas por el la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA respecio a la 
obra. 

Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, 
para proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 
Rechazar aquellas estructuras, materiales о equipos defectuosos que no cumplan con los 
requisitos señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en e Contrato de Obra y ordenar su 
reparación, remoción o reemplazo. 

Controlar permanentemente la vigencia de jas Carias Fianza del Contratista, comunicando la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los vencimientos con quince í í 

asi como las Pólizas de Seguros correspondientes. 

Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de preparación y er alg ar de 
las obras, “ке CC. IA FI t DEL DOE or? d °] 
Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de lab raton ue Pruebas - de campo según las 


normas que regirán las verificaciones. рага garantiz: 


anticivación, 


utilizar, a tenor del Contrato de Obra. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE ANNGUIA 


Conirolar la Programación y Avance de Obra a través de un Crenograma PERT-CPM y Diagrama 
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las aciividades desde sl inicio hasta su 
conclusión, incidiendo en la Ruta Critica. 
Evaluar mediante pruebas las Canteras а emplear y disponer su aprobación о rechazo. 
| Determinar cuando y donde deben realizarse ias pruebas de campo (Pruebas Mecánica de 
Suelos, Concreto, Materíales, equipos a adquirir, еіс.) y estar presente durante la extracción de 
muestras y testigos. 
Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que 
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su 
vez, deberá informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y 
evaluando los daños, cuando éstos se produzcan. 
Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro del 
personal del Contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente 
o que rehúse cumplir las instrucciones impartidas. 
Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un 
reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, 
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra. 
Controlar el avance de la curva “S” y emitir informe de su control de manera semanal. 
Analizar, cuando sea perlinente, nuevos precios unitarios pare las obras nuevas y/o 
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA la conveniencia de su aprobación. 
Revisar los Metrados presentados por ei Contratista, valorizarios y dar su confermidad a las 
valorizaciones mensuales de avance de obra. reintegros, adelantos y Otros, de acuerdo al 
Contrato de Obra. recomendando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación y 
cancelación. 
Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose 
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de fas Cartas Fianzas. 
Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o 
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, para 
su autorización correspondiente. 
Evaluar las solicitudes del Coniratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación o rechazo, dentro de los plazos que 
establece el Reglamento aprobado Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por 
aplicación del Contrato de Obra presente el Contretista, para lo cual deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el Regiamento aprobado Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes 
Especiales cuando el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los solicite o las circunstancias 
lo determinen. 
Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA una permanente 
comunicación, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo dei Contrato. 
Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendrá !a 
documentación técnica, administrativa y económica de la obre. Este archivo se entregará al 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente Son Tr 
Asistir y asesorar al "Comité de Recepción de la Obra". N | 
Revisar y aprobar, antes de la Recepción de Орга, |105 Metrados y pianos post eóp&trudción, 
elaborados y presentados por el Contratista de асиепдо z ics ПЕТЕ Male secuta. E 


Supervisor suscribirá У remilira esta documentación a г MUN CIE ZU AD:OHSTRIT Ai] CE 
Jadre i v2 ` м 


I 


БРТ PA DEL" 


PUENTE ge GO 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


ANGUIA, ja misma que también estará suscrita por el ing. Residente y/c el representante legal 
del Contratista. 

» Presentar, posterior a la recepción de Obra, el informe Final de Supervisión de Obra, donde se 
indique, entre otros, los Metrados post construcción de acuerdo а los trabajos realmente 
ejecutados, los planos post Construcción, el resumen estadistico del control de calidad de la obra 
ejecutada, una declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas 
y legales durante la construcción de la Obra. Se presentará un cuadro donde consten los 
Metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales. deductivos y los realmente 
ejecutados por cada partida. 

+ Revisar y aprobar el programa del levantamiento de jas nbservaciones que se detecten en la 
recepción de la obra; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas. 

* Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el Contratista. dando su conformidad en 
caso de asi corresponder. 


* Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el reglamento 


14. Adelantos 
Мо se otorgará ningún tipo de adelanto 


15. Subcontratación 
No se Autoriza 


16. Confidencialidad 


+ El Consultor deberá resguardar toda información relacionada а la prestación de la consultoría y 
la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva abscluta en el manejo de 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

= Еп tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas ias políticas y estándares definidos 
por la Entidad, en materia de Seguridad de la información. Dicha obligación comprende ia 
información que se entrega, como también ia que se genera durante la realización de las 
actividades v la información producida una vez que se haya concluido el servicio de consultoria, 

17. Propiedad Intelectual 


» La propiedad intelectual le corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


18. Medidas de control durante la ejecución contractual 
• бе controlará mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del supervisor, especialistas y 


personal calificado, 
* Controles de calidad — Dossier de Calidad 
De acuerdo con el artículo 1632 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas a la 
penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado 
detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 


En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad; 


PENALIDADES 
N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO 


| Cuando el personal clave permanece | 0.5 UIT por cada día dk , 


24е 


menos de sesenta (60) dias calendario о де! | ausencia del persondi | 


integro del plazo de ejecución de la _| en el plazo previsto |! 
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MUNICIPALIDAD DIS 


PENALIDADES 


prestación, si est 


disposiciones estab 

.—— | 190.2 del artículo 190 del R. 
En caso culmine la relación 

| entre el contratista y el personai 
la Entidad no haya aprobado la 

por no cumplir con las 

del profesional 


del personal 


| Por 
| Supervisor de obra 


(Se considera a 
cuando el 


valorización mens 


8 


| 


obra 


I 


alguna obligación 
intereses u otros. 


| c 


SUPUESTOS ОЕ APLICACIÓN DE PENALI 
€ es menor a los sesenta | 
(60) días calendario, de conformidad con las 
ecidas en el numeral 


experiencias y calificaciones 
a Ser reemplazado. 


dia de ausencia injustificada 


encontrado en obra 
continuas las cuales 
| horas díarias del horario de trabajo) 


Por día de demora e 


Por día de demora e 
información relaciona 
plazo, consultas de obra y adicionales de 


DAD 


mento. 


usencia d 


ual 


5 por la entidad, distinta а 


ampliaciones de plazo, consulta de obras y 
adicionales de obras 


como gastos generales, 


H. REQUISITOS DE CALIFICACION: 


HABILITACIÓN 
Requisitos: 


Contar con registro у 
Obra, contando con I 
superior 


De conformidad con i 


Encontrarse activo y habido por la SUNAT. 


contractual 
ofertado y 
sustitución 


— 


dei 


iaria de obra, 
Supervisor de obra no sea 
por más de 4 hora 
estarán dentro de las 8 


n la entrega de la 


n la presentación de 
da a ampliaciones de 


| Por día de ausencia de cualquier personal | 


TRITAL DE ANNGUIA 


PROCEDIMIENTO 
DIDUR. 


FORMA DE CÁLCULO 


Е e E a 


0.5 UIT por cada dia 


corresponder debe ser 


anticipación al día de 
ausencia, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor 


I — OR 


! Per no presentarse en la recepción de obra | 


Según informe del 
responsable de la 
DIDUR. 


de ausencia de! 
personal. 


ТОРТ 
(la justificación de 


presentada 
debidamente 


| Según informe del 
acreditada y con | 
| 


| 
responsable de ia 
DIDUR. 
| 
| 


debidamente 
acreditada) | 


TUET. 


Según informe del 
reSponsable de la 


DIDUR. 
T————————— 
| Según informe del 
| responsable de la 


a 


210: | | 
| DIDUR. 

| | Según informe del 1 
GS ULT | responsable de ia | 
SL 0 — À ИНИН DIDUR. — | 
| Segün informe dei | 

0.1 UI T. i  Fesponsable de !a 
| A Em DIDUR. | 
1 | Según informe del | 
0.15U.LT | responsable de ia | 


| DIDUR. 


EL SUPERVISOR 
sumiírá el 100 96 de 
dichos costos. 


Segün informe del 
responsable de la 
DIDUR. 


am 


igente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consuitores de 


a Especialidad de Consultoria en obras de edificaciones y afines ~ 


aso de jas 


acüvicades reguíada 


categoría B o | 


—À -— in me TO | 
97 рес? sosrd 5546; eclonqga zar | 
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E IS tds mater 
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MUNICIPALIDAD DIST RITAL DE ANNGUIA 
I | 


De conformidad con el literal e) del numerai 3 del Anexo i del Decreto de Urgencia N° 102-2021. este 


| requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
|. | - ^. Copia simple de ficha RUC : ind 


| | | Acreditación: 


* Copia simple de Constancia RNF 


importante 


СА PROFESION» ааа E 
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
| 


CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


Requisitos: 


| | | CARGO en PROFESIÓN | 
i | Supervisor de obra Ingeniero Civil 


| ' ! Especialista en Seguridad en obra y salud | Ingeniero Civil o ingeniero de Higiene y 
| осирасїопа! Seguridad Industrial о ingeniero industrial o 
¡ Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
| _ titulado zs 

| Especialista ambiental Ingeniero Civil c ingeniero Ambiental 
Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o 
ingeniero de Recursos Naturales y Energia 
| Renovable o Ingeniero — de Recursos E 
| Renovables o Ingeniero Ambiental y ; 

| e | de Recursos Naturales titulado 


. | Especialista en Calidad ^  — ingeniero civil titulado | 


—s u. — 


—ÀÀ— 


Acreditación. 


De conformidad con e! literal €) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N* 102-2021, este requisito | 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


Importante... 
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| 

і! 

| 

| 

dei Reglamento г! Supervisor debe cumplir con las mismas | 

| cañicacion с establecidas рага el residente de Dora. Asimismo, el jefe del proyecto | 
| : Й 9csico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 


| B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
| | Requisitos: 


NAL CLAVE 


EXPERIENCIA 
Con experiencia mínima de 24 meses como Supervisor 
ylo inspector y/o jefe de supervisión ylo supervisor 
Principal y/o residente en obras similares, que se 
computa desde la colegiatura. 
Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista 
Seguridad en obra y | Ingeniero de Higiene y | y/o ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o | 
salud ocupacional | Seguridad Industrial o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad | 
| | Ingeniero Industrial o | e higiene ocupacional o seguridad de obra o Seguridad 
| | 
| 


PLANTEL PROFESIO 
PROFESIÓN 
ingeniero Civil 


Supervisor de obra 


AT EE s n T 
Especialista en | Ingeniero Civil о 


Ingeniero de | en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
Seguridad y Salud en planes de seguridad e higiene ocupacional o en | 


prevención de п -9n-generai-que || 
iat DEL SUC V eNTO l 

Especialista | Ingeniero Civil о | Con experiencia minimaldé £2 meses £5 ‘Especialista | | | 
ambiental ! Ingeniero Ambiental o | y/o ingeniero y/ supervisor y/o jefe y/o fé onsable pio Ë | 
| ingeniero de Gestión | residente ambibntal y/o i e Mitigación | | 


| ==. Ambiental o Ingeniero ambiental o ambientalist 6 Су mitigadón ;. 


UNT: 1 i 
d 1 
' Bill i 


el Trabajo, titulado 


MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE ANNGUIA 


8.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
è оа s 0 АА 


¡€ 


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | I 
> m hu us | —————— M M ——ÀM M8 ааа агы: A ea 


IT [Ambiental y де | ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en || 


| 

| | Recursos Ambientales | obras en general, que se computa desde la colegiatura. 
| o ingeniero de | 

| Recursos Naiurales y 

| | Energía Renovable о 


| Renovables o 
| ingeniero Ambientai y 
| de Recursos 
| Naturales titulado 
Especialista en | Ingeniero civil titulado Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista | 
Calidad y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor | 


y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: contro! de 
| | calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa 
| 
| 


| | de calidad o protocolos de calidad, aue se computa desde 


De conformidad con el literai €) de! numeral 3 del Anexo | dei Decreto de Urgencia N^ 102-2021, este requisito 


| 

| 

| 

| Acreditación: 
| 

| de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


imporianie 


Че! axpeniente técnico debe : 


Pmeciomenio 


| CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL — 


| Requisitos: 


! ITEM . DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
i| | Ofici ione 
„01 Oficina y local de operaciones i 


L— 02 | Equipo de Computo -— 
| 03 | Equipo topográfico : 1 | 
10% | Camioneta pick up 4x4 asc 


[..05 | Botiquín (Primeros Auxilios 


— 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N° 102-2021 , este reguisito | 


| 

i 

{ 

! 

| 

| Acreditación: 
H 

1 

l 

| de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
| 


| Requisitos: 


contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la Convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 


l 
Ingenierc de Recursos | | 
| 


| ЕЈ postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces э! valor referencial, por la : 


la colegiatura. : | | 


i 


| 


Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulación | 


peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento ylo ampliación y/o recuperación ylo 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas 
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado o cualquier otro material apropiado) en las siguientes intervenciones: 


alamedas y/o espacios püblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanis s: 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana ye malecones urbanos y 
VENTE Ern AA 

Tis 


Acreditación: 

De conformidad con el literal e) dei numeral 3 del Anexo i 
| documentos gue acreditan la experiencia se presentarán cara la s 
| D 


а desnivel y/o infraestructura vial у/с peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo plazas y/o 


| 


i 


Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o | 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos | 


| 


Tres mil seiscientos cuar 


enta y nueve.3649 


I 
! 
| 


| 


estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
9 mediante cancelación en el mismo comprobante de pagc!. 


Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar ei 
requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad". 


En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo М° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 


cancelados. 


En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio | 
9 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se | 
asumió еп el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho | 
contrato. | 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del | 
20.09.2012, la calificación se сейіга al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en | 
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso ү 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria debiendo acompañar а 
documentación sustentatoria correspondiente. 


i el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
ccisiaria, debe presentar adicionalmente el Anexo М° 9. i г 


0) 


n 


Cuandc en ios contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago ei monto faciurado se encuentre i 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superiniendencia í 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de ; 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, segün corresponda. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N? 8 referido a la Experiencia dei | 
Poster en la Especialidad. 


importante | 


^ Elórgane encargado de las contrataciones o el comité de Selección, según co 
габи manera miegral los documentos preseniados gor el post 
experencia. En tai sentido, aun cuando en os documentos presentados ia Senominal 

objeto contractual no coincida fteratmente con el previsto en las bases, ze deberá va 

CXODUOnca si las actividades que ejeculó ei postor COMES ponden a ја extenencia ves 


E =ñ er Caso de consorcios. la санпсас:оп de la expenenca se (Cafta confor” 10 a R 


Participación de Provesdores ел Consorcio en les Contrataciones dei Estado” 


—,qÁsscÑ  əs—s .>. — — 


que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-ТСЕ.51 del Tribunal de Contrataciones dei Estado: 


SA 


. & solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado n POEZIA 99.puege- ser мло 
considerado como une acreditación que produzca fehaciencia en relación a que selecuentra cóncolado Adry phr EL" 
equivaldria a considerar como válida le sola declaración del postor afirmando qua, el Етна JS Dago , ico 
cancelado" 1 
Ed 


Sivación diferente se suscita ante el sello colocado рог el cliente del poster бег Йй, 
¡supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que hn 


е la validez de la experiencia”. 
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| 
Í 


-e CAPÍTULO I — ` | 
_ FACTORES DE EVALUACIÓN | 


El precio es el único factor de evaluación aplicable para la evaluación de las ofertas presentades pcr los 
postores. 


EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 


[^ 


| 
i 
I 
| 


| 
| 


| 


PUNTAJE / METODOLOGÍA 


я | 
FACTOR DE EVALUACIÓN | _ PARA SU ASIGNACIÓN — | 


PRECIO 
| e 
Evaluación: La evaluación consistirá en asignar | 
un puntaje de cien (100) puntos a | 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. Па oferta de precio más bajo y: 
otorga a іаѕ demás ofertas | 
Acreditación: puntaies inversamente : 


proporcionales a sus respectivos 
Se acreditará mediante el registro del monto de ja oferta en el SEACE | precios, según la siguiente fórmula: | 
о documento que contiene la oferta económica (Anexo М° 6), según | 


| 
corresponda. | | 
| P: = G, x PMP | 
! G 
| | 
Donde: | 
|! = Oferta 


| 
; Pi = Puntaje de la oferta a evaluar | 

; Oi = Precio : 
| Om = Precio de la oferta más baja | 
i РМР = Puntais máximo del precio | 
i 


A A ERR E REED Же) E — x 


PUNTAJE TOTAL I 109 puntos 


FUÉNTE ES red CPU PIEL” 


Tres mil seiscientos cincuenta y dos.3652 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^ 032-2021-MDA/CS-DECRE TO DE URGENCIA N° 102-2021- 
PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. SE REUNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212- ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR А CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA. QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». CON LA FINALIDAD DE 
LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 

ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 

ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO 

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A La NORMATIVIDAD VIGENTE. А VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES ЕМ FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 11 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


VANA P" 
INFORME N^ 01- 2021-MDA/CS 


А : Ing. Nenil Medina Guerrero 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 
DE : Comité de Selección 
ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


: 
Sirva la presente para saludario muy cordialmente a la vez para solicitarle lo : siguiente: 


Que, el Articulo 47°; Documentos del procedimiento de selección; dei Reglamento de ia Ley de 


Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF: establece textualmente lo siguiente Log 


documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés vere Selección de 
Consultores individuales, asi como las solicitudes de cotización pera Comparación de Precios, (os cuales se utilizan 


atendiendo el tipo de procedimiento de selección” 


TU Así mismo según lo dispuesto en ei Artículo 47.3 dei mencionado Reglamente. se establece io 
siguiente: “El comite de selección с el órgano encargado de ias contrataciones, según corresponda. elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente les documentos estándar que 


aprueba ei OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado”. 


En. tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos este Comité de 
Selección, ha procedido a elaborar las correspondientes Bases Administativas que regirán la Adjudicacion Simplificada 
N° 02-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia М° 102-2021: a convocarse para la ejecución de la obre denominada 
«CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENT RO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 610,581.41 [Seis 
Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles). 


Ante lo expuesto, solicitamos a su despacho se sirva emitir el acto resolutivo correspondiente, a fin 


de que se proceda a la aprobación de las mencionadas Bases Administrativas pertinentes. 
Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines del casn, 


Atentamente, 


CEC Jesus О. Martinez Panta 


MATRICULA N° 094-2025 


Tres mil seiscientos cincuenta y seis.3656 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA | 
Trabajando дияга... 


RESOLUCION DE ALCALDIA N* 204 -2021-MDA/A 


ЛСА DE, 
oet La 
e te 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


B, os N° 316 - 2021 - MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194? y 195" de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo 11 del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades М° 27972. 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-ЕЕ ‚ establece que "41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este 
corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos 
del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a io que 
establece el Reglamento”. 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-2018-EF ‚ establece que "Tratándose de los procedimientos de selección para la 
contratación de ejecución de obras, consultoria en general y consultoria de obras, de los tres (3) 
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217" 


Que, mediante el Informe de vistos, la Unidad de Abastecimiento de nuestra Entidad eleva al 
Despacho de Alcaldía la propuesta de conformación del comité de selección que llevará a cabo la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021, a convocarse para la 
ejecución de la obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial 
ascendente a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100: 
soles). 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones dei Estado 


aprobado mediante Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto S -3 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
эке 
Le 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N* 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR А LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES, del comité de 


Selección que llevarán a cabo la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N^ 
102-2021. à convocarse para la ejecución de la obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; 
el cual se encontrará integrado, en conformidad al siguiente detalle: 


MIEMBROS TITULARES: 

+ PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA DNI N* 41142638 
* PRIMER MIEMBRO — :ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ ON! N* 46523558 
* SEGUNDO MIEMBRO : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ DNI N* 46456101 
MIEMBROS SUPLENTES: 

• PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N° 42002653 
+ PRIMER MIEMBRO — :HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA DNI № 71635699 
e SEGUNDO MIENBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA DNI N° 48413818 


ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR ia presente Resolución al Comité de Selección designado a efectos 
de que continüe con los trámites correspondientes para la convocatoria del Procedimiento de Selección 
correspondiente. 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Oficina de Gerencia Municipal, 
Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica. - 


Tres mil seiscientos cincuenta y ocho.3658 


INFORME N° 316 — 2021 - MDA/A2AST. 
AO E - MUAIS SA ST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. ; 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA, | 
А : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, 

ALCALDE DE LA MDA 
ASUNTO : SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 09 de noviembre del 2021 


— c ——— —— 


Sirva la presente para saludario muy cordiaimente y а la vez para solicitarle lo 


siguiente: 


Que, el Artículo 41° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF ‚ establece que “41.1. Рага convocar un procedimiento Je 
selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente 
de contratación aprobado. haber designado al comité de selección cuendo corresponda. y contar гог 
los documentos del procedimiento de selección aprobados que Se publican con le convocatoria, de 


acuerdo a io que establece el Reglamento”. 


Que, el Articulo 44.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que “Tratándose de los procedimientos 
de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obres, 
de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con 


conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Salvo іо previsto en e! artículo 217" 


En cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos, y a fín de convocar el 
procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 02-2021-MDAJCS-DECRETO DE URGENCIA 
N^ 102-2021. a convocarse para la ejecución de la obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil 
Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles), es que proponemos a los siguientes trabajadores de la 

g 


Entidad a fin de que integren el comité de Selección pertinente en conformidad al Siguiente detalle: 


MIEMBROS TITULARES; k EE a 
e PRESIDENTE : С.Р.С JESUS OMAR MARTINEZ PANTA | DNI N* 4 42 2027 
> PRIMER MIEMBRO — : ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ DNI 46829558] . 


+ SEGUNDO MIEMBRO : O 


ы 


р limo Ot io La 
SBERTO IRIGOÍN VASQUEZ | UN. NAGASE 101. +<. | 
* ; 8v dl ngu. 


| 


Tres mil seiscientos cincuenta y пиеуе.3659 


MIEMBROS SUPLENTES; 


• PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N° 42002653 
e PRIMER MIEMBRO — : HERLIN YAHIR LLATAS SALDANA DNI N* 71635699 
SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA ONI N° 48413818 


Es en tal sentido, que elevamos la presente propuesta para su respectiva aprobación 


a través del acto resolutivo correspondiente conforme a Ley, 


Atentamente, 


cer 
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE ^ 


Dh C ues risit э з 2632 1 
Angula, 09 de noviembre del 2021 
guta, 


INFORME N° 025-202 1-MDA/PRESUP 
A A CMD A PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL БЕ ANGUIA 


DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY CHAVEZ SALDAÑA 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA, 


ASUNTO : PREVISION PRESUPUESTAL 


Tengo el agrado de dirigirme à usted, con la finalidad de expresarie mi 
cordial saludo x a la vez informarle lo siguiente: 


Que. segün informe N? 307-202 l-MDA/ABAST, con fecha 08 de 
noviembre del айо 2021. de parte del área de Abastecimientos .donde solicita la previsión 
presupuestaria, sobre el proyecto CREACION DE LA PLAZA EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA 
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, ‚соп código 2445265, 

Que según la Directiva N* Directiva N.° 0007-2020- EF/50 01 "Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”, Artículo: 13. Previsión. En el caso de ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal y conforme con lo establecido en el numeral 31.4 
del artículo 41 dei Decreto Legislativo № 1440, ei responsable de la administración dei 
presupuesto de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el caso de los Gobiernos Locales, emite v suscribe la previsión 
presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los 
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales 
subsiguientes. Dicha previsión implica la reserva de los recursos у la realización del 
correspondiente registro presupuestario. bajo la responsabilidad de la entidad. Por ello 
debo manifestar que según DU N° 102-2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, Artículo 1. 
Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, para la ejecución de gasto público en 
inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura ута] 
y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación económica y atenuar los 
impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19 dicho proyecto tiene LA 
PREVISION de acuerdo al Anexo N 03 previsión de i 
a continuación se detalla: 


Tres mil seiscientos sesenta y uno.3661 


Misi рари uS d | | CADENA T Б ане NNNM. ш 
| ШЕ, | FUENTE CATEG GENERICA | FUNCIONAL META | CODIGO | MONTO | 
| | FINANCIAMIEN. | | GASTO GASTO — | PROGRAMATICA | PTAL | UNICO PREVISION 

| | "a o | 8 ү ү. PRESUPUESTARIA | 
| 300579 | RECURSOS | GASTO | > 0146 | 0060 | 2443265 | 352,248.00 | 


| ORDINARIOS DE 
| INVERSION 
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Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


Tres mil seiscientos sesenta y dos.3662 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA | 
Trabajando tantas., 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 196 -2021-MDA/A 


Anguía, 08 de noviembre dei 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO, 
El Informe N° 312 — 2021 ~ MDA/ABAST, de fecha 08/11/2021, del jefe de la Unidad de 
Abastecimiento, y 


CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194? y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, establece 
que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Organos de gobiemo local, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo yia 
economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo ЇЇ del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que “41.1, Para convocar un procedimiento de selección, 
este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de 
contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los 
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la con vocatoria, de acuerdo a 
lo que establece el Reglamento. 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de 
obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad fisica del terreno, 
salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno, En este caso, la 
Entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de 
no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
numeral 146.2 del artículo 146". 


Que, el Artículo 42%: Contenido del expediente de contratación: де! Reglamento de la Lev de 
Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, establece que el 
órgano encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación а! 
funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas 
de organización interna. | 


Que, así mismo segün lo dispuesto en el Artículo 34.2 dei Reglamento de la Ley de 
Contrataciones dei Esiado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018. EF, *34 2, El valor 


referencial se determina conforme a lo Siguiente: а) En la coniretación para la ejecución de obras, 


Tres mil seiscientos sesenta y tres.3663 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ^ 
Trabajando TURTO, aa 


NGUÍA 


Вар 


ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección designado 


a efectos de que asuma sus funciones y continüe con los trámites correspondientes para continuar con la 
convocatoria del Procedimiento de Selección correspondiente, 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Oficina de Gerencia | 
Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Juridica. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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INFORME N° 312 - 2021 - MDA/ABAST. 
MEG 2148—4041 - МСА/АВАЅТ. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


А ; JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE LA MDA 


ASUNTO ¿SOLICITA APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2024 


FECHA : Anguía, 08 de noviembre 


——— M M — ——— 


Sirva la presente pare saludarlo mi uy cordialmente y а la vez para solicitarle io 


Gue, en conformidad a lo dispuesto en 105 numerales 2 y 3 del ai:exo 1 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 102-2021: "DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS Ex TRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
GASTO PUBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO . 
INFRAESTRUCTURA VIAL V EQUIPAMIENTO URBANO" y asi mismo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 42° 
Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF , que establece que el órgano encargado de las 
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente 


рага Su aprobación, en forma previa a la convocator la, de acuerdo a sue normas de organización interna. 


Que, el Artículo 34,2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF ‚ establece lo siguiente “34.2. El valor referencial 
se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al 


monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad”. 


n tal sentido en cumplimiento a lo dispuesto en les mencionados artículos, y a fin de 
convocar el procedimiento de selección pertinente para la ejecución de ia obra denominada «CREACIÓN 
DE LA PLAZA EN Ei. CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» este órgano Encargado de las contrataciones ha procedido a determinar 
el valor referencial el cual asciende a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos 


Ochenta y Uno con 11/100 soles): corespondiéndole la convocatoria de una Adiudicación 


Simplificada al amparo de lo dispuesto por el DECRETO DE URGENCIA N° ntándose asi 
mismo con la certificación presupuestal pertinente, solicitamos ia apr bacióny del. expe lente” Bor END 


contratación correspondiente a través del acto reso! tutivo pertinente confor 


Atentamente. 


Tres mil seiscientos sesenta y cinco.3665 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE * 


Angula, 08 de octubre del 202! 


INFORME N* 022-2021-MDA/PRESUP 
A MIDA /PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTR! 


TAL DE ANGUIA 


DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 


Tengo el agrado de dirigirme a usted. con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 

Que, según informe de Área de abastecimientos N2 
de fecha 08 de octubre donde solicita disponibilidad y/ 
sobre el proyecto: CREACION DE LA PLAZA EN EL CENTR 


DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DE 
debo manifes 


307-2021-MDA/ABAST 
o certificación presupuestaria, 
O POBLADO DE HUALLANGATE 


PARTAMENTO DE CAJAMARCA, 
ter que dicho proyecto cuenta con DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA por 
ei monto total de 5/ 610, 581. 11 de la Fuente de Financiamiento Recursos por 
ordinarios. 


Para ello emito la certificación Na 530, para su respectivo trámite correspondiente según 


reporte SIAF (Sistema Integrado de Administración 


Financiera), de las cuales detallo a 
continuación: 


Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime DOT conveniente 


Atentamente. 


, с CRGA y 
UN. ен A СЕМЕВА 
SECRETARIA ino 


(EST 


гм 


CLAU 
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Tres mil seiscientos sesenta y seis.3666 


CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA N* 0000000530 


(EN SOLES) 


DEPARTAMENTO: 0G CAJAMARCA 
PROVINCIA: 04 CHOTA 
PLESO, 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA [300579] 
MES г NOVIEMBRE FECHA APROBACION : 98/11/2021 
FECHA DE DOCUMENTO — ; 98/11/2021 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 
TIPO COCUMENTO : SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO |. 307-2021-MDA/ABAS 
JUSTIFICACIÓN ` POR LA CERTIFICAICON ANUAL DE LA EJECUCION DEL PARQUE PRINCIPAL HUALLANGATE SEGUN DU 102-2021 


2ETALLE DEL GASTO 
SECUENCIA 


PRGFRODIPRY ACTIANCBR FN OIVF RPF 


© 


META FF RB СОТТО SG SGD ESHESPD | 
0001 — INICIAL 


0146 2445265 4000185 19 041 0010 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 
9080 CREACION DE LA PLAZA EN El CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGLIA - CHOTA - CAJAMARCA 
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 
3 GASTOS DE CAPITAL 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
2 2 OTRAS ESTRUCTURAS 
3.9  PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 
25.23.68 2  COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 


OTAL CERTIFICACION 
JTAL NOTA 


A 
/ Presupuesto y Planificación 
I Sello Y Firma 


Tres mil seiscientos sesenta y siete.3667 


DE 


ATENCION 


ASUNTO 


REFERENCIA 


FECHA 


siguiente: 


Que. mediante el Decreto de la referencia el Gobierno Central autorizo ia iraneterencia 
de partidas a favor de distintos Gobiernos Locales para financiar inversiones an materia 8e saneamiento 
urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento urbano, siendo uno de dichos 
beneficiarios nuestra Entidad, a través del provecio denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN El CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . DEPARTAMENTO DE 
SAJAMARCA», cuyo Monto de ejecución asciende a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil 
Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles). 


— —— ...... .. U U 


INFORME N° 307 - 2021 - MDA/ABAST. 
ULM 4047 - MDA/ABAST. 


DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE ГА MDA 


г: RONY ROVERA IRIGOIN 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


SOLICITO CERTIFICACION PRESUPESTAL 
DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 


Anguía, 08 de noviembre del 2021 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para solicitarle lo 


Tres mil seiscientos sesenta y ocho.3668 


Es en tal sentido que recurrimos a su Despacho a fin de que disponga al área 


esrrocrandian ^ 
correspondiente pro 


conformidad a lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 102.2024. en 


Н ni Лил > ! ^ {с^ d etai і i 
eda a emitir la certificación Presupuestal y/o previsión presupuestal, pertinente en 


>] 


concordancia соп lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado. 


cuente informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 


MUNICIPALIDAD DISTRIT. 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 195 -2021-MDA/A 


DNA 


Anguía, 08 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PRCVINCIA DE CHOTA, REGION 
CAJAMARCA, 

VISTO, 

E! informe № 304- 2021 - MDA/UABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual hace llegar la modificación al Plan Anual de Contrataciones. para su respectiva aprobación y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú. modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tíenen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios püblicos de.su responsabilidad, en armonía con las 
politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo Ii del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N* 27972; 


Qué; e! articulo 15° dela Ley М° 30225, Ley de Contrataciones dei Estado aprobado mediante Ley 
N* 30225, y modificado mediante el Decreto Legislativo М° 1341, establece que “Teniendo en cuenta la 
etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad 
debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios 
рага el cumplimiento de sus objetivos y actividades рага Jicho año, los que deben encontrarse vinculados 
al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anua! ds Contrataciones. El Plan Anual 
de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes. servicios y obras cubiertas 
con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación 
de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento". 


Que, el artículo 6” del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que el “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 
Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha faculiad, de conformidad con 
las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir 
o excluir contrataciones. La Entidad públice su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el 
SEACE y, cuendo lo tuviere, en su portal institucional. Diche publicación se realiza dentro de los cinco (5j 


días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contratacione 


Tres mil seiscientos sesenta y nueve.3669 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
habajando jantos... 


Que, mediante el Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 


Distrital de Anguia, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE GASTO PÜBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO”, solicita la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2021, a fin de permitir la 
inciusión y convocatoria de los siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 

* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: 

• VALOR REFERENCIAL: S/ 421,679.42 (Cuatrocientos Veintión Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 42/100 
Soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. | 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 


Tipo dé procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 

» OBJETO: EJECUCIÓN DE ГА OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
` DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles]. 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


N 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021, 


* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA LOCALIDAD DE CHÜGUR- DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 2:033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta y Seis con 54/100 
soles). | 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

» TIPO DE MONEDA: Soles, 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2 


Tres mil seiscientos setenta.3670 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍ 
Trabajando junto... 


TER ES 
“8 


4. Tipo de procedimiento de Selección: Adiudicación Simpiificada-Decreto de Urgencia М° 102-2021, 

* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: S/ 340,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y 
Nueve con 79/100 soles). 

s SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

° TIPO DE MONEDA: Soles. 

• FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 
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. Tipo de procedimiento de Selección: Acjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia М° 102-2021, 

• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Е 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

e VALOR REFERENCIAL: S S/-3,098.263.13 (Tres Millones Noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres con 
13/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Que, por los fundamentos expuestos y de centermidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley М° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20* de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley № 27972, 


SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación del Plan Anuai de Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Anguia correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, para la inclusión de los 
siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
• OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE !NFANTiL EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 
$ VALOR REFERENCIAL: Sj 421 579.47 (Cuatrocientos veintiün Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 42/106 


Soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 
+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 


Tres mil seiscientos setenta y uno.3671 


> 


MUNICIPALIDAD t DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando jantos.. 


аф е 


* TIPO DE MONEDA: Soles. 
+ FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
» OBJETO: EJECUCIÓN DE LÀ OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 
e VALOR REFERENCIAL: S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles). 
» SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles 
* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 
e OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


• VALOR REFERENCIAL: 5/ 2033.176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mil Ciento Setenta у Seis con 54/100 
Soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TiPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 

* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT TONAL EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA» ` 


s VALOR REFERENCIAL: S/ 3 490 299 70 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y 
Nueve con 79/100 soles). 

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

> FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 


Tres mil seiscientos setenta y dos.3672 


. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


"A DREAM REL AT 
* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y ANPEACION DEL SISTEMA DE AGUA PO 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO ЕМ LAS LOCALIDADES DE SIP TAYAPOTR esa | 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - D ш) T Д | 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
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* VALOR REFERENCIAL: S; 3,098.263.13 (Tres Millones Noventa y ocho mil doscientos sesenta y tres con 
13/100 soles). | 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles, 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Anguía, realice la publicación de la presente resolución de aprobación en el portal 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo establecido por las normas 
de contratación público, 


ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el presente acto administrativo a la oficina de planificación y 
presupuesto, Gerencia Municipal, Unidad de Abastecimiento, Asesoría Legal y demás dependencias 


involucrados para los fines correspondientes, quedando una Copia en el archivo de Secretaria General. 


REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE; ARCHÍVESE 
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Tres mil seiscientos setenta y tres.3673 
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INFORME N* 304 — 2024 . MDA/ABAST. 
AA - 4051-МОА/АВА5Т 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


(UN ac ubran KEDER 


GENERAL | 
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A : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. { SECRETARÍA GENER: 
ALCALDE DE LA MDA | má 
ASUNTO : SOLICITO MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL | seem 
V. Fols C» — 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 


— U 


Sirva ja presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle io 
Siguiente, 


Que. en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del 
DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021: "DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
EXTRACRDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN 
ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE FROYECTOS DE SANEAMIENTO , INFRAESTRUCTURA Vial. 
Y EQUIPAMIENTO URBANO”. y así mismo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15" de la | By 


de Corvataciónes con ei Estado, aprobaco mediante Ley N* 30225. modificado mediante el 
Decreto Legislativo N° 1241 y el Artícuio 8* del Reglamento de la Ley de Contrataciones con si 
Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se solicita la modificación de! 
Plan Anuai de Contrataciones де nuestra Entidad a fin de incluir los siguientes 
procedimientos de selección: 


* Tipo de precedimiento de Selección. Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 

102-2021 

* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA. «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EM EL CENTRO 
POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA . PROVINCIA DE CHOTA 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: sy 421,679.42 (Cuatrocientos Veintiún Mil Seiscientos Setenta y 
Nueve con 42/100 soles), 

» SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Alzada 


* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordínarios "Eu rS закова К е 
> TIPO DE MONEDA: Soles. | кшем EN орот Prog" | 


i 


> FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembte del 202 


Tipo de procedimiento de Selección. Adjudicación Sirriplifica 


Picada- Decreto de-urgençia м) 
$; EN 


Tres mil seiscientos setenta y cuatro.3674 


Ut 


> OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LÀ PLAZA EN EL 


DE PUALLANGATE DEL DISTRITO DE АМОША - PROVINCIA DE f CHOTA 


CAJAMARCA» 

+ VALOR REFERENCIAL: 5/ 810 ‚581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Unc 
con 11/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Suma Aizada 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 


i. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 


102-2021. 

* OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA. «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE AMGUIA - 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

VALOR REFERENCIAL: 5/ 2'033,176.54 (Dos Millones Treinta y Tres Mii Ciento Setenta 
y Seis con 54/100 50168), 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles, 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre dei 2021 


> 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simpiificade-Decreto de Urgencia N* 

102-2021. 

› OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN El CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CROTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

^ VALOR REFERENCIAL: S/ 3 "490,299.79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Doscientos Novente y Nueve con 79/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

a TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N^ 


102-2021. 


c a 


ё м OS 
BJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPL IACINNEDEL SIBT ESA PEEL” | 


AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCA: JDADES DF 
YANISE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DEA 8 
LE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». Bo 

* VALOR REFERENCIAL: S; 3.098.263 i2 (Tres Millones Novent 


TAG EU "je nop ict оор. eee 
зевета y ires con 13/100 soles) 


Ка, 


Tres mil seiscientos setenta y cinco.3675 


* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Precios Unitarios 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
+ TIPO DE MONEDA: Scies. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Es cuento informo a usted Бага conocimiento y fines del caso y a fin de que 


se emite el acto resolutivo correspondiente. a tn de proseguir со 


convocatoria. 


Atentamente; 


ISTRITAL ТЕ £NGUIA 


dL DIDIDTTPPETPPPEAS 


507 Nidvez Saldeña 


| iB correspondiente 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ANGUIA - CHOTA-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTR UCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 


INFORME N'05- 2021-MDA/DIDUR 
——— T 


DE E ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
CEFE DE DIDUR MDA 


A ing.NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Arguia 

ASUNTO м REMITE TDR PARA INICIO DE CONVOCATORIA 

REPERENCIA : EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «CREACIÓN DE LA PLAZA 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

PECHA Я Anguia, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


TÉRMINOS DE REFERENCIA que 


^nominsda «CREACIÓN DE LA 
PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
СНОТА - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valer ref i 


de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mii Quinientos 


ixttaL DEA 

GEMERAL | 

Aii i 
Eyed 1 


Tres mil seiscientos setenta y siete.3677 


WELONICIPALIDATD DISTRITA lu o ALA 


TERMINOS DE REFERENCIA 


«CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


NOVIEMBRE 2021 


Tres mil seiscientos setenta y ocho.3678 


TÉRMINCS БЕ REFERENCIA 
+ CONSIDERACIONES GENERALES 


1.1 FINALIDAD PUBLICA 


La construcción de una plaza en el centro poblado de Huallangate 


gs 


пп de incrementar la 


E 


oni de recreación y el sanc esparcimiento de ia población, así como permitir el 
desarrollo físico y bienestar de los niños. jóvenes y adultos. fortaleciendo las relaciones inter 


comunidades. 


1.2 UBICACIÓN GENERAL 


Localidad ; Huailangate 
Disirito : Anguía 
Provincia ; Chota 
Región i Cajamarce 


1.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 


E! diagnóstico de la situación actual del émbito de intervención que describe y explica en 
gran parie ia condición y estado de la realidad. ha permitido estabiecer а través de un 
diagnóstico compartido ei problema principal que afecta a la población: "Implementación de 


la infraestructura de la plaza en La Localidad De dise te”. 


E! proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva por perte de la Municipalidad 
Distrital de Anguía, así como de sus pobladores, ámbito donde se desarrollará el Proyecto, 
debido а que su concepción su urge de una necesidad sentida por muchos años y básica para 
la juventud y población en general del Distrito de Anguía, pues ei abandono de la plaza 
propicia que se tenga un paisaje urbanístico con mal aspecto y que, a su vez, origina 
condiciones inadecuadas para un sano desarrollo y esparcimiento de la población, la misma 
que está relacionada con la falta de infraestruciura Civica, impidiendo que se puedan 
realizar actividades u otras ceremonias institucionales de la localidad en un lugar apropiado. 


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 


* Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, reduciendo los 
gastos de mantenimiento y pintado de los mismos. 

• Ahorro en los costos por higiene personal. 

* Conseguir una mayor calidad humana en ia zona, mejorando su estética. suprimiendo 
ruidos, polvaredas e incrementando | ia convivenc 


e€ Estimular ia economía y desarrollo ce los centros comerciales. 


* Contar con Infraestructura Cívica. en buen estado gen-sasa S === і 
“ES POCA Са GEE DCC 


rut K iC 
rgyeqtn segun wiseño эзш 
| 
| 
| 


se obtiene como resultado de la ejecución del 


conforme el estudio de suelos y 6sOsclñficac 
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E 


° Reducción de ie incigencia de eniermedades respiratorias y trasmisibles: al disminuir 
drásticamente las particulas de 2civo en suspensión en las calles 

* Mejoramiento de ia imagen de la zona urbana del Centro Poblado de Huallangate. 

^ Incremento en la formalización de predios. 

€ Mejcra en la calidad de los servicios públicos 

» Mayor movimiento comercial. 


* Integración de autoridades con su población 


1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 


El proyecto abarca una superficie de intervención de 1150.97 mé, en ella se ejecutará 
trabajos de movimiento de tierras. limpieza, nivelación y eliminación de desmonte, para 


'uego. ejecutar los siguientes trabajos: 


° Veredas externas de concreto simple Ғс=175 kg/cm? 
• Pisos de pieara laja 
* Pisos de canto rodado 


* Veredas bruñadas según los detalles de los planos. 


d 
c 
25 
a 
A 
Ф 
T 
© 
Ф 
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Q 
ау 
5 
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* Jardineras de concreto con enchapado en piedra se 
* Áreas verdes. 

* Construcción de rampas de concreto simple "cz175 kg/cm? 
* Bancas según diseño en planos 

° Juegos recreativos según diseño 


e Instalación de postes de luz ornamentales. 


1.4.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO 


Arquitectura 

El proyecto arquitectónico consiste en la construcción del parque con sus respectivas 
veredas. áreas verdes. bancas. y demás detalles que огпатег[ап a la localidad de 
Huallangate. 


Pintura 


Se marcan las características principales de los elementos arquitectónicos. Se usan en la 


demarcación de las señalizaciones, pintado de bancas, vefg ES. 


que sean convenientes. 


Instalaciones eléctricas 


laé/instelacienea de 


|| ELS 


Se ha proyectado con el fin de dotar de energía didi al Parqlej 
f 


L КОА 
todos los ambientes que sean necesarios con una асотей blica раа ser 


conducida ai Tablero Genera! Los componentes que conforman estes instalaciones se 


Tres mil seiscientos ochenta.3680 


сеѕспбеп iness abajo, 
Red de alimentación a tabiero 


Ei cable alimentador principal entre el punto de alimentación еп caja tensión y el tablero 
general. 
Luego desde el tablero general se msiaisrán los cables alimentadores hacia circuitos 


derivados hasta llegar a cada uno de ios centros de luz. 


Red de iluminación de plaza 


La iluminación de! Parque se realizará mediante proyectores simétricos de 500 watts. cada 
Proyector estará colocado en ei correspondiente poste (detallado en los pianos 
respectivos), para lo cual se implemeniarán con elementos necesarios para su óptimo 


funcionamiento. Este sistema será manejado con un sistema de llaves termomagnéticas. 


1.5 METAS FÍSICAS 


La ejecución del proyecto consta de: 


mé. con concreto E Cz 


һә 


° Construcción de veredas externas con un área total de 313.1 
175 kg/cm? 
* Construcción de gradas се acceso а рага segun іа especificación en los pianos con 


^ 2 
2 


un área de 8.64 m 

° Construcción de piso de piedra ‘аја según ia especificación en tes planos con un área 
de 231.77 ma 

* Construcción de piso de Cemento pulido según la especificación en los planos con 
un área de 127.16 m?. 

* Construcción de piso de canto rodado segun la especificación en los pianos con un 
área de 78.54 m? 

* Implementación de jardines teniendo un área de 249 96 m? 

* Implementación con bancas segun los detalles de los planos, cantidad 11 und. 

* Implementación de Luminarias tipo Farol, cantidad 14 und. 


° Implementación de Tachos Ecoiógicos, cantidac 5 und. 


61. METAS FÍSICAS DE AC ЧЕКОО AL PRESUPUESTO DE OBRA 
Кет Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total 
1 PLAZA - HUALLANGATE е : т _ 449.949.24 
1.1 HEAS БС SE > " 3 EC 5 
12 ! 
il 


к 
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Iii. 


Fuente: propia 


VALOR REFERENCIAL: 

Ei valor referencial para la ejecución de ia obra asciende a la suma de S/ 610,581.11 
(Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 soles), dicho valor referencial 
incluye gastos generales, utilidades. todos los tributos, seguros, trensporte, inspecciones. 
pruebas de puesta en marcha. ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y 
financieros, siendo que se deberá indicar la incidencia porcentual de jos gastos generales 
variables y gastos generales fijos, manteniéndose jos planteados en el expediente técnica 
con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obre con precios 
determinados a NOVIEMBRE del 2021. 


Costo Directo 449 249,24 
Gastos Generales 10.00% 44.994 92 
Utilidad 5 5.00% 22,497 48 
Parcial | 517.441,82 
LG. V. | 18.00% 93 13949 
TOTAL: 610,581.11 


PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es 90 dias 
calendarios, en concordancia con lo establecido en ei expediente de contratación y en el 


expediente técnico de obra 


SISTEMA DE CONTRATACION: 
El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA. 


PERFIL DEL CONTRATISTA 
El postor deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
como Ejecutor de Obras, no estar sancionado s inhabilitado para contratar con el estado, 


deberé contar con experiencia en cbras similares al objeto de la contratación 


En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispu erai 49 5 dei artículo 
Р " "ES Ce ME 
49° del Reglamento de la Ley de contrataciones del E tado, -$6 Seledpipa Ae ерове 


máximo de consorciados es de dos consorciados. 
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| Cuando el Contratista no cuente con ios equipos minimos 
i exigidos еп el expediente técnico conforme a su propuesta 


| técnica y ai programa de utilización de los mismos. o que ios 


tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será | 0.4/1000 del monto | Segun informe. ¡| - 
i s: 
| por dia y por equipo. la misma que será constatada por la | contratado del Supervisor 
! | Supervisión de Obra y anotado en el cuaderno de obra con ta ‚ 


cual se aplicará la penalidad establecida. | 
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA T | | | 
El Residente es de forma permanente y directa. (Art. 156 del | 
Reglamento de la ley de contrataciones). En caso que el | ! 

| 


| Residente de Obra no permanezca permanentemente en la 
| obra será causal de la aplicación de la muita. La multa será por | | 


Un 


cada día de inasistencia injustificada. | 
К ! 
La justificación de ausencia deberá ser notificada а! Supervisor | | 


I 
9 Inspector de Obra mediante carta o anotación en el cuaderno | 


| de obra. La verificación de la inasistencia será efectuada por la | , 
| i 


Supervisión o Inspección de obra. Para la aplicación bastara | 
con que el supervisor o inspector anote en el cuaderno de obra | 5/1000 del monito | Según informe 


| tal hecho y comunique a la Entidad. Asimismo, esta penalidad | contratado det Supervisor 


Será aplicada si en las visitas del coordinador de obra o Monitor 


de obra o cualquier representante de la Entidad no encontrase i 


al Residente lo cual será comunicado a la Supervisión o 
| { Inspección para la anotación en el cuaderno de obra. | 

— —— E TRIN AT 4 
5 | CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO i 10/1000 del monto | Según informe 


| | RESIDENTE DE OBRA. | contratado | | del Supervisor 
| 7 CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS | 8/1000 Че! monto | Segün informe 
| | | contratado | del Supervisor | 
|8 | PAGO DEL PERSONAL 1 Suc еш | 


| | Рог la demora en el cumplimiento de los pagos del personal al 


| Servicio del contratista por un periodo mayor а un mes. La muita | 4/1000 dei monto | Segun informe ` 


será por cada caso detectado. El hecho será corroborado por | contratado | del Supervisor | 


] la Supervisión de obra. Рага la aplicación de la penalidad | | 
i deberá anotarse en el cuaderno de obra por la Supervisión o | | 
| 


inspección. 


¡9 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO | 
| CONTRACTUAL. | | | 
Cuando el contratista по cumpla en entregar el calendario | 


| valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, | 2/1000 del monto MCA informe 


| еп un plazo de 24 horas. La multa será por cada día de retraso | contratado del Supervisor 


әп la presentación. 


! 
| 10 | ACTOS DOLOSOS. Н иН 


i і Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizó ` 


i 
| 
i 
| 
| 
{ 
| 
| 
! 
! 
I 
! 


| 
| 
і i | 
| actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de ia | | 
| Municipalidad Distrital de Anguía, además de la Separación de - 10/1000 del monto : Según informe | 


| | 105 trabajadores. se le aplicará la multa correspondiente. La 
| misma que serà constatada por la Supervisión de obra y 
| anotado en е! cuaderno de obra con іо cual se aplicará la A | 

07 АВО 2022 


| penalidad establecida. 


De detectarse alcuna infracción cometida por el Cortratigta, el Su Visbi deter 'ánotar г 


i ле P» get ырас "^ov 


Ens 


Tres mil seiscientos ochenta y tres.3683 


MUNICI PALITI 


Й 


s! Cuaderno de Obra o comunicar mediante сапа sl Contratista la ocurrencia (que se 


un 


considerará un pre aviso, otorgando un plazo de 24 horas pera la subsanación de le falta, 


atm 


según corresponda. 
Estas penalidades se deducen de ias valorizaciones o er la liquidación final, según 


corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantia `: 


de fiel cumplimiento. 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem 


que debió ejecutarse. 


Cuando se ilegue a cubrir el monto máximo de ia penalidad por mora o el monto máximo para 


otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento, 


іХ. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y Ei postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente 
proceso de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciara el 
proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación: 


presentada se ajuste a la verdad. 


* El Posior se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de le 
documentación. 

^ Laexperiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio d 
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización 


profesional sin que ello represente mayores costos a ia entidad. 


y Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quien 
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, asi 
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 
correspondientes. 

Y Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente dederán ser en 


“unción a ellas que ei postor formule su oferta. 


* Cualquiera controversia que surja durante las etapas dei proceso se resolverán conforme а 
lo establecido en bases y la Ley, 

У El contratista de ningún modo podrá solicitar a la Entidad, indemnización рог pérdidas о 
daños en los materiales. Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho cue lo 


produzca. 


* El contratista es responsable de la ejecución de la obra, y qu 
"P. У мм | РЧ; Та | 
prioridad básica que ei personal а su cargo deba contar co una ЖУЛУК um po 


| 
| 
| 58 ш | 


contra accidentes (SCTR). 


s=====./. dd кии 


Ario €], лг, ‚Мз; 


C^ IPAE € 


M e. 
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X. 


| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


Í 
| 


| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 


Y El personal propuesto para іа ejecución de la obra no podrá ser sustituido. saivo ics casos 


situaciones de fuerza mavor debidamente comprobacas que se susciten después de la 


e 


suscripción dei contrato. Situación que iambién será aprobado por la Entidad. El profesional PE 


sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso — 


hubiese cambio de personal. 

* No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenien enmendaduras. borrones o resulten ilegibles en tanto no 
permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, 
stc.) 

REQUISITOS DE CALIFICACION 


Requisitos: 


EQUIPOS Y MAQUINARIAS | CANTIDAD | 
| | Camión cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp, 1 500 gal = ==. ШУ 1 2 
| = volquete 6 x 4, 330 hp, 10 пт | 1 > р 
| | Cargador sobre llantas 125 - 155 hp, 3.0 yd? Н 1 
| | Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp, 160 kg sss i. » 
1 


| Mezcladora de concreto tipo trompo 18 hp. 11-12р?° 
| Rodillo liso vibratorio manual 10.8 hp. 0.8 - 1.1 : 


| | Tractor sobre orugas 105 - 135 hp 
| 


| Acreditación: 


De conformidad соп ei literal е) del numeral 3 del Anexo | del Decreio de Urgencia N° 102-2021, este requisito ` 


| de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


| FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Requisitos: 


CARGO | PROFESI 

Residente de obra | Ingeniero Civil, Titulado S" 

Especialista en Seguridad en obra y salud | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y| 

ocupacional Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial с 

| | Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo 
! titulado. 

| | Especialista en Calidad | Ingeniero civil, titulado 


| Acreditación: 


i 


de calificación se acredita para la Suscripción del contrato. 


| 


De conformidad con el literal €) del numeral 3 dei Anexo | del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito : 


| Requisitos: 


| PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO i PROFESIÓN | EXPERIENCIA 
¡ Ingeniero Civil titulado | Con experiencia mínima de 24 meses (computado desde 
| ; la fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o 
I i supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
| residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
! | y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o 
| ` supervisor principal de obra: en obras similares. 


— 


| 
| 
I 


Tres mil seiscientos ochenta y cinco.3685 


! 


12 meses como especialista 


| || Especialista en | ingeniero Chi о Con experiencia minima de а 
| | | Seguridad en obra y | ingeniero de Higiene y | y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o | | | 
| | salud ocupacional | Seguridad Industrial c | residente en: seguridad y salud ocupacional o геше [ 


€ higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 1 = 
еп el trabajo o salud ocupacional o implementación de | | Mor 
Seguridad y Salud en | planes de seguridad е higiene ocupacional o ens. 
| el Trabajo, titulado | Prevención de riesgos laboras en obras еп general, quests" 
— | m | se computa desde la colegiatura. 1] 
Especialista en | Ingeniero civil titulado | Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista | | 
Calidad i ; y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor 
I | 
| 
| 
| 


ingeniero industrial о | 
Ingeniero de 


y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad 
о calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que | 


| 
| E I se computará desde la colegiatura. | 


creditación: 
De conformidad con ei litera] 6) del numeral 3 del Anexo i del Decreto de Urgencia N^ 102-2021, este requisito | 


i 
| 
i 
| 


Om 


- | de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | 

В | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD toi ejnt EPOR 3 
Requisitos: Е i | | I | 
El postor debe acreditar un monto iecturado acumulado equivalente a una (01) vez ei valor | 
| 


| | referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores | 
| a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 


| recepción de obra. | 


| 
| Se considerará obra similar Construcción y/o creación y/o Instalación de Servicios recreativos en 


í 
| | Paraues, que incluya minimamente los siguientes componentes: losa ceportiva cerco nerimétrico, 


| 
| 
| Acreditación: 

| | | 
| De contormidad con el literai 8) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N° ` : 


res um 


| este requisito de calificación se acredita рага la suscripción de! contrato. | 


Si ei postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una; 
| reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 


| Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en meneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ' 
correspondiente a la fecha de suscripción. 


Tres mil seiscientos ochenta y seis.3686 


Sir; perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la | 
experiencia del postor en la especialidad. 


| importante | 


| | En el caso de consorcios. ia calíficación de la experiencia se realiza conforme e la Directiva 
| | "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones де! Estado". i 


===... LE A 


| efr Alu us Е 


— ` 
м. 


„ее. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 
.. PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REÚNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE La MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212 - ANGUÍA. LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITE РЕ SELECCIÓN DESIGNA DOS PARA LLEVARA CABOLA A DJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 03-202 ]-MDA/JCS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA. QUE TIENE 


COMO OBJETO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE ТА OBRA DENOMINADA - 


«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE 
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA», CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEI, MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS ОПЕ SE DETALLAN А CONTINUA CIÓN: 


` C.P.C. JESUS ОМАК MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 
ING. ORLANDO CORONEL YASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO T TITULAR 


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QHÓRUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA А TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 22 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 
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Tres mil seiscientos ochenta y siete. 3687 


& A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
| COMITÉ DE SELECCIÓN 
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ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO OUE UNA (01) EMPRESA HA 
Г REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


CONSORT à SubER vag 


Р J 32 ЖЫЗ isis 1084050751 LLL la ж 
ERICE 


СИ 


| * CONSORCIO SUPERVISOR CHUGUR: (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - FUSTAMANTE 
HEREDIA EDILBERTO). ` 


у ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 


LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
DETALLE: 


—— И 
DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD 
REPST. DE QUIEN 


SUSCRIBE LA ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 


CONDICIÓN 
OFERTA 


1 CUMPL 
Si CUMPLE | SI CUMPLE | st CUMPLE | SI CUMPLE SICUMELE 
> 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE LA ÚNICA EMPRESA POST RA ESTA ADMITIDA POR LO QUE 
EN ESTE ESTADO SE PROCEDERÁ CON LA ETAPA DE CALIFICACIÓ, 
DETALLE: í 


CONSORCIO 
SUPERVISOR 
CHUGUR 


{ 
| 
SI CUMPLE | ADMITIDO 


SIGUIENTE 


0% A60/9022 
ANS 


КОЖАН Y o Ses Z hama, 
Olam іа: 
t a 


Tres mil seiscientos ochenta y ocho.3688 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 


EXPERIENCIA DEL POSTOR 


POSTOR 


CHUGUR CONTRATO 


"Pn E . EXPERIENCIA DEL - ° 
| EQUIPAMIENTO FORMACION PLANTEL EN LA ESPECIALIDAD 
l ESTRATEGICO ACADEMICA PROFESIONAL 
| SE ACREDITARÁ | SE ACREDITARÁ PARA LA | SE ACREDITARÁ PARA | — SE ACREDITARÁ PARA LA | 
| CONSORCIO PARA LA SUSCRIPCION DE LA SUSCRIPCION DE | SUSCRIPCION DE CONTRATO CAUFICADO 
| SUPERVISOR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CONTRATO | 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA AL SER 
ESTA EL ÚNICO FACTOR DE EVALUACIÓN CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FACTOR DE EVALUACIÓN 


NOMBRE DEL POSTOR 


MONTO PROPUESTO FORMULA 
Pi = Om x PMPE 
Oi 


S/ 121,990.58 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR El PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


 _ _—— _ __—_—_—___ 
CRITERIO 


ANEXO N° 11 PORCENTAJE PUNTAJE 
BONIFICACION 5% A OTORGAR TOTAL CON 


BONIFICACIÓN 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO 
SUPERVISOR CHUGUR: (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ . FUSTAMANTE HEREDIA 
EDILBERTO).. POR EL MONTO DE 5/ 121,990.59 (CIENTO VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 59/100 
SOLES). 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 
NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 
MISMO DÍA. 


Tres mil seiscientos ochenta y nueve.3689 


offrigoin Vasquez 
EGÚNDO MIEMBRO 


C.P.C. Jesús O. Martínez Panta Ing. T ürene( Vásquez I Isg. 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA ` 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200 :2021-MDA/A 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL РЕ ANGUIA, PROVINCIA РЕ 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 


El informe N° 317 - 2021 - MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante el 
cual hace llegar la modificación al Plan Anual de Contrataciones, para su respectiva aprobación y; 


políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo l! del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972; 


Qué; el artículo 15° de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley 
N° 30225, y modificado mediante el Decreto Legislativo N^ 1341, establece Que "Teniendo en Cuenta la 


Tres mil seiscientos noventa.3690 


con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se Sujeten al ámbito de aplicación 
de la presente norma о no, y de la fuente de financiamiento" 


Que, el artículo 6° del Reglamento de la L y de Contrataciones del Estado aprobado mediante 


Que, mediante el Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de 
Distrital de Anguía, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA > 


modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2021, a fin de permitir la 
inclusión y convocatoria de los siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 42 740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 68/100 soles), 
— f >> + SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mido (Tarifas y Suma Alzada) 
| E СОС «FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
*TIPODE MONEDA: Soles, — ` um 
* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021, 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» y 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mi Novecientos Noventa con 59/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) : 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


° OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 1 74,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mi Quinientos Catorce con 99/100 soles), 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) am 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. № 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


4. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia М° 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓ N DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USH 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAM 


Tres mil seiscientos noventa y uno.3691 


que 


* VALOR REFERENCIAL: 5/.237,326.96 (Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 96/100 
soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) E 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N? 350-2015-EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20* 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N? 27972. 


¿De Ге SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 


Municipalidad Distrital de Anguía correspondiente al ejercicio presupuestal 2021 ‚ para la inclusión de los 
siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


° VALOR REFERENCIAL: 5742740 88 (Cuarenta y Dos Mi Setecientos Cuarenta con 68/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 0 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: RVIS LA OBRA: «MEJORAMIENTI O DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mi Novecientos Noventa con 59/100 soles) 
° SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. `, 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: 


x Cajamar 


Tres mil seiscientos noventa y dos.3692 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
esque 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/4 00 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixio (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


De 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 


* VALOR REFERENCIAL: S/. 237,326.96 (Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 96/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 


* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios za 
* TIPO DE MONEDA: Soles, 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


involucrados para los fines correspondientes, quedando una copia en el archivo de Secretaria General, 
REGÍSTRESE Ү COMUNÍQUESE; ARCHÍVESE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
UNIDA D DE ABASTECIMIENTO 
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INFORME N° 317 _ 2024 _ MDA/ABAST 
А š 


ING. NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 


DE - Dany Anderson Chávez Saldaña 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento 
ASUNTO -SOLICITA MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA ' Anguía, 09 de noviembre del 2024 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo Siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del 
М° 302-2024: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EX TRA ORDINARIAS FARA i 


EQUIPAMIENTO URBANO”, y asi mismo en virtud de lo dispuesto еп el Articulo 15* 
Estado, aprobado mediante Ley N* 30225 


anexo 1 d 


el DECRETO DE URGENCIA 


А EJECUCIÓN DE SASTO PÚBLICO EN 
MATERIA DE IN VERSIÓN ORIEN TA DO AL FINANCIAMIENT, "DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO à 


de la Ley 


INFRAESTRUCTURA VIAL y 
de Contrataciones con ej 


islativo N° 1341 y y Artículo 6° de! 


Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-EF. Se solicita la 


modificación del Plan Anual de Contrataciones de nuestra Entidad a fin de incluir 
selección: 


los siguientes procedimientos de 


1. Tipo de Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE 1A PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE РЕ 


А 


* VALOR REFERENCIA, : S/ 42,740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuareina сол 68/100 soles), 


* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 


* FECHA PREVISTA DELA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR y PEATONAL EN La 


LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 121,990.59 (Ciento Veintiün Mil Novecientos Noventa с 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 


* FECHA PREVIST, A DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tipo de Procedimiento ge Selección: Adjudicación Simpli Icada-Decreto de iis nci 


on 59/100 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
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* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE АМОША - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO БЕ 
CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/1 00 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

• TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


= 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 

* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
iNSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPAR TAMENTO DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENT!AL: S/.237,326.96 (Doscientos treinta y siete mil escien 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


los veinte seis con 96/100 soles), 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del caso y a fin de que se emita el acto 
resolutivo correspondiente, a fin de proseguir con la correspondiente convocatoria. 


Atentamente; 


[vna DISTRITAL CE ANGUIA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA - CHOT A-CAJAMARCA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 
То del Bicentenario doe Fd; 200 афа de or A 7 


INFORME N°09 - 2021-MDA/DIDUR 
Ai DA D IDUR 


DE E ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
JEFE DE DIDUR MDA 


A z Ing.NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 


ASUNTO Я КЕМІТЕ TDR PARA INICIO DE CONVOCATORIA 


REFERENCIA : SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA «CREACIÓN DE LA PLAZA 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


FECHA = Anguía, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


Que, en Conformidad a lo dis 


anexo 1 del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021: “DECRETO DE y 


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. PARA LA EJECUCIÓN DE iu 


Y EQUIPAMIENT O URBANO”, 


artículo 


Се ia Lev de Contrataciones del 


28 respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA que 


coria de la SUPERVISIQN da la obra denominada «CREACIÓN DE LA 
PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DR HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por 


B Valor referencial ascendente s la 


sums de S/ 42,740.58 (Cuarenta Y Dog Mi] Setecientos Cuarenta con 68/100 soles), 


à Zin de que єп 'espacho disponga a quien 


Es oportuna 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
1. FINALIDAD PÜBLICA 


El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurídica individuai ° 
consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras 
Püblicas del OSCE, que presente Ja propuesta técnica y económica más conveniente para la supervisión 
de la obra: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» para ello suministrará a tiempo 
completo ios servicios necesarios para una eficiente supervisión de la obra, tanto en el aspecto técnico 
como en el económico — financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los 
documentos que conforman los términos de referencia, las bases, según lo dispuesto en el DECRETO 
URGENCIA N* 102-2021 


2 ANTECEDENTES 


denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». 


mh 


utl 


x nom 


ES 


Objetivo Específico: Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones 
técnicas mínimas para la prestación de los servicios de Administración y Supervisión del Contrato de 
Ejecución de ja obra «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 


requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisión. 


4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DELA CONSULTORÍA 
Los servicios de consultoría de obras para la supervísión de la obra, «CREACIÓN 


. ne: t us 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUÍA ES PROVINCIA: DE 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» FOENVES 


05 АБО 2022 
es 


| 
Tiempo de Servicio : 90 días calendarios / E n | 
Valor Referencia] : El valor referencial del Servicio de consultoría $erá Ue ЧО 8: сБ Ні | 
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en la oferta, en concordancia con la fecha establecida para el valor referencial, 


v Forma de Pago: La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista supervisor en forma mensual bajo el Sistema de contratación en base al tiempo trabajado 
bajo el sistema de Tarifas. Ei plazo de ejecución para ei servicio de consultoría de supervisión de 
obra es de novenia (90) días calendarios y el plazo para la liquidación de la obra es de 15 días 
calendarios cuya Cancelación se efectuará еп dos (2) armadas: 1) Noventa por ciento por la 
Supervisión en la ejecución física de la Obra en el plazo de su ejecución, siendo la forma de pago 
en forma prorrateada y/o proporcionales a dicho plazo; 2) y diez por ciento por la emisión del informe 
final de obra, luego de aprobada y/o consentida la Liquidación de la ejecución de Obra y/o cuando 


ia Liquidación de la Obra haya sido sometida algun medio de solución de controversia, 


* Plazo máximo de responsabilidad del contratista: Será legalmente responsable de los aicances 
contractuales que le ha correspondido desempeñar, durante el período de tres (3) ANO contados а 
partir de la finalización de sus Servicios, debiendo entre otros: 

* Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. 

* Velar por la óptima calidad de ios trabajos efectuados en la construcción y adquisición de 
equipamiento. 

* Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitación. 

e Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control, de la Contraloría 
General de la Repüblica, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

* Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en ei Contrato del Contratista ejecutor. 

Y 

Ө ҮК 

Si 

Z 5.1Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el Expediente 
Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original, en 
concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados viables, 
elaborando un informe de compatibilidad. 

5.2 Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado concordante 
con el inicio de la obra y el calendario de adquisición y utilización de insumos y equipos; asi como 
también se deberá presentar el calendario de avance de obra en cada ampliación de plazo si hubiera, 
conforme dispone el Reglamento de Contrataciones del Estado. Exigirá que el calendario sea detallado 
a nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances 
en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA 
SUPERVISIÓN deberá exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) 
de todas las actividades que desarrollará. 

5.3 Solicitar al contratista la elaboración de la curva “©” relacionado con su calendario valorizado. 

La supervisión elaborará en base al avance de obra la curva "S" semanal que deberá ser presentada 
los días lunes de cada semana a la dirección de coreo electrónico de su coordinador y la presentación 


de la curva "S" mensual deberá ser presentada por en el informe mensual y valorización mensual. 


5.4 Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación necesaria para el inicio de es trabajos 

5.5 Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo t posráfico “abbiéndo aprobar dicho 
trazo e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. sobre las variaciones habidas y 
recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al Ф! rN NA сд ыг la no 
afectación de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del medio ambie, fe En саза де ОСЫН 
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5.8 Vigilar y exigir el cumplimiento де [а norma G.050 Seguridad durante la Construcción del RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 

5.7 Controlar ја calidad de los Procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de calidad у 
enmarcados en el RNE (Reglamento Nacionaj de Edificaciones) СЕ 930 Calidad en la Construcción, 

5.8 Exigir y verificar las instalaciones Provisionales dej Contratista, que incluya oficinas y servicios 
higiénicos para el Contratista y Supervisor, Servicios higiénicos y Comedores, para el Persona! obrero 


5.9 Supervisar la ejecución de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas, 
verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas. 
5.10 Controlar la utilización del Adelanto directo Que se entregará al Contratista, Cuyo propósito es la 


DISTRITAL DE ANGUIA, 
5.12 Revisar y evaluar ej almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la 


ejecución de la obra. 
5.13 Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANG 


que regirán las verificaciones, Рага garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a ulilizar, a tenor 


Sia GEL 


s WEF- > + uc | 
3.22 Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cr daram PERT-CRM ç Diafani de 
Barras con ei detalle suficiente de cada una ge las actividades esde el inicio hasta su conclusión, 
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del Contrato de Obra. era КТО | 


incidiendo en la Ruta Crítica. 
5.23 Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su 


Concreto, Materiales, Equipos a adquirir, etc.) y estar presente dur, 
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testigos. 
5.25 Realizar la prueba correspondiente Por parte de la Supervisión referidas mínimamente a ensayos de 
testigos de concreto, ensayos de clasificación y Porcentajes de humedad de madera, 


б n n 


5.26 Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen 


cuando éstos se produzcan. 
5.27 Informar a ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro dei 


3.28 Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un reporte 
mensual sobre las Obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y Otros tributos, de acuerdo 
a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

5.29 Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o 
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


la conveniencia de Su aprobación. 


5.32 Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o modificaciones 
de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, para su autorización 


-Tres mil setecientos.3700 
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los planos post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de le otra ejecutada, una 
declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la 
construcción de la obra. Se presentará un cuadro donde consten los Meirados contractuales. los 
correspondientes а los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada partida. 

5.41 Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la recepción 
de la obra; así como Supervisar, controlar y aprobar la ejecución de ias mismas. 

5.42 Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso 


de así corresponder. 


Declaratoria de Fábrica о Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que deberá 
realizarse oportunamente y en concordancia con la recepción final de obra. 


6. Plan de trabajo 
El postor deberá presentar a la firma del contrato su pian de trabajo para ser revisado y aprobado por 
el área usuaria, cuyo contenido mínimo será el Siguiente: 
1.- Elaboración del Informe Inicial 
2.- Supervisión de Obra 
2.1 Revisión, aprobación y seguimiento ai pian de ejecución de la Obra. 
2.2 Entrega del terreno, verificación de permisos y de la documentación necesaria para el inicio 
de las obras. 
2.3 Revisión de las cartas fianzas y de las pólizas de seguro del contratista 
2.4 Control cuaderno de obra durante todo ei proceso de construcción 
2.5 Verificar el replanteo de la obra 
2.6 Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y Superficies, de acuerdo con los diseños 


de detalle 

2.7 Contro! de calidad de las obras 

2.8 Revisión de las especificaciones técnicas 

2.9 Pronunciarse sobre consultas de interpretación de planos, especificaciones, pruebas y/o 
ensayos 

2.10 Supervisión Permanente de las labores del contratista 

2.11 Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o corrección 
2.12 Controlar la conservación de las obras durante la construcción 

2.13 Verificación de la elaboración e implementación y seguimiento ai Plan de Gestión de Calidad 
para la construcción de las obras 

2.14 Seguimiento a las medidas correctivas gue se orcenen y se sugieran 

2.15 Seguimiento al contrato de construcción 
2.16 Control de los plazos parciales у totales pactados para la construcción 
2.17 Ordenar la intensificación de las labores que estén atrasadas o suspender las que no estén 


contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir ias especificaciones 


2.18 Verificar la atención, por parte del contratista, de las observaciones formuladas рог ША. 
Р MESS 


MUNICIPALIDAD 
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2.19 Control contable y financiero de la obra | 
2.20 Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales 1 A60 2022 | 
2.21 Verificar ei cumplimiento de las normas de seguridad por parte фе! contraij g 4 | ew t 
2.22 Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervisión | Г Orina Mae | 
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2.23 Gestión ante organismos por posibles afectaciones que genere la construcción de las obras 
2.24 Supervisión a las instalaciones y equipos del contratisia 
2.25 Verificaron del cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso humano 
2.26 Verificar la adecuada utilización de los recursos suministrados por el contratista 
2.27 Verificar la calibración y mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista 
2.28 Valorizar mensualmente los avances de obra 
2.29 Emitir pronunciamiento Sobre los pedidos que formule el contratista 
2.30 Recomendación y Sugerencias al contratista con relación alos cambios o modificaciones de 
los procesos constructivos 
2.31 Asesorar al contratante en las controversias con el contratista 
2.32 Elaboración de documentos y registros propios de las actividades de la Supervisión 
2.33 Verificar, analizar y validar la información y documentación remitida Por el contratista 
2.34 Revisar y aprobar los planos de obra terminada 
2.35 Reuniones periódicas con el Contratista y con la MUNICIPALIDAD 
2.36 Comunicación con la MUNICIPALIDAD 
2.37 Preparar los expedientes técnicos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos 
de obra 
2.38 Requerir el correcto mantenimiento de transito de todas las vías que el contratista utilice 
para la ejecución de la obra 
2.39 Verificación de las condiciones de entrega de vias públicas utilizadas por el contratista 
2.40 Mantener la estadística general de la obra y el archivo general del proyecto 
2.41 Elaboración de: informe de apertura; informes mensuales, trimestrales, especiales y de 
oficio; informe final de Obra y los informes que la MUNICIPALIDAD requiera 
3.- Recepción de la Obra e Informe Final 
3.1 Recepción de Obra 
3.2 Informe Final 
3.3 Informe de revisión de expediente de liquidación final de ejecución de obra. 
3.4 Planos de replanteo. 7 
3.5 Cambios efectuados durante el proceso de ejecución. Formato de control de cambios 
autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera el caso. 


3.6 Informe de incompatibilidades entre expediente técnico y ejecución real del proyecto. 


7. Recursos a ser provistos por el consultor 


Para que la Supervisión cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como mínimo ae los 
siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y útiles 
necesarios: 


Camioneta pick up 4x4 B. ux 
Botiquín (Primeros Auxilios [y  ] 


La entidad no proveerá recursos, el postor asumirá sus recursos. 


impacto ambiental 


РА 
El consultor deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecida en „бела Naranjal 
Jn ш 


de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANN GUIA 
10. Perfil del Postor 


Podrán participar en ei proceso de selección personas naturales o juridicas que cuenten con el registro 
nacional de proveedores en el capítulo de Consultoría de obras: El consultor de obra debe contar con 
inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria: edificaciones y afines en la Categoría 
В o superior, en caso de consorcio cada integrante del consorcio que hubiera comprometido a ejecutar 


las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatcrio debe acreditar este requisito. 


En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del artículo 49" dej 
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el número máximo de 
consorciados es de dos consorciados, siendo que el porcentaje mínimo de participación para el 


consorciado que acredita Mayor expenencia será de treínta y cinco por ciento. 


El Consultor proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, técnicos, 
administrativos y Personal de apoyo, de corresponder, los cuales contarán con las instalaciones y 


medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones, 


El Consultor deberá tener disponibilidad de equipos de cómputo, de topografía, de fotografía, 
vehiculos, etc.; todos en Condiciones óptimas у operativas y debidamente calibrados, antes de su 


utilización en la elaboración del presente servicio. 


Todo el personal asignado a obra será contratado con carácter de dedicación exciusiva y permanente, 


cambio salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas y con autorización la 
&j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


д 


El personal técnico que labore para la Supervisión estará dispuesto a efectuar trabajos en días 
domingos o feriados y jornadas noctumas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo 
adicional para MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA podrá solicitar cambios del personal de la Supervisión 
en cualquier momento, cuando lo considere conveniente para el beneficio de la obra. 


12. Perfil del Personal Propuesto 


AL CLAVE 


EXPERIENCIA 
Con experiencia mínima de 24 meses como Supervisor 
y/o inspector y/o jefe de supervisión ylo supervisor | 
principal y/o residente en obras similares, que se 
computa desde la colegiatura. 
Con experiencia mínima de 12 meses como-Espe 
y/o ingeniero y/o геѕіаеріе-уйсТ Specton уге 'suBetyisoe у, 
y/o jefe yio asistente Ware SPgnseble de” control de | 
calidad o calidad o aseg Mus; de calidad o programa 

de calidad o protocolos de | 


calidad. que 
la colegiatura. Ë 


PLANTEL PROFESION 


Supervisor de obra 


Ingeniero Civil 


Ingeniero civil titulado alista 


n" 


La SUPERVISIÓN deberá mantener permanentemente inl rm&dc G 
DISTRITAL DE ANGUIA sobre el estado de la ejecución de Ñs trabajos y Hes Senicos | 
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prestados, La presentación de los informes se tomará en cuenta de acuerdo a! REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, para lo cual deberá presentar. 


Informes Mensuales: 


а Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al término del período informado, en los 
cuales incluirá la siguiente información: 

* Avance Físico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente. 

* Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las cbligaciones contractuales 
del CONTRATISTA. . 

° Problemas Surgidos durante la ejecución de la obra y soluciones adoptadas. indicando su 
influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obra. 

° Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que 
ocasionen daños a la obra y/o a terceros. 

. Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios 
alcanzados por el CONTRATISTA. 

• Listado de información sobre controles topográficos del avance de ia obra en ejecución. 

» Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los de calidad de los 
materiales a utilizar о utilizados en obra. 

• Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los 
trabajos programados en el mes anterior. 

. Resumen del estado económico de la obra. Incluir un Ánexo que muestre los adelantos 
de materiales otorgados al CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con 
reajuste por amortizar. 

° Organización de la SUPERVISIÓN y recursos empleados durante el periodo que cubre el 
informe, indicando además las labores efectuadas. 

* Resumen de: 

а Notas trascendentes del Cuaderno de Obra 

. Documentación cursada 

* Reuniones Técnicas 

. Se anexarán gráficos, curvas de avance, panel Totográfico (mínimo 12 fotos) y videos y 
esquemas según sea necesario. El informe será presentado la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA en un (01) documento impreso original! y tres (03) copias a color 
con fotos a color, además se presentará en archivo digita! (CD ROM) en el original y en 


las copias. 


Informes Especiales 


. Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones 
y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. así como cualquier informe que sea 
Solicitado la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA y que se encuentre dentro del 
alcance del servicio de la SUPERVISIÓN. Se presentarán en un (01) original y tres (03) 

Ў engnary: an las-cópla 5. 
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Copias, además se presentará en archivo digital ( 


Valorizaciones 
EL Supervisor evaluará el Contenido mínimo de ios informes m 


contratista ejecutor (original y 03 copias), 


ro...» 


. Factura del Contratista. | 
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Ы Planillas de Motrados realmente ejecutados. 

° Valorización de avance de Obra. 

. Hoja de Resumen de Valorización. 

. Reajuste correspondiente a la aplicación de ia tórmula polinómica, 

. Deducción por adelantos otorgados. 

* Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos. 

Ы Prueba de calidad de agregados a utilizar. 

° Pruebas de calidad de mezcla (Diseño de mezclas). 

• Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de carácter 
obligatorio, 

> Copia de comprobantes de pago de SENCICO, СОМАЕОМСЕВ, ESSALUD 

. Copias de] Cuaderno de Obra. 

• Соріаѕ de avance semanales según informe especial requerido en ítem 10.02. 

• Panel fotográfico. 

* Descripción de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los 


problemas presentados y como se solucionaron. 


. Copia de contrato de ejecución de obra. 


Informe de Supervisión para trámite de pago 
Deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación (original y 03 copias) 


° Factura o recibo por honorarios del Supervisor 


* Actividades desarrolladas durante el mes 


° Memoria explicativa de la ejecución de obra 

° Valorización reajustada de avance de obra 

* Hoja resumen de valorización 

° Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales 
empleados-protocolo de prueba 

. Gráfico o cuadro comparativo dei avance real con el calendario programado 

° Resumen de las comunicaciones más importantes y recomendaciones para el 
cumplimiento oportuno de la meta 

. Documentos tramitados ante la entidad (copia) 

. Comentarios de ejecución de obra por el Supervisor 

° Copia de comprobante de pagos de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD 

a Copias del Cuaderno de obra 

ы Copias del cuaderno de autocontro! 

. Panel fotográfico 

. Copia del contrato de! supervisor 


informe Final 
En чп (01) original y tres (03) copias, además se presentarán en archivo digital (CD ROM) en | 
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el original y en cada Copia; en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados, | 
ei mismo que contendrá la siguiente información: 
Ы Descripción del Proyecto y de las Obras como finalmente пога 


. Resumen de los metrados de trabajos por partidas! E: е 
s instalaciones empleadas por el CONTRATISTA. | p | 
° Personal y Equipo empleado por ei атин 5 А68 202? i 
a Ax š жу cu i 


Jaime Cio no ı 
ча p ЕНЕ 
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Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por ias condiciones 

realmente encontradas durante la ejecución de ia obra. 

Valorizaciones de la obra contratada, adicionales, etc. 

Eventos especiales ocurridos durante ia consirucción y el eauipamiento de la obra. 
| Control del programa de construcción vs. lo realmente ejecutado. 

Dossier de calidad, el cual contendrá: 

Protocolos de aseguramiento de calidad de Procesos constructivos. 

Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los insumos Usados. 

Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos más importantes de la 

obra, elaborados "conforme 8 obra". cuya preparación debe efectuarse con las 

previsiones de tiempo adecuadas, 

Matriz de calidad. 

informe de trabajos realizados en relación а Control de calidad efectuado durante la 

ejecución del proyecto. 

Listado de información sobre los controles de la obra ejecutada. 


Panel fotográfico de lodo el proceso constructivo de la obra 


Informe de Liquidación de Obra para Revisión y/o Aprobación 


En un (01) original y una (02) copia, la aprobación revisión y aprobación de dicho informe estará 


а cargo de la Dirección de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR, de Ja 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


Valorización recaiculada, según formato. 
Antecedentes, conformado por lo siguiente: 

Contrato de Ejecución de Obra. 

Acta de Entrega de Terreno. 

Ácta de Recepción. 

Resolución de aprobación de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso. 
Copias de hojas dei cuaderno de obra donde figure el inicio y fin de obra. 
Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER. 

Memoria descriptiva Valorizada. 

Calculo de Saldo de Liquidación, efectuado por el contratista. 

Metrado Post Construcción. 

Certificado de Garantía de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra 
(originales) 

Calendario Valorizado de avance de Obra 

Copia de Planilla Electrónica correspondiente a la Obra, con firma del contador, 


Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago 


Я Pa 


de tributos generados por la ejecución de la з | 
TRER И 


Panel fotográfico. 
Planos de replanteo., 
Cuaderno de obra Original. 


05 A60 2022 | 


. Н ES uon mam 
Certificados de no edeudo suscritos por ics prpfesicnelgg/dentratedos Чедроп<еы 


о usuario final de la infreestructura. i feu. AS “ee erae ie anm 


Cd contenido la liquidación de obra presentada. 
10 
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Liquidación del Contrato de Supervisión 
L informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecución de obra 
relacionadas a las deficiencias o carencias Gei expediente técnico, que deberá ser 
&laborado para adjuntar a la liquidación de contrato. 
» En un (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentará esta información 
en CD ROM, (De acuerdo a formato establecico en la Sub Gerencia de 


Liquidaciones) 


13. Otras Obligaciones del consuitor 


e Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el 
Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto 
original, en concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados 
viables. 

* Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado 
concordante con el inicio de la obra; y el calendario de adquisición y utilización de insumos Y 
equipos. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la 
ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, 
debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISIÓN debera exigir al 
Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades 
que desarroilará. i 

° Solicitar at contratista la elaboración de la curva “S” relacionado con el calendario valorizado. 

° Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación necesaria para el inicio de los 
trabajos. 

* Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo topográfico, debiendo aprobar 
dicho trazo e informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre las variaciones 
habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista 
cautelar la no afectación de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del medio ambiente. 
En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes 
regularizaciones, 

* Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad durante la Construcción del RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 

e Controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de 
calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 030 Calidad en la 
Construcción, 

+ Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios 
higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedores, para el personal 
obrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas. 

° Supervisar la ejecución de las obras en lodo momento, en forma permanente y en todas sus 

сп cificaciones 
técnicas "ES TA ‚Агала, En Су 
PUENTE EN зор тте pr DEL” 

* Controlar la utilización de! Adelanto en Efectivo que se ent дага а! Contratista, cuyo propósito | 
es la movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del Соп (mr, ? 2 | 

» Resolver jos problemas de naturaleza técnica, económica, | 
aplicación del Contrate de Obra y/o de cambios en el Proy 
€i respectivo informe уѓо Expediente Técnico y SO atendu 


etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expedie 


Q 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 
* Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos tos materiales e insumos a utilizar en la 


ejecución de la obra. 
+ Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en lo referente a las Pólizas de Seguros. 


+ Autorizar ai Contratista Сайа vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando 


conformidad a los Procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder esta. 

° Supervisar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos para la obra. controlando 
estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante y 
con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la calidad de todos 
ios materiales y elementos que se emplearán en la obra у equipamiento respectivo, asi como la | 
instalación, colocación y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen | 
los ensayos apropiados y necesarios, según las especificaciones técnicas. | 

* Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, sugerencias | 
y/o disposiciones emanadas por ei la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANQUIA respecto a la | 
obra. 

° Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, 
Para proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 


* Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los 


708 


requisitos señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su 
reparación, remoción o reemplazo, 

* Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los vencimientos con quince (15) días de anticipación, 


así como las Pólizas de Seguros correspondientes. 


* Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de preparación y en el lugar de 


las obras, 
° Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segün las 


C normas que regirán las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a 
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Wa 


AN 


! | utilizar, a tenor del Contrato de Obra. 
° Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama 
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 


conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica. 

* Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobación o rechazo, 

* Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de 
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante [а extracción de 
muestras y testigos. 

* Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que 
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su 
vez, deberá informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y 
evaluando los daños, cuando éstos Së produzcan. 

* informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre eltotiro-de referre 


"ES Cr РА 4 


le-seaincompetente DÜegligertiE" 


"n 
а" 
Ба. Lens! gae 


persona! del Contratista cuya conducta en la obra sea indese 
° que rehüse cumplir las instrucciones impartidas, 


* Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de bra, solicitar ADC Яма un 
АЕР x otrós. tribales 
py 


reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos В ESSALUD j , 
j и (гс, i 


2 


1 > 
| D" 


— 


"UR ELE Y^ "Maa gest 
* Controlar el avance de le curva "S" y emitir informe de su contrór de manera semanal ! 
tł 


de acuerdo a je estipulado en el Contrato de Obra. 


14. 


15. 


Adelantos 


Subcontratación 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las obras nuevas y/o 
modificaciones del Proyecto, sustentando lécnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANGUIA la conveniencia de su aprobación. 

Revisar ios Metrados presentados por el Contratista, valorizarios y dar su conformidad a las 
valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al 
Contrato de Obra, recomendando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación y 
cancelación. 

Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose 
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o 
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, para 
su autorización correspondiente. 

Evaluar las solicitudes dei Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 5и aprobación o rechazo, dentro de los plazos que 
establece el Reglamento aprobado Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por 
aplicación del Contrato de Obra presente el Contratista, para lo cual deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento aprobado Elaborar у presentar los informes mensuales y los Informes 
Especiales cuando él MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los solicite o las circunstancias 
lo determinen. 

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA una permanente 
comunicación, informando sobre el estado de la Obra y el desarrollo del Contrato. 

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendrá la 
documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este archivo se entregará al 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente con la Liquidación pertinente. 


Asistir y asesorar al "Comité de Recepción de la Obra". 


ANGUIA, la misma que también estará suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legat 
del Contratista. 

Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el Informe Final de Supervisión de Obra, donde se 
indique, entre Otros, los Metrados post construcción de acuerdo a los irabajos realmente 


ejecutados, los planos Post construcción, el resumen estadistico del control de calidad de la obra 


Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la 
recepción de la obra; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas. 


Revisar la Liquidación F inal del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en 


caso de así corresponder. - 


Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad с "ie estipulado enel reglargente ^ 
Für teu: Mos : E: 


|| 
No se otorgará ningün tipo de adelanto / | 
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No se Autoriza 
16. Confidencialidad 


• El Consultor deberá resguardar toda información relacionada a la prestación de la consultoria y 
la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

+ En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 
por la Entidad. en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la 
información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las 
actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio de consultoría, 


17. Propiedad Intelectual 
* La propiedad intelectual le corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


18. Medidas de control durante la ejecución contractual 
° Se controlará mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del Supervisor, especialistas y 


personal calificado. 
* Controles de calidad — Dossier de Calidad 
De acuerdo con el articulo 1632 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas a la 
penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado 
detallado de los Supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 


supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 


M ATREA, 
6 ¿ey En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad: 
ЕЧ 
13 
(s PENALIDADES 
рея “JN? | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 
Ss Cuando el personal clave permanece 


menos de sesenta (60) días calendario o del 
integro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del articulo 190 del Re glamento. 

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. 


ani H 
0.5 UIT por cada día de а d Es А 
тө чен del responsable de la 
en el plazo p Ç DIDUR. 


0.5 UIT por cada día 
de ausencía del 
personal. 


Según informe del 
responsable de la 
DIDUR. 


n T 


0:2 UTT. 
(la justificación de 
Corresponder debe ser 

presentada 

debidamente 
асгедйабаш сод ensabie-deta— 
anticipación аГ@а dé [1:71 ебі ' e 
ausencia, salvo tas E C^ зор 2777 фу, | 
fortuito o fuerta mayor | 


pi kn 0 5 AGO 2022 


Por día de ausencia injustificada del 
Supervisor de obra 

(Se considera ausencia diaria de obra, 
cuando el supervisor de obra no sea 
encontrado en obra por más de 4 hora 
continuas las cuales estarán dentro de las 8 
horas diarias del horario de trabajo) 


Según informe del 


Por día de demora en la entrega de la 0.1 Ui 


eg informe deb- 
Spbnsablé- tie la 


Por día de demora en la presentación de Segun Informe del 
información relacionada a ampliaciones de 02 U.LT. | responsable de la 
| plazo, consultas de obra adicionales de DIDUR. | 


4 
valorización mensual 
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL € ENTE £: SOP CU Pe EL” | 
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
| _ | FORMACIÓN ACADÉMICA QJE ARÍÓ 4n | 
Requisitos: 02 РЕЧ | 
| CARGO |  — PROFESI ТТ Чт 
| | Especialista en Calidad — — — — — en Calidad ingeniero civii titulado 
| | Acreditación: 
| | 
| | De conformidad Соп el literal e) del numeral 3 del Anexo ! del Decreto de Urgencia N' 102-2021. sste requisito | 
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PENALIDADES 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO 
obra = rn 


Por no presentarse en la recepción de obra | 


PROCEDIMIENTO 


Segün informe del 
responsable de la 
DIDUR. 
Según informe del 
responsable de la 
DIDUR. 


Según informe del 
responsable de la 
DIDUR, 


Por día de ausencia de cualquier personal 
propuesto como permanente en obra, 
distinto al supervisor de obra 

Por día de demora еп la presentación de 
informes solicitados por la entidad, distinta a 
ampliaciones de plazo, consulta de obras y 
adicionales de obras 

Si como consecuencia de alguna deficiencia 
u omisión en la prestación del servicio, se 


EL SUPERVISOR | Según informe del 


produjera un pago indebido al contratista 
responsable de la ejecución, o se generara asumirá el 100 % de responsable de la 
alguna obligación como gastos generales, dichos costos, DIDUR. 


intereses u otros. 


. REQUISITOS DE CALIFICACION: 


A | CAPACIDAD LEGAL dace. 


HABILITACIÓN 


Requisitos: 


Encontrarse activo y habido por la SUNAT. 


superior 


importante 


requisito de calificación Se acredita para la Suscripción del contrato. 


importante 


En al caso de CORAIS, todos los integrantes deben Soediar asie requisito 


Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultores de 
| Obra, contando con la Especialidad de Consultoría en obras de edificaciones y afines — categoria B o 
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de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


importante 


De conformidad con el artículo 186 dei Fegiamento si Supervisor. dene Sumpiir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo. el jefe де! orovecto 
рага la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones 8Xigicas en aj 
artículo 188 ае! Reglamento, 


EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 


Ingeniero Civil Con experiencia minima de 24 meses como Supervisor 
y/o inspector y/o jefe de Supervisión y/o Supervisor 
principal y/o residente en obras similares, que se 
computa desde la colegiatura. 

Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o Supervisor 
y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa 
de calidad o protocolos de calidad, que se computa desde 
la colegiatura. 


Especialista 
Calidad 


Ingeniero civil titulado 


Acreditación: 


De conformidad con el literal е) dei numeral 3 del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N 
de calificación se acredita para la suscripción del Contrato, 


importante 


De conformidad con el articulo 186 dej Reglamento el Superviscr, debe cumpíür con ia misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo «el jefe cei Droyecio дага ia 
elaboración dej expediente técnico debe cumplir con la e£xpenencia exigida en ej articulo 188 del 
Reglamento, | 


EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO sss 
Requisitos: 
| ITEM | ESC 


creditación: 


[> 


De conformidad con el literal €) del numeral 3 del Anexo! del Decreto de Urgencia N* 1 02-2021, este requisito 


de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
C] EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: — 
ja Ox З 


Acreditación: 
E x i 4 2 £x ^mm 

De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo ! del Decreto de Urgencia N* 102-2021, los | 

documentos que acreditan la experiencia se resentarán ión dei contrato 


Tres mil setecientos doce.3712 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


| Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
| requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad". 


I | | cancelados. 
| 


En ios casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
9 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 


| asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará ia experiencia proveniente de dicho 
contrato. 


Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea Sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. | 


Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica corno consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar-adicionalmente el Anexo N° 9. 


o 
э 
а 
S 
o 
[7] 
$ 
3 
2 
2 
po | 
o 
[^] 
[177 
[e] 
o 
E 
© 
> ) 
o 
2 
8 
© 
3 
& 
o 
9 
š 
Š 
D 
w 
Š 
O 
> 1 
о 
(b 
D 
2 
ë 
3 
m. 
о 
5 
E 
g 
& 
m 
Š 
9 
o 
[^] 
ЕЧ 
Tres mil setecientos trece.3713 


de Banca, Seguros y AFP correspondiente а la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 


>  Elórgano encargado de las contrataciones o el соте de selección, según corresponda. debe 


+ En elcaso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
Participación de Proveedores en Consorcio en jes Contrataciones del Estado” | 


е =. 


(GL 
i 


* 
£i ^ 


TI S A WI Yë es шәт 0 
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N* 0065-2018-TCE.S1 del Fri hal de ohtrat icie es del Estado” | 


FUENTE c 


el solo sello de cancelado en г! comprobante, cuando ha sido cologado por ej propio postor, puede ser| 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación d que se en г dimitir ello 
equivaldria a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando ¿ue el О һа sido 


cancelado” 
(...) p" 
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del oostor [sea utiliza 
"pagado"] supuesto en el cual sí зе contaría con la declaración de un tercero que brinde 
reconocerse la validez de la experiencia" AA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


| CAPÍTULO V —— 
FACTORES DE EVALUACIÓN 


E! precio es el único factor de evaluación aplicable para la evaluación de 


postores, 


EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 


FACTOR DE EVALUACIÓN 


Evaluación: 


Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 


Acreditación: 


Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 


corresponda. 


PUNTAJE TOTAL 


0 documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 


las ofertas presentadas por ios 


—— s . 
PUNTAJE / METODOLOGÍA | 
PARA SU ASIGNACIÓN | 


| 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y! 


Р { 
otorga а las demás ofertas] 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 


precios, según la siguiente fórmula: 


| 
Pi? On x РМР | 


Donde: | 


1 = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio j 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 


100 puntos 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 92-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021- 
PRIMERA CONVOCATORIA 

DE ANGUIA. SIENDO А 


Eh LAS 10:36 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTI UNO. SE REÚNEN EN LA 


UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO № 212 . ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARALLEVAR А CABOLA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N* 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA. QUE TIENE 
COMO OBJETO La EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA « CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE АМСІЛА - PROVINCIA DE CHOTA . 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA > CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 


EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


LA ADMISIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES 


LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE І 


SE DETALLAN A CONTINUACION: 
C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 
ING. ORLANDO CORONEL v ASQUEZ 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 


PRESIDENTE TITULAR 
PRIMER MIEMBRO TITULAR 
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 
IL PRESIDENTE DEL CON 
POR INICIADO 


ГЕ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM RESPECTIVO DA 
EL PRESENTE ACTO PUBLICO. 


EN ESTE-ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO А LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 


PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECT RÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 1] 
EMPRESAS St HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


A VERIFICAR Las 


ASÍ MISMO DE La VERIFICACIÓN DEL SEACE. SE HA OBSER ADO QUE UN 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTH DETALLE” A 


Mia 


b Solo SERT еа 15:11 2921: h: 5 t 25218217 
E PERS E ЗАЧ e D ioni 
5 
(9501196511 we ESA AC (S. Fir Ir 23 i9 2957119686; 
ИВА ЕУ aropa 
100 ing K » Ае» iii oeiy el 
d VEU ЛИЗ АК TA MAIZ š " bos i 
Di DA А E МІР 1061255 
D МТС `x 1 ¿da Na 
e Sup FLU 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 


* CONSORCIO C&C CONTRATISTAS: (EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES 
AKUNTA SRI - CONSTRUPROJECT INGENIERIA S.A.C. ) 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


- -———— e — 
кеч, | | DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD | D 
== 
REPST. DE | [ы 
ЗОВ QUIEN ANEROS | CONDICIÓN) 
| SUSCRIBE LA 
ANEXO 1 OFERTA ANEXO 2 | ANEXO3 | ANEXO 4 


| SI CUMPLE | SI CUMPLE | si cuMPIE 
Í I 


CONSORCIO C&C 
CONTRATISTAS 


lecisiete 


ie 
a 
E 

Ed 
S 
A 

m 
i 
D 
< 
= 
2 
m 


SICUMPLE | ADMITIDO 


| 
E E E CENE DES RI ese SEIT ARE А 


J d 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE LA UNICA EMPRESA POSTORA ESTA ADMITIDA POR LO QUE 
EN ESTE ESTADO sE PROCEDERÁ CON La ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


P. mil setecien 


A —— AAA 
| 1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | 


POSTOR 


EXPERIENCIA DEL POSTOR 


CONDICIÓN 


y EQUIPAMIENTO | FORMACION EXPERIENCIA DEL EN LA ESPECIALIDAD 
ESTRATEGICO | ACADEMICA | PLANTEL PROFESIONAL 
| AC =N | 
j 


; | CONSORCIO C&C 


| | 
| 


i CUMPLE S COMPIE | SI CUMPLE Sí CUMPLE | 

| | CONTRATISTAS | | | | | | 

M A E —Q ——— — A _ A 1] 
E ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
SA POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 
^ xA T 

ES SN . 
k. S FACTOR DE EVALUACIÓN 
i 'MONTO PROPUESTO FORMULA 
Pi = Om x PME 


ET | 


CONSORCIO C&C CONTRATISTAS S/ 610,581.11 | 100 | 100 


£N ESTE ESTADO sE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONF 


0 ) PUNTAJE 
TAL CON 


| PUNTAJE ECONOMICO 
| 


10€ 


- — sss 
^ i CONSORCIO C&CCONTRATISTAS | 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITE DE SELECCIÓN OTORGA iA SUENA PRO AL CONSORCIO C&C 
CONTRATISTAS (EMPRESA CONSTRUCTORA € SERVICIOS GENERALES AKUNTA SRL - 
CONSTRUPROJECT INGENIERIA S.A.C). POR EL MONTO DE 57 610,581.11 (SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y UNC CON 12/200 SOLES). 


SIN MAS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SiN 


NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 
MISMO DÍA, 


па. Orla. Coronel Vásquez / 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO 


Tres mil setecientos dieciocho.3718 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


A A AT MEE cl латта —À a 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2024. 
PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA. SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REUNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212- ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A САВО LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-202 I-PRIMERA CONVOCATORIA. QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA « CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA », CON LA FINALIDAD DE LLEVAR 4 CABO LA ADMISIÓN, 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDEN? £ TITULAR 
ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO Da 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PUBLICO. 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. A VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA А TRAVEZ DEL 


SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 11 | 


EMPRESAS S£ HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


Ji 
2 T A e unm v 
совы 


RUC 20136318323 SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA 16/11/2021 Válido 16/11/1021 2012621832) 
о 


a. Proveedor 


i m 29495865747 SERVICIOS GENERALES JUVASA Е... i6/11/1021 Válido 15/11/2021. 20405865717 
оп 
Proveedor 3 T 
3 20239790171 WILITOR S.A C 18/11/1021 Válido 18/22/2021. 20529790171 
соп RUC 
Proveedor A : e š 2 ^ ` 
3 Ruc 10601106513 ASIEL HIGENTERIA & CONSTRUCCION 3, A C. 13/11/1023 Yábdo 33/13/2021 20001106413 id 
zon Ku 
Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CEHERALES GALVEZ 
3 10662257208 0 š Я 22/11/2021 Válido 1201172011 10602257208 
xon RUC S.A.C.- EHCOSEGECA SAL. 
Proveedor , А е9 
š вус 29002172304 GARCCON CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. 15/11/1021 vilde 2341102023 20602272204 
ton Ry 
Proveedor pa z. 
? 20502635793 JAT SOMAN BAC, 15/11/7014 Valido 18/11/2021. 10802655753 DRE 
хап RUC 
Proveedor z . " "m 1 ` 
d Ruc 26804805222 CONSTRUPROJ3ECI INGENIERIA S.A.C, 45/11/7521 чаа 13/11/1021 20604205312 JE 
can 
PEEL EDO singan ssbpra os i dg Fiai 


ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE. SE HA OBSERVADO QUE UNA SOLA EMPRESA HA < 


REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETÀTRE SCC. Аа! 


PUENTE CN sop; 


wawara 


Tres mil setecientos diecinueve.3719 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


BAR ANDARE A иы ah da UN аал wa MILES эрч ег - A AAA 


exo E NDA SENTIT 
^ D " I 
in idi SH des A 
DIU a a LARA E aH КИШИН: Бы 
CONSORCIO CES ' | 
i 10504005322 CONTRATISTAS 23/11/2021 195326 10503306117 animai 9:54:53 Enviado Valido e 
ВАТСАБ ч 


+ CONSORCIO C&C CONTRATISTAS: (EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES 
AKUNTA SRL - CONSTRUPROJECT INGENIERIA S.A.C.) 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFIC ACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLI IGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
DETALLE: 


\ | POSTOR 
N° 
b 


CONSORCIO C&C 
CONTRATISTAS 


DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD 


REPST. DE 
QUIEN 
SUSCRIBE LA 
OFERTA 


F” 
{ 


l | ANEXOS CONDICIÓN 


ANEXO2 | ANEXO 3 | ANEXO 4 | 


| 
| | | 
| | | 
i 
| 


АМЕХО 1 


| Si CUMPLE | Si i CUMPLE | i Si CUMPLE 
I 


| 


5 CUMPLE SI CUMPLE 
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| 
E 


і 
CUMPLE | ADMITIDO 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE LA UNICA EMPRESA POSTORA ESTA ADMITIDA POR LO QUE 


\ EN ESTE ESTADO SE PROCEDERÁ CON LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
DETALLE: 
N 
VON POSTOR EXPERIENCIA DEL POSTOR Р 


- CONDICIÓ 
EQUIPAMIENTO | FORMACION EXPERIENCIA DEL EN LA ESPECIALIDAD | P | 
| 
f 
| 


ESTRATEGICO 


CONSORCIO C&C | Si CUMPLE | Si CUMPLE | Si CUMPLE | SI CUMPLE PAREADAS | 
CONTRATISTAS | | | | 
l š i l iecit j 
WE ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 


SA | POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FACTOR DE EVALUACIÓN 


N° NOMBRE DEL POSTOR MONTO PROPUESTO 


£N ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


ENTO....]..... 3/ 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


A LA MD DR RR ncc NAAA —— 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO C&C 
CONTRATISTAS (EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES AKUNTA SRL - 
CONSTRUPROJECT INGENIERIA S.A.C), POR EL MONTO DE 5/ 610,581.11 [SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 11/100 SOLES). | 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 


NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO А SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 
MISMO DÍA, 


g. A 
// jy, 
/) 
DEA 0 
CPC Jesús O. Martinez Panta Ing. Orlando coronel Vásquez 1 


PRESIDENT PRIMER MIEMBRO 


Tres mil setecientos veintiuno.3721 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2021-MDAJCS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021. 
PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 10 30 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AXO DOS 
MIL VEINTIUNO. SE REUNEN EN La UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 


DISTRITAL DE ANGUIA. SITOEN LA CALLE COMERCIO ЖУ 212- ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITE DE SELECCIÓN DESIGNA DOSPARALLEVAR ACABOLA A DJUDICACIÓN SIMPLIEICADA 
м" 02-202 I-MDA/CS.DECRETO DE URGENCIA N^ In2-202 PRIMERA. CONVOCATORIA. QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA « CREACIÓN DE LÀ PLAZA EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUA . PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ». CON LA FINALIDAD DE LLEVAR А CABO LA ADMISSION. 
EVALUACION y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCION 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS HTULARES DEL COMITE DE 
SELECCION LOS MISMOS QUE SE DETALLAN А CONTINUACION 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 
ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 


PRESIDENTE TITULAR 

PRIMER MIEMBRO TITULAR 

SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 

EL PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCIÓN. LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PUBLICO 

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, А VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRA VEZ DEI. 
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES BEL ESTADO ISEACE, DETERMINADOSE OL 11 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGLIENTE DETALLE 


Penes 
А РЕЯ тиа SERIOS печкю» COUSLSCIALES SA оет de dc ип: з 
son RyC 
Eran rodeo 
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ASI MISMO DE La VERIFICACION DEL SEACE, SE HA OBSERVADO OLE Ux 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD | 


Escaneado con CamScanner 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE АМОША 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


or tos HAKAN 


eN DAUNBO пен gue па ЮР 6k fas 


a, 


AKUNTA SRL - CONSTRUPROJECT INGENIERIA S.A.C.) 


к VOLÓ Ma DO SE PROCEDIO A LÀ VERIFICACION DE LA DOCUMEN TACION OBLIGATORIA A 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS FN CONFORMIDAD AL SIGLIE 


CONSORCIO CRC CONTRATISTAS: ¿EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES 


N DE 


SE 


š: 
š 
3 
v s ——— HR РУ NA 
чч DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBUGATORIA Y ADMISIBIUDAD 
— ) =? 
М REPST. DE f | | { 
= Ма озон QUIEN | | | j АМЕХО5 | AMEXOS | сонро 
. à i ' i 
T i SUSCRIBE LA | | | | i | 
UM — .| OFERTA | ANEXO2 | ANEXO3 | ANEXO4 | TN. SEN 
i j ! | | i 
CONSORCIO CAC | : | Н I Н ; 
"CONTRATISTAS | SICUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE la CUMPLE | S CUMPLE | S CUMPLE CUMPLE ADMITIDO 
i М 1 1 
E t i i ; 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE LA UNICA EMPRESA 2 POSTCHA ESTA ADMITIDA PGA LO QUE 


A 


i REQUISITOS DE CAUFICACIÓN 


eem POSTOR EXPERIENCIA DEL POSTOR | 


EN LA ESPECIALIDAD 


FORMACION | EXPERIENCIA DEL 


WORK MR | ESTRATEGICO | ACADEMICA | PLANTEL PROFESIONAL 


П 
i 
i 
| 
i 
i 
INAL i 
ir 


P 


CONDICION 


STADO SE PROCEDERA CON LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGLIEN 
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ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR La EVALUACIÓN ECONÓMICA ГЕ б 


(T ACTOR ӨЕ EVALUACIÓN ` D e 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N* 01-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-202 1-PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 10 30 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL ААО DOS 
MIL. VEINTIUNO, SE REUNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA SITO EN LA CALLE COMERCIO N* 212 - ANGUÍA. LOS MIEMBROS TITULA HES 
DEL COMITÉ DE SELECCION DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
А DI2021-MDA-CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-202 I-PRIMERA. CONVOCATORIA. QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DELA OBRA DENOMINADA «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN 
EL CENTRO POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A САВО LA ADMISION. 

` EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

^w 


E 3 PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE 
` Se $ SELECCION LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


TEM C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 
S | SS ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 
NS ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 
] EL. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO Da 
J POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. 
a 
\ 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO А LA NORMATIVIDAD VIGENTE, А VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (БАСЕ. DETERMINADOSE QUE i] 


«а EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORANDAD AL SIGUIENTE DETALLE. 
A 
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ASÍ MISMO DE LA VERIFICACION DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE UNA SOLA EMPRESA НА 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE 
* CONSORCIO EJECUTOR JIK JRR CONSTRUCTORA & CONS 


Ai "ES CC. IA FUL DE. DOE- wCNTO 
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ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OBL 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


i Í — DOCUMENTOS DE PRESENTACION Ot OBLIGATORIA Y ADMISIBIUDAD | 

1 са е .- 
: | і REPST. DC T " 
NIE | | QUIEN | ANEXOS | ANEXOS | coNDIOÓN 
[E i ¡ SUSCRIBE LA | 
- | ANEXO: | OFERTA | ANEXO2 | ANEXO3 | ANEXO4 

CV T tewoRdo — SEGUE Н EO -UMPLE p. A I СОРАР | 

| i, CONSORGO — | SCUMPLE ) SICUMPLE | S CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE peeem | nep | 
L. Do UtcuroRGK | 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE LA UNICA EMPRESA POSTORA ESTA ADMITIDA POR LO QUE 
EN ESTE ESTADO SE PROCEDERÁ CON LA ETAPA DE CAUFICACIÓN DE PROPUESTAS EH CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


DETALLE: 
5 pa dia CONI лайык d EA ас erre eee oeste cg 
i — CAE а-а... x — P" d ЖОЛУК cid 
| КҮН Mgr == "EXPERIENCIA DEL POSTOR ES REA 
de | 
+ | EQUIPAMIENTO | FORMACION | EXPERIENCIA DEL ENLA ESPECIALIDAD — | 
| ESTRATEGICO | ACADEMICA | PLANTEL PROFESIONAL | 
өсө КО. | | 
' CONSORGO i i CALHCADA 
! , /— EJECUTOR JK ' 5  CUMPLE | SECUMPIL SICUMPLE | SMCUMPLE 
1 j | | i i | 
 _  _ l. LL 


АЛЕ LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE P! АБЕНОВ A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DELOS 
POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


—— 


FACTOR DE EVALUACJÓN 
PRECIO 


DNUS NOMBRE DEL PDSTOR MONTO PROPUESTO 


FORMULA 
| Р1= От кФ?МРЕ 


; | Qi di. 
E CONSORCIO EJECUTOR HK | 5/ 421,679.42 | T MEME И Re 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


EE i Тю р 


i 
a] NOMBRE DEL POSTOR |  ANEXON'II — | PORCENTAJE | PUNTAJE 
1 | _ BOMIFICACION SX | AOTORGAR | TOTALCON 
mM | | | BONIFICACIÓN - 
(1 ; COMSORCIO EJECUTOR ИК | 100 +  SIPRESENTO ^ 8 | 105 
q€_x- > - —— MM — a аа <a Dh 


АНТЕ 105 RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO 
EJECUTOR JJK URR CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC. EMPRESA CONSTRUCTORA x 


SERVICIOS GENERALE 5 ARUNTA SRL) POR EL MONTO DE 5/ 421,679.42 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES) 


ufi MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SiN 


HINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 
MISMO DÍA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA ж 
rabajando Zaata2, ,, 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 209-2021-MDA/A 


Anguia, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 
VISTO 
El informe N* 001-2021-MDA/CS, emitido por el Comité de Selección designado para llevar a cabo 
la Adjudicación Simplificada N° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N^ 102-2021; que tiene сото 
objeto la ejecución de ia obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». 


CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194? y 195? de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N? 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Articulo Il del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N* 27972. : 


Que, Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N^ 344-2018-EF, establece que “Los órganos a cargo de los procedimientos de 
selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como 
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 
culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación” 

Que, el Artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo М° 344-2018-EF , estipula que "Los documentos del procedimiento de selección son las 
bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de-Consultores Individuales, así como las 
solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de 

procedimiento de selección”. Asi mismo indica que “El comité de selección o el órgano encargado de Jas 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en 
el expediente de contratación aprobado. 47.4. Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas 
sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, segün 
corresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la 


Entidad". 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA | 
Trabajando миёва. 


D 


Que, mediante informe de vistos el Comité de Selección, en cumplimiento a lo dispuesto en los 


artículos indicados en los párrafos precedentes remiten el respectivo proyecto de bases administrativas que 
regirá la Adjudicación Simplificada М° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102. 2021; que tiene 
como objeto la ejecución de la obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor 
referencial ascendente a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 
11/100 soles); para su revisión y aprobación pertinente. 


Que, juego de la evaluación pertinente se ha observado que el proyecto de bases administrativas 
derivadas por el mencionado comité de selección que regirá la Adjudicación Simplificada N* 02-2021- 
MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 ; que tiene como objeto la ejecución de la obra denominada 
«CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»: cumplen con las condiciones legales según lo dispuesto por la 


normativa de contrataciones, por lo que se encuentran expeditas para su respectiva aprobación, 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley М° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 348-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N? 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las BASES ADMINISTRATIVAS, correspondientes a la 
Adjudicación Simplificada N° 02-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021; que tiene como objeto 
la ejecución de la obra denominada «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 


DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial 
ascendente a la suma de S/ 610,581.11 (Seiscientos Diez Mil Quinientos Ochenta y Uno con 11/100 
soles). 


ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER; que el órgano colegiado designado realice la publicación de 
las bases aprobadas y todos los demás actos y etapas del procedimiento de: selección hasta su 
consentimiento en el Sistema Electrónico del Estado (SEACE), conforme a la normatividad vigente de 
contratación pública. 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a los integrantes del comité 


de selección; a la Oficina de Gerencia Municipal, Unidad de Abastecimiento: Dirección de Infraestructura 
Desarrollo Urbano y Rural. Oficina de Asesoría Jurídica, 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA - 
rabajando juntas... 
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ala que se retrotraerá el proceso de Selección, sefialando además que el Titular de la Entidad declarará de 
oficio la nulidad del proceso de Selección, por dichas causales sólo hasta antes de la celebración del 


contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación; 


los años de experiencia solicitados al personal clave tal y como se ha establecido en el pliego de 
absolución de consultas у observaciones, conforme así lo establece el “Artículo 72,5": Consultas, 
observaciones e integración de bases” del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei 
Estado, siendo que dicha omisión ha generado indiscutiblemente que se haya incurrido en vicio de 
nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 44" inc. b) de la mencionado Ley de Contrataciones. 


Que, Únicamente el Titular de la Entidad tiene la facultad inherente de declarar de oficio ia nulidad 


indicadas, hasta antes del perfeccionamiento del contrato, cuando, debido at incumplimiento de dicha 
normativa, se configure alguna de las causales antes detalladas, debiendo indicarse la etapa hasta la cual 
se retrotraerá el procedimiento, 
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Que, en el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del articulo 128 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando la Entidad verifique 
alguno de los Supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya sea 
en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo 
precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección; 


vicio, no sea susceptible de conservación, siendo que lo antes señalado, se advierte que el vicio advertido 
рог su trascendencia, еп el presente caso, no resulta conservable; 
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. Que, en consecuencia, estando al análisis y en aplicación del marco legal Correspondiente, se 
Concluye que los hechos antes descritos determinan que se declare la nulidad de Oficio de la Adjudicación 
Simplificada N* 06-2021 -MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021, porcuanto contraviene a lo dispuesto 
en por el “Artículo 725% Consultas, observaciones e integración de bases” del Reglamento del 


Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como se vulnera el Principio de Transparencia. 
De otro lado considerando que la inobservancia proviene desde la Etapa de Integración de Bases se deberá 
retrotraer el mencionado procedimiento de selección hasta la mencionada etapa. 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad, por lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N* 30225, modificada mediante Decreto Legislativo М° 1444, Ley de Contrataciones 
del Estado; y, con el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones dei 


Estado, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20? de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N° 27972; 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Adjudicación Simplificada 
N° 06-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021, convocado para la SUPERVISIÓN de la obra 


POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA», debiéndose retrotraer el mencionado procedimiento hasta la etapa de Integración de 
Bases a fin de que el comité de selección proceda a Corregir el error advertido el cual se ha consignado 
en la parte considerativa de la presente resolución, antes de volver a convocar, 


Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y demás acciones pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - EXHORTESE, a los miembros del Comité de Selección a efectos que 
realicen las funciones encomendadas en el desarrollo del procedimiento de selección con la mayor 
diligencia y se evite dilaciones innecesarias, 4 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que Secretaria general de la Entidad, cumpla con notificar is 
presente resolución a los Órgaños competentes de la Municipalidad Distrital de Anguía, conforme a Ley. 


REGISTRECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


COMITÉ DE SELECCIÓN 
Anguía, 25 de noviembre del 2021. 
INFORME N° 02- 2021 - MDCH/CS 
A a. José Nenil Medina Guerrero - 


Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 


DE : Comité de Selección 
ASUNTO : Solicita Nulidad de Oficio 
REF : Adjudicación Simplificada М° 06-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo siguiente: 


Con fecha 11 de noviembre del 2021, se convocó en el portal del Sistema Electrónico de 
Contrataciones con el Estado (SEACE), la Adjudicación Simplificada N° 06-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia 
N* 102-2021, convocado para la SUPERVISIÓN de la obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA 


TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». 


Que ante la observación N° 08 formulada por el postor RAMOS VASQUEZ JUAN CARLOS, 
en virtud a la cual solicitó se reduzca los años de experiencia del personal clave, ante dicha solicitud este comité 
de selección consideró el acoger la mencionada Observación, sin embargo por error involuntario al momento de 
Integrar las Bases Administrativas, no se ha reducido los años de experiencia en la parte pertinente de los 
Términos de Referencia haciéndose únicamente los cambios en la parte pertinente de los Requisitos de 
Calificación; ante ello al no haber integrado correctamente solicitamos a su Despacho en condición de Titular de 
la Entidad se sirva el declarar la Nulidad de Oficio del mencionada procedimiento de selección considerando que 
se ha vulnerado lo dispuesto en el "Artículo 72.5”: Consultas, observaciones e integración de bases” del | 
Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitando que dicho procedimiento se 
retrotraiga hasta la etapa de Integración de Bases a efectos de corregir el error advertido. 


Sin otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarie las muestras de mi especial 
consideración. 


Atentamente; 


CPC. Jesús O. Martínez Panta 
PRESIDENTE COMITÉ DE SELECCIÓN 
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‚ "ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE " 


Anguia, 11 de octubre del 2021 


INFORME N° 037-202 1-MDA/PRESUP 
—— MIDA /PRESUP 


A : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


DE : RIERA IRIGOIN RONY a 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO unm мй, 


„ч dto OQ d. ^ к; E 
ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA A e 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : PREVISION PRESUPUESTAL 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y a la vez informarle lo siguiente: 


"Que, según Área de abastecimientos N* 321-2021-MDA/ABAST de fecha 
10 de octubre de parte del área de Abastecimientos donde solicita la previsión 
presupuestaria, sobre el proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE H UALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMA КСА, , con código 2428261, 
Que según la Directiva № Directiva N.° 0007-2020- EF/S0.01 “Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”, Artículo 15. Previsión. En el caso de ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal y conforme con lo establecido en el numeral 41 4 
del artículo 41 del Decreto Legislativo N.? 1440. el responsable de la administración del 
presupuesto de la Unidad Ejecutora у el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el caso de los Gobiernos Locales, emite y suscribe là previsión 
presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los 
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales 
subsiguientes. Dicha previsión implica la reserva de los recursos y la realización del 
correspondiente registro presupuestario, bajo la responsabilidad de la entidad. Por ello 
debo manifestar que según DU № 102-2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, Artículo 1. 
Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias en matería económica y financiera, para la ejecución de gasto público en 
inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento. infraestructura vial 


/ E ° 
2 3:68 ; 


— 


y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación economica: atenuar los «c» 
: : Xo а ) dish HENIE EN SPORTE progg” 
impactos de la pandemia por el brote de ia COVID- [9 Фао" priedo "ene r Á 


| 05 ADO 2022 


t (77 j — 


nro 


=. a Аи 


H 


í 


Tres mil setecientos treinta y dos.3732 


PREVISION de acuerdo al Anexo N 
а continuación se detalla: 


? 03 previsión de recursos para el año fiscal 2022 y 


LII у 


CADENA | 
UE. FUENTE CATEG GENERICA | FUNCIONAL META | CODIGO | MONTO 
| FINANCIAMIEN. | . GASTO GASTO PROGRAMATICA | PTAL | UNICO PREVISION 
| | | PRESUPUESTARIA 
Bu ИС mE. CIN 3 ——— L | PRESUPU 
| ! 
300579 | RECURSOS GASTO 26 0146 | 0060 2428261 ‚ 161,514. 90 | 
| ORDINARIOS | DE x 
INVERSION 
| | | | 
онна „ы. ш 
——Á  _ 


| 
s| 7 


Es todo cuanto informo a usted para las acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


Tres mil setecientos treinta y tre 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
URI 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 222 — 2021 — MDA/A 
AA IA N 222 — 2021 - MDA/A 


_¿uB8LICA DE, y 
QR ёз. 


Anguía, 10 de noviembre de 2025 


EL ALCALDE DE ГА MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANG ША, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA. 

VISTO, el informe N* 001 -2021-MDA/CS, emitido por el Comité de Selección designado para llevar 

a cabo la Adjudicación Simplificada N° 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N? 102-2021; que tiene 

como objeto la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 


DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA». 


CONSIDERANDO: 


Que, el artículo 1949 y 195” de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Articulo 11 del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N? 27972. 


Que, Que, el Artículo 41? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, establece que “Los órganos a cargo de los procedimientos de 
selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, asi como 
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 
culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación" 

Que, el Artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-201 8-ЕР, estipula que “Los documentos del procedimiento de selección son las 
bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección:d9 Consultores Individuales, así como las 
solicitudes de cotización para Comparación de Precios, las. “cuales se utilizan atendiendo al tipo de 


procedimiento de selección”. Asi mismo indica que "El comité de-Selección o el Órgano encargado de las 


Tres mil setecientos treinta y cuatro.3734 


iia 1800. 47.4. Los documentos del procedimiento de selección son visados en todas 
sus páginas por los integrantes del comité de solección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, y son aprobados porel funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna de la 


Entidad" 
Que, mediante informe de vistos ei Comité de Selección, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos indicados en los párrafos precedentes remiten el respectivo proyecto de bases administrativas que "mem 
D FUENTE EN SCPORTC PASEL” 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA ` 
ou 


regirá la Adjudicación Simplificada N* 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene 


DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 174,514.99 (Ciento 
Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles); para su revisión y aprobación pertinente. 
Que, luego de la evaluación pertinente se ha observado que el proyecto de bases administrativas 

derivadas por el mencionado comité de selección que regirá la Adjudicación Simplificada N* 06-2021. 
MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N* 102-2021; que tiene como objeto la SUPERVISIÓN de la obra 
denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; cumplen 
con las condiciones legales según lo dispuesto por la normativa de Contrataciones, por lo que se encuentran 
expeditas para su respectiva aprobación. s 


aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 348-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20* de la Ley Orgánica de 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las BASES ADMINISTRATIVAS, Correspondientes a la 
Adjudicación Simplificada N° 06-2021-MDA/CS-DECRET O DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto 
la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil 
Quinientos Catorce con 99/100 soles). 


contratación pública. 


ARTÍCULO TERCER O'NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a los integrantes del comi 


de selección; a la Oficina de Gérencia Municipal, Unidad de Abastecimiento; Dirección de Infraestructura 
Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Asesoría Jurídica. 


REGISTRESE, COMUNIQUES. 7 ARCHIVESE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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INFORME N° 91 2021-MDA/CS 
——s 2021-MDA/CS 


А : ing. Nenil Medina Guerrero 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 
DE : Comité de Selección 
ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 
FECHA : Anguia, 08 de noviembre del 2021 


Sirva la presente рага saludarlo muy cordialmente a la vez para solicitarle lo siguiente: 


Que, el Artículo 47%: Documentos del procedimiento de selección: del Reglamento de la Ley de 


Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N? 344-2018. EF: establece textualmente lo siguiente Los 


ento de selección Son las bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de 


Ollcitudes de cotización para. Comparación de Precios, los cuales se utilizan 
atendiendo al tipo de procedimiento de selección”. 


Asi mismo según lo dispuesto en el Artículo 47.3 del mencionado Reglamento. se establece lu 
siguiente: “El comité de selección о еј órgano encargado de las contrataciones, 


según corresponda, elabora los 
documentos dej Procedimiento de selección a зи cargo, utilizando 


obligatoriamente los documentos estándar que 


aprueba el OSCE У la información técnica y económica contenida en ej expediente de contratación aprobado". 


En, tal Sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en los mencionados artículos este Comité de 


Selección, ha procedido a elaborar las correspondientes Bases Administrativas que regirán la Adjudicación Simplificada 


102-2021: a convocarse para la SUPERVISIÓN de la obra denominada 


DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la 


suma de S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles). 


Ante lo expuesto, solicitamos a SU despacho se sirva emitir el acto resolutivo correspondiente, a fin 
de que se proceda a la aprobación de las mencionadas Bases Administrativas pertinentes. 


ES todo cuanto informo a usted Para conocimiento y nes del caso. 


Atentamente, к 3 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA - 
Trabajando juntos... 
. 


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 219 - 2021 — MDA/A 


Anguía, 10 de noviembre de 2021 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJ AMARCA 


i ү Ж N° 331—-2021- MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° y 195? de la Constitución Política del Реп, modificado por Ley М° 27680, 
establece que las Municipalidades provinciales y Distritales son los Órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
y la economía local y la prestación de los servicios públicos: de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo |! del titulo preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 


Que, el Artículo 41? del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, establece que "41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este 
corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación; 
aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos 
del procedimiento de selección aprobados que se publican con la Convocatoria, de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento". 


Que, el Artículo 44.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-2018-EF ‚ establece que "Tratándose de los procedimientos de selección para la 
contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoria de obras, de los tres (3) miembros 
que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el 
objeto de la contratación, salvo lo previsto en el articulo 217" 


Que, mediante el Informe de vistos, la Unidad de Abastecimiento de nuestra Entidad eleva аі 
Despacho de Alcaldía la propuesta de conformación del comité de selección que llevará a cabo la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 06-2021-MDA/CS-DECRETO. DE UR N* 102-2021, a/convocarse para la 
SUPERVISIÓN de la obra denóminada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 174,514,99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil 
Quinientos Catorce con 99/100 soles). 


-— 


r 
Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Le 
aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediant Decreto Supremo N° 244-2018. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando juntos, 
кз 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas an virtud del numeral 6 del artículo 20* de 
Municipalidades Ley N? 27972. 
.. SERESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR A LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES, del comité de 
Selección que llevarán a Cabo la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 


la Ley Orgánica de 


siguiente detalle: 


MIEMBROS TITULARES: 

• PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA DNI N° 41142638 
*PRIMER MIEMBRO  : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ DNI N* 46456101 
° SEGUNDO MIEMBRO : ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ DNI N° 46523558 
MIEMBROS SUPLENTES: 

* PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N* 42002653 
*PRIMER MIEMBRO  : HERLIN YAHIR LLATAS SALDANA DNI N* 71635699 
* SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA DNI N° 48415818 


ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección designado a efectos 


de que continúe con los trámites correspondientes para la convocatoria del Procedimiento de Selección 
correspondiente, 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a (а Oficina de Gerencia Municipal, 
Unidad de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Juridica, 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 


ESSE түз AID EE Y A AVAL MT 3, 


Tres mil setecientos treinta y ocho.3738 


INFORME N° 334 ~ 2021 - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. | 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE ГА MDA — | 


A : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 5 
ALCALDE DE LA MDA 
ASUNTO SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 
REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA Anguía, 10 de noviembre del 2021 
Sirva la presente Bara saludarlo muy cordialmente у 8 la vez para solicitarle lo 
siguiente: 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de 
mediante Decreto Supremo N? 344-2018-EF. establece que “47.7 


Para convocar un procedimiento de 
Selección, esta Corresponde estar 


incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar 


con el expediente 
de contratación aprobado, haber designado al comité 


de selección cuando coresconda. v contar son 


Kar O 
los documentos dej procedimiento de selección aprobados que Se publican con ja Convocatoría, de 


AUI 


acuerdo a io que estavlece el Reglamento" 


Que, el Artículo 44.2, del Reglamento de la L 
aprobado mediante Decreto Supremo N^ 344-2018-EF, establece que “Tratándose de tos procedimientos 
de selección бага la contratación de ejecución de Obras. consultoría en general y consultoría de Obras. 
de 105 tres (3) miembros que forman parte del comitá de selección, por lo menos, 
conocimiento técnico 


ey de Contrataciones del Estado, 


dos (2) cuentan con 
en el objeto de Ја contratación, salvo lo previsto en el artículo 217" 


En cumplimiento a to dispuesto en los mencionados artícujo 
procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^ 
N° 102-2021, a convocarse para la SUPERVISIÓN de 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL E 
: PROVINCIA DE CHOTA . D 


8. y 8 fín de convocar gi 
08-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA 
la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA 


n valor referencial ascendente a la suma de S/ 


inientos Catorca con 39/100 soles), proponemos a los 
^ 
Siguientes trabajadores de la Entidad a fin 


conformidad aj siguiente detalla: 


Ре; EL" 


MIEMBROS TITULARES: 
rn» IH ЈАКЕ: 


* PRESIDENTE : C.P.C JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 


* PRIMER MIEMBRO : OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 
* SEGUNDO MIEMBRO :ING ORLANDO CORONEL VASQUEZ 


Contrataciones del Estado. aprobado ` 


Sikes Г 


эм 02. feux 


rro a=... 
de que integren el comité de” selección pertinente: e; 
| PUENTE EK sce 
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MIEMBROS SUPLENTES: 
UNS SUPLENTES: 
e PRESIDENTE : OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ DNI N* 42002653 
* PRIMER MIEMBRO : HERLIN YAHIR LLATAS SALDANA DNI N° 71635699 


SEGUNDO MIEMBRO : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA DNI N* 48413818 


Ese 


п tal sentido, que elevamos la presente propuesta para su res» 
a través del acto resol 


Spectiva aprobación 
utivo correspondiente conforme aley. 


Atentamente, 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
rabajanda juntos 


КЕЈ 


Pea 
52 
RESOLUCION DE ALCALDIA N^ 216 2021 — MDA/A 


Anguía, 10 de noviembre de 2021 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 


El Informe N° 326- 2021 - MDA/ABAST, de fecha 10/11/2021, del jefe de la Unidad de 
Abastecimiento, y 


CONSIDERANDO: 


y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, sn armonia con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante Con el Artículo || del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 


Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, establece que “41.1. Para convocar un procedimiento de selección, esie 


Corresponde estar incluido en ay Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación 


Que, el Artículo 42°: Contenido del expediente de contratación; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF, establece que el órgano 
u^" du. ЧА > 


funcionario competente para Su aprobación, en forma previa a la Convocatoria, de acuerdo a sus normas 
de organización interna, 


Que, mediante el Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 


Distrital de Апдша, eleva el respectivo Expediente de Contratación pa гар 
la SUPERVISIÓN de la Obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA ТВАНИТАВЇ Е 


d 12124 a S о. ОТ ОИЕ ЭНЕ ЕТИШ 
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MUNICI 


EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DIST 


PALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA - 


RITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 


DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de SJ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro 
Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles); indicando así mismo que correspondería el convocar un 


2021. 


proceso de Adjudicación Simplificada ello en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 102- 


señalados en el Artículo 5* del mencionado. Decreto de Urgencia, se utilizará el Procedimiento de 
Selección de Ad udicación Sim lificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley М° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N* 082-2019- EF (en adelante, TUO 
de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N? 344-2018-EF y modificatoria (en 


adelante, Reglamento). 


Que, la oficina de Planeamiento y Presupuesto de nuestra Entidad, emite la respectiva certificación 
Presupuestal N* 540, por el monto de S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de 


Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N* 


30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 


Supremo N° 344-2018-EF, У en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° 


de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N? 27972. 
SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, que regirá la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021, a convocarse 


para la SUPERVISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR y 


PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 


DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . 


DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente aa suma de sy 174,514.99 (Ciento 
Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles), 


ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Oficina de Gerencia 
ULU TERCERO: 


Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Asesoría Jurídica. 
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INFORME N° 326 ~ 2021 - MDA/ABAST. 
AAA LEA - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA. 


A : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE LA MDA 


ASUNTO SOLICITA APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 


REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 


FECHA : Anguía, 10 de noviembre del 2021 
Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vaz дага solicitarle lo 
Siguiente: 


Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 dei 


anexo 1 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 102-2021: DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDA S EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
SASTO PUBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN 


ORIENTA DO AL FINANCIAMIEN fO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO . 
INFRAESTRUCTURA VIAL v EQUIPAMIENTO URBANO" Y así mismo en virtua de lo dispuesto en al Artículo 422. 


Contenido del expediente de contratación: del Reglamento de la Ley de Contr 


atacicnes del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N? 


344-2018- EF, que establece que el órgano encargado de ias 
Contrataciones es el responsable de remitir el expedie 


рага su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo 3 sus normas de organización interna, 


nte de contratación al funcionario Competente 


Tres mil setecientos cuarenta y tres.3743 


URGENCIA N* 102-2021, y contándose así mismo 


solicitamos la aprobación del expediente de contrataci 
pertinente conforme a Ley. 


лез - DEL OGCUMENTO 
con la certificación presiüpuestal.. nehlg E T D PEL" 
Lii етлер ORTE P. 


бп correspondiente a travég del acto resolutivo | 


Atentamente, 


[AL C£ Акса 


/ aai BAT 
ен oo Ру TUTEJ 
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„мат... м ae — IS š < 200 
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE e 


Anguia, 10 de octubre del 2021 


INFORME N° 029-2021-м DA/PRESUP 
AA 2227-2021-MD ALE P 


А : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 
ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
DE : RIERA IRIGOIN RONY 


ENCARGADO DE PRESUPUESTO 


ATENCION : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDANA 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS 


ASUNTO : REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con | 


a finalidad de expresarle mi 
cordial saludo y ala vez informarle lo Siguiente: 


Para ello emito la certificación ya 540, para su respectivo trámite Corresp 
reporte SIAF (Sistema Integrado qe Adminis: 
continuación: 


ondiente según 
ración Financiera), Ce las cuales detallo а 


Es todo cuanto informo a Usted Para i25 acciones que estime 


POr conveniente 


А lentamente, 


Tres mil setecientos cuarenta y cuatro.3744 


9 Presupuestario 


Sacha G C 
Hora. 15 3 
Pag.. 4S0 de 494 
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA N° 2000000540 
(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO ` og CAJAMARCA | 
PROVINCIA 04 CHOTA 
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA [300576] | | | 
МЕЗ : NOVIEMBRE т cm m FECHA APROBACION : 10/11/2021 
FECHA DE DOCUMENTO — . 10/11/2021 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 
TIPO DOCUMENTO 1 SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO 1321-2021-MOMABAST 
JUSTIFICACIÓN 


* PORLA CERTIFICACION ANUAL DE LA SUPERVICION DE OBRA 


JETALLE DEL GASTO 
ASE ыш GASTO 


RGPRODIPRY ACTIAVOBR FW, ОМЕ САРЕ 
МЕТА FF R8 CGTTG SG SGD ESFESPD 


2001 INICIAL 


1148 2428281 4000079 19 041 0090 MEJORAMIENTO ОЕ CAMINO VECINAL 


13,000.00 

2056 MEJORAMIENTO DELA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MUALLANCATE DEL DISTRITO DE АМСІЛА - CHOTA - 13,000.00 

i £0 RECURSOS ORDINARIOS 13,000.00 

8 GASTOSCE CAPITAL 13,000.08 
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000.00 
26.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000,26 
25.3 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,000.06 
26.8 1.4 ОТАОЗ GASTOS DIVERSOS pE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 


13,000.00 
288143 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 13,000.00 


JTAL CERTIFICACION: 


RR A ^ T 3 ; E A а 
JTAL МОТА Š ; y 1300000 


L - A 
an L A 


Ea ANIC PALOS he 
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Cur. Rm ofono cigo 


E/PRESUPÜESTO 


"résupuesto y Planificación 
Sello Y Firma 


Tres mil setecientos cuarenta y cinco.3745 


INFORME N° 321 2021 - MDA/ABAST. 
o 492] - MDA/ABAST. 


DE : DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. 
JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA, 


A : JOSE NENIL MEDINA GUERRERO. 
ALCALDE DE LA MDA 
ATENCION ; RONY ROVERA IRIGOIN 
ENCARGADO De PRESUPUESTO 
ASUNTO ` SOLICITO CERTIFICACION PRESUPESTAL 
REFERENCIA `. DECRETO DE URGENCIA N° 102-2024 
FECHA : Anguía, 10 de noviembre del 2024 


XA E RE 


Sirya la presente para saludarlo muy cordialmente Y a la vez para solicitarle lo 
siguiente: ^ 


Que, mediante al Decreto de [а referencia al Gobierno Central autorizo la transferencia 


de partidas. a favor de distintos Gobiernos Locales para financiar inversiones en materia de saneamiento 


urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento urbano, siendo uno de dichos 
deneficiarios nuestra Entidad, a través del 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 


provecto de supervisión denominada « MEJORAMIENTO DE LA 
EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA 
AJAMARCA »; por un valor referencial ascendente a la suma de Si 
174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles). 


Es en tal Sentido que recurrimos a su Des acho a fin de ue disponga al área 
р 


correspondiente proceda а emitir la certificación Presupuestal y/o previsión presupuestal, pertinente en 


conformidad a lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4 dei Decreto de Urgencia N° 102-2021, en 


concordancia con lo dispuesto en el artículo 19° de la Lay de Contrataciones del Estado. 


оет 
те 
— e Sk Wt. o MET 
burra apra Pp SSL 
¡ENTE ES St 


Es cuento informo а usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 


зп Сліпа! р 
SASTZOIMIEN TO 


с 3 ! 


L Q L... us 


м. c 
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w = = 
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RESOLUCION DE ALCALDIA N* 200 -2021-MDA/A 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 


El informe N° 317 .. 2021 — MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, mediante ei 
cual hace llegar la modificación al Plan Anual de Contrataciones, рага su respectiva aprobación y: 


Qué; el artículo 15° de la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley 
N? 30225, y modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1341, establece que “Teniendo en cuenta la 


con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación 
de la presente norma о no, y de la fuente de financiamiento" 


Que, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 344-2018-EF, establece que el “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 


Que, mediante el Informe de vistos, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad- Mad — 
т CUMFENTO 


Distrital de Anguía, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3:48] dhera: del DECRETO DE 


Tres mil setecientos cuarenta y siete.3747 


MUNICIPAL 


IDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
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URGENCIA N° 102-2024: “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE 

"PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO”, solicita la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2021, a fin de permitir la 
inclusión y convocatoria de los siguientes procedimientos de selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE АМОША - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 
* VALOR REFERENCIAL: S/ 42,740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 68/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 2 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


2. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 3 


* VALOR REFERENCIAL: 5/ 121,990.59 (Ciento Veintiün Mil Novecientos Noventa con 59/100 soles), 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) I 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


3. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia М° 102-2021. 


* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATCNAL 


EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles]. 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. ` 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Tres mil setecientos cuarenta y ocho.3748 


4 Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia М° 102-2021. 
• OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE a... 


INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE ХИСЕ USHUM; TAYAPOFRERO Y visa: 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO СА.,АМАВСА С 


em 


MONA 


III 
^^ гула 


= 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA | 
эда 


(Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 96/100 


Oa 


ICA 2 
UP а Et as, 


* VALOR REFERENCIAL: 5/.237,326.96 
Soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Soma Alzada) 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 
* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, Y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20* 

de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 2797 
SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO. . APROBAR la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
ANUMULU PRIMERO 
Municipalidad Distrital de Anguía correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, para la inclusió 


f de los 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DELA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 


* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


» OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA . DEPARTAMENTO DE 
* VALOR REFERENCIAL: s/ 121,990.59 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Noventa 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. Ë > I 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


con 59/100 solas), 


Tipo de Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 102-2021. 


> OBJETO: SUP! 1 «MEJORAMIENTO DE ГА TRANSITABILIDAD VEHICULAR v PEATONAL 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE O 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» A 
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* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles). 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENT: O: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 
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Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 


* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 
* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el Órgano Encargado de las Contrataciones de [а 
AUSUEO SEGUNDO 
Municipalidad Distrital de Anguía, realice la publicación de la presente resolución de aprobación en el ропа! 


REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE; ARCHÍVESE 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 


honte A СЕЕ рон. VIRUS ТШ 


Aa del Bicentenaris del Devi; 200 años de independencia ° 
INFORME N° 317 _ 2021 _ MDA/ABAST 
A š 


ING. NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Anguía 


Dany Anderson Chávez Saldaña 
Jefe de la Unidad de Abastecimiento 


ASUNTO : SOLICITA MODIFICACIÓN DE PLAN ANUAL 


REFERENCIA : DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 
FECHA 


DE 


Anguía, 09 de noviembre del 2021 


Sirva la presente para saludarlo Muy cordialmente a la vez para solicitarle la siguiente: 
Que, en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del anexo 1 del DECRETO DE URGENCIA 
М° 102-2021: DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRA ORDINARIAS 


S “ARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN 
MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTA DO AL FINANCIAMIENTO DE FROYECTOS DE SANEAMIENTO , INERAES TRUCTURA viai v 
EQUIPAMIENTO URBANO”, y asi mismo en virtud de lo 


dispuesto en el Artículo 15° de la Ley de Contrataciones con el 


Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificado mediante el Decreto Legislativo N° 


1341 y el Articulo 9° dei 
Reglamento de la Ley de Contratacion 


es con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo № 344-2018-zi-. Se solicita la 


а fin de incluir los Siguientes Procedimientos de 
selección: 


1. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021, 
* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN £L CENTRO FOBLADO DE HUALL ANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 42,740.68 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 88/100 soles). 


* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada; 


* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembra del 2021 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 1 02-2021. 

* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE La "RANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO СЕ CAJAMARCA; 

* VALOR REFERENCIAL: s/ 121,990.59 (Ciento Уе ип Mi Мо 


vecientos Мохрлитсеп sort pe ES Toc rO 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada! [ок ¡ENTE EN SOPORTE PAPEL" 
» FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 
* TIPO DE MONEDA: Soles. 05 AB 2022 
* FECHA PREVISTA DE La CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 |. f m Ово DIE TT 


Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simpiiicada-Decrato de Lrgencia № 102.9 024, 


Tres mil setecientos cincuenta y uno.375] 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
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* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR v PEATONAL EN EL 
CENTRO POBLADO. DE HUALLANGATE DEL DISTRITO. DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA; 


* VALOR REFERENCIAL: S/ 174,514.99 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/1 00 soles]. 
* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) 

* FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 

* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


4. Tipo de procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N* 102-2021. 

* OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Е 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN -AS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO У VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 

* VALOR REFERENCIAL: 5/.237,326.96 (Doscientos treinta y siete mil trescientos veinte seis con 95/100 soles). 

* SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Mixto (Tarifas y Suma Alzada) р 

• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios 

* TIPO DE MONEDA: Soles. 


* FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA: Noviembre del 2021 


Es cuento informo a usted para conocimiento y fines del zazo у аё sn de que se ermita el acto 
resolutivo correspondiente, a în de proseguir con la correspondiente convocatoria. 


Atentamente: 


3S ANGUIA 


— ILI АТ 


(ver Saldaña 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI ОЕ 


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARKOLLO 
URBANO Y RURAL - DIDUR 


I Ф садаа «Ж Perá: 200 año de ode mela" 


-MDA/DIDUR 


DE i ING.ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
JEFE DE DIDUR MDA 


А s Ing.NENIL MEDINA GUERRERO 
Alcalde Municipalidad Distrital de Апаџіа 


ASUNTO $ REMITE TDR PARA INICIO DE CONVOCATORIA 
REFERENCIA $ SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENCMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 


POBLADO pg HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA -~ 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 


FECHA : Anguía, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 


ER Er. НОННИ wasanqa ei a i о шы. 
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l del DECRETO DE URGENCIA N° 109-2091. 


Ветра, 


MEDIDAS EXTR PORDIMARTAS 


CI RÀ ARIAS E SNO MATERIA EE 
INVERSIÓN ORIENTA DO А] TINANCIAMI ENTO DF DE ЧАМ EAMIENTO у 
¿NFPRAES TRUCTURA VIAL Y FENE URBANO", Y 382 mismo an virtud de 20 
dispuesto ¿n el artículo 16° SE 34 DES" de таин капас1опав del Estado, an 
concordancia соп Sl artículo 29° del 


Estado, se eleva a su Despacho respectivos TÉRMINOS DE REFERENCIA que 
regirán ia -OnVOCataria de ia 3 VISIÓN de la obra denominada «MEJORAMIENTO 


DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR v PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA . PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» ; por 


Un valor re Suma de д, 172,514.99 (Ciento Setenta Y 
Cuatro Mil 99/100 Soles), a 7—4 
мк 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


TERMINOS DE REF ERENCIA 


1. FINALIDAD PÜBLICA 


El presente Proceso tiene por finalidad Seleccionar a la Sersona natural o jurídica individual о 
Consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. como Consultor de Obras 
Públicas del OSCE, que presente la propuesta técnica y económica más conveniente para la supervisión 
de la obra: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 


Supervisión de la obra, tanto en el aspecto técnico como en el económico — financiero, administrativo y 
otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman los términos de referencia, las 
bases, segün lo dispuesto en el DECRETO URGENCIA N° 1 02-2021 


2 ANTECEDENTES 


la misma que para su correcta ejecución requiere la contratación de los servicios de un consultor de obra 


а efectos de que Supervise dicha obra, 


3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 


Objetivo General: Contratación de Servicio de Consultoria de obra para la Supervisión de la obra 
denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 


EN S ba CAJAMARCA», 
6264 


Objetivo Específico: Estos Términos de Referencia tienen Por objeto definir los alcances y condiciones 
técnicas mínimas Рага la prestación de los Servicios de Administración y Supervisión del Contrato de 
Ejecución de la obra «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
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Los servicios de consultoría de obras para la supervisión, abarca desde ía fecha de inicio del cómputo 
del plazo contractual y se геайгага durante toda la ejecución de la obra. incluyendo las pruebas, [в 
recepción de obra, y el Seguimiento, revisión y Corrección, de ser al caso, de la Liquidación del Contrato 
de Ejecución de Obra. El SUPERVISOR deberá proveer todos los servicios profesionales especializados 


requeridos para cumplir cabalmente ¡as funciones de Supervisión. 


4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DELA CONSUL TORÍA ———— AE ERES] 
Los servicios de consuitoriz de obras Para la supervisión de 1а obras EN EJORAMIENTO РЕ. ГА 
SU ENTE EN SOPORTE PE" | 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOMAL EN EL CENTRO POB DO DE UA LANGATE DEL DISTRITO 
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, 15 A6072072 | 

| 

! 


Tiempo de Servicio : 180 días calendarios "Yn: TH {лг 


| A | E) Дас! > ¡ 0^ 
Valor Referencia! С Ë valor “etecancial del servicis Де me de S/ 174,51 


3.99 xen 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


Setenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce con 99/100 soles), incluidos los 
impuestos de ley, por lo que se deberá la fecha del cálculo del Monto de la 
oferta económica әп la oferta, әп concordancia con la fecha establecida para 
el valor referencial, 


" Forma de Pago: La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 


“Plazo máximo de responsabilidad del contratista: Será legalmente responsable de los alcances 
contractuales que le ha €orrespondido desempeñar, durante el periodo de tres (3) AÑO contados a 


* Garantizar la calidad de los Servicios que preste y la idoneidad dei personal a su cargo. 


* Velar por la óbtima calidad de los trabajos efectuados en la construcción y adquisición Je 


Contraloria 


entada Por eir el infosme:menaua] y. valorización mensual. 
5.4 Verificar la existencia de permisos, licencias yd тей n Мараг р Erifibio de los trabajos. 
5.5 Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejechción del tr, . ¿maqan aprobar dicho 
trazo e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 


variaciorles habidas y 


IRE 2 


s cincuenta y cinco.3755 
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recomendar las acciones 4 tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista cautelar la no 
afectación de áreas arqueológicas, Propiedades privadas y del medio ambiente. En Caso de ocurrir 
estos eventos, exigir al contratista realizar las Correspondientes regularizaciones. 
5.6 Vigilar y exigir el cumplimiento de ta norma G.050 Seguridad durante ta Construcción del RNE 
I (Reglamento Nacional de Edificaciones). 
5.7 Controlar la calidad de los Procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de calidad y 


y almacenes para materiales, equipos y herramientas. 
5.9 Supervisar la ejecución de las obras en todo momento, en forma Permanente y en todas sus etapas, 
verificando que se ajusten a los planos dei Expediente Técnico y 2 sus especificaciones técnicas, 

5.10 Controlar la utilización del Adelanto directo que se entregará al Contratista, Cuyo propósito es la 
movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra. 

5.11 Resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiera y legal, que resulten de a 
aplicación del Contrato de Obra y/o de cambios әп el Proyecto durante зи ejecución, elaborando «i 
respectivo Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndoio para la aprobación fa MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA. 

5.12 Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los matenales e insumos a utilizar en la 
ejecución de la obra. 

5.13 Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en lo referente a las Pólizas de Seguros. 

5.14 Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a 
los procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder esta. 


LASA, 3.15 Supervisar e inspeccionar la adquisición de los Suministros requeridos para la obra, controlando 
4 š 


< 


ge 24 Я Hs ере А " , 

JE E a estrictamente que cumplan con las características técnicas y especificaciones del fabricante y con las 
Hc z] =: 

ES i "e 4 a В РГ , H 
E j ES normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la calidad de todos los materiales 
wA m 

bv Y А А ; y : 7 УУ 
К Pigs; pa y elementos que se emplearán en la obra y equipamiento respectivo, asi como la instalación. 


colocación y funcionamiento de los mismos. exigiendo y verificando que se realicen los ensayos 
apropiados y necesarios, según las especificaciones técnicas. 

5.16 Recibir. analizar y disponer su cumplimiento рог el Contratista, de las observaciones, Sugerencias y/o 
disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA respecto a la obra. 

5.17 Controlar у Supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas рог el Contratista. para 
Proporcionar seguridad а la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, 

3.18 Rechazar aquellas estructuras, materiales 9 equipos defectuosos qué no cumplan con los requisitos 
señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su reparación, 
remoción o reemplazo. 

5.19 Controlar permanentemente ja vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE АМОША los vencimientos con quince (15) días de anticipación, así 
como las Pólizas de Seguros correspondientes, 


3.20 Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de Preparación y en el lugar de las 


5.21 Ordenar, supervisar y certificar ios ensayos de laboratorio-yto-pruebas-de-campo- segúntas normas 
init Ж o 


que regirán las verificaciones, рага garantizar la calidad de los;egterialos y/o equiposra utilizar 
del Contrato de Obra. | 


PËR PM y Diagrama de 
£Lin (6. hasta su.conflusión, 


ME 


atenor 


3.22 Controlar la Programación y Avance de Obra a través dé un Cronogr 


Barras con ai detalle suficiente de cada una de las actividades qes 
i 3 Н 


incidiendo sn la Ruta Critica. | 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de Muestras y 
testigos. "TN = = CN -— ú ? " - 

5.25 Realizar la prueba correspondiente Pof parte de la Supervisión referidas minimamente a ensayos de 
testigos de concreto, ensayos de clasificación y Porcentajes de humedad de madera. 


5.26 Exigir al Contratista la Presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen 


cuando éstos se produzcan. 


3.27 informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro del 
Personal del Contratista сиуа conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o que 
rehúse cumplir las instrucciones impartidas, 

5.28 Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un reporte 
mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y Otros tributos, de acuerdo 
a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

5.29 Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o 


modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
la conveniencia de su aprobación. 
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5.30 Revisar los Metrados presentados por al Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las 
valorizaciones Mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al Contrato de 
Obra, recomendando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación y Cancelación, 
5.31 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, retleiándose elo 
x enlas valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 
A 5.32 Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o modificaciones 
x3 j de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, para su autorizacion 
IT T correspondiente. 
Ый 5.33 Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA sobre el monto de los Presupuestos 
Adicionales, a fin de dar cumplimiento a |o dispuesto en el REGLAMENTO DE LA LEY DE 


Tres mil setecientos cincuenta 
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| СЕМТЕ EN SOPORTE Pere" 
5.37 Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del ш E ei cual contendrá la 


documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este a ABRO 2? 
AZ 
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comunicación, informando sobre el estado de la Obra y el desarrollo del Contrato, A: ct Det UGE 3 f 


ivo se eft 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente con la Liquidación pertinente. 
5.38 Conformar у asesorar al "Comité de Recepción de la Obra". 


5.39 Revisar Y aprobar, antes de la Recepción de Obra, los Metrados y рїапозБоё{ бәве}еӊбегас27- 
elaborados Y presentados por ei Contratista de acuerdo a ¡os trabajos realmente ejecutados, Ei 


Supervisor suscribirá y remitirá esta documentación la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA la 


"i | 


—  . ltem 


MUNI CIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


misma que también estará suscrita por ei Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista. 
5.40 Presentar, Posterior а la Recepción de Obra, el Informe Final de Supervisión de Obra, donde se 
indique, entre otros, los Metrados Post construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, 


LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 
5.44 Revisar Y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas, asi como ia 


6. Plan de trabajo H 
El postor deberá presentar a la firma del contrato su plan de trabajo para ser revisado y aprobado por 
sl área usuaria, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

1.- Elaboración del Informe Inicial 

2.- Supervisión de Obra 

2.1 Revisión, aprobación y seguimiento al plan de 8jecución de la obra 

2.2 Entrega del terreno, venficación de permisos y de ta documentación necesaria para el inicio 

de las obras. 

2 Revisión de las cartas fianzas y de las pólizas de Seguro del contratista 

2.4 Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construcción 

2.5 Verificar el replanteo de la obra 

2.8 Controlar у verificar el replanteo de redes, niveles у Superficies, de acuerdo СОП los diseños 
de detalle 

2.7 Control de calidad de las obras 

2.8 Revisión de las Especificaciones técnicas 

2.9 Pronunciarse Sobre consultas de interpretación. de planos, especificaciones, pruebas y/o 
ensayos 

2.10 Supervisión permanente de las labores del contratista 

2.11 Rechazar los trabajos defectuosos о insuficientes y ordenar su reemplazo y/o Corrección 
2.12 Controlar la conservación de ias obras durante la construcción 
2.13 Verificación de la elaboración 8 implementación У seguimiento al Plan de Gestión de Calidad 
para la Construcción de fas obras 
2.14 Seguimiento a las medidas Correctivas que se ordenen y se Sugieran 
2.15 Seguimiento al contrato de construcción: — 


2.16 Control de los plazos parciales y totales pactados para lá constr xp, E VP 


a Е U р ч 


2.17 Ordenar la intensificación de las labores que estén atrasádas o Suspender las que ло estén 
contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir las esp ticacioneg/s 


2.13 Verificar la atención, Bor parte del contratista. de las bservaci nes To fadas par LA 
MUNICIPALIDAD ES 


2.19 Control contable y financiero de la obra dtr A 
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2.20 Comprobar ej cumplimiento de ¡as ñormas ambientales 


2.21 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte dai Contratista 
2.22 Proveer los equipos y el personal propuesto por la Supervisión 


2.23 Gestión ante organismos por posibles afectaciones que genere ia construcción de las obras 


2.25 Verificaron del cumplimiento Por parte del contratista en cuanto al recurso humano 
2.28 Verificar la adecuada utilización de [os recursos Suministrados Sor el contratista 
2.27 Verificar la calibración y mantenimiento de los equipos utilizados Dor el contratista 
2.28 Valorizar mensualmente los Avances de obra 

2.29 Emitir Pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista 


2.30 Recomendación у sugerencias al contratista con relación а los cambios о modificaciones de 


los procesos constructivos 

2.31 Asesorar al contratante en las Controversias con el contratista 

2:32 Elaboración de documentos Y registros propios de las actividades de ja Supervisión 
2.33 Verificar, analizar y validar la información y documentación remitida por el contratista 
2.34 Revisar y aprobar los planos de obra terminada 

2.35 Peuniones Periódicas con el Contratista y con la MUNICIPALIDAD 

2.36 Comunicación con la MUNICIPALIDAD 


2.37 Preparar los expedientes técnicos que signifiquen presupuestos adicionales v/o deductivos 


de obra 


2.38 Requerir aj correcto mantenimiento de transito de todas las vías Ge sl contratista utilice 


2.39 Verificación de las Condiciones de entrega de vias públicas utilizadas ¿or al contratista 
2.40 Mantener la estadística general de la obra y el archivo generaj ael proyecto 


oficio; informe final de obra y los informes que la MUNICIPALIDAD requiera 
3.- Recepción de la Obra e Informe Final 

3.1 Recepción de Obra 

3.2 informe Final 

3.3 Informe de revisión de expediente de liquidación final de ejecución de obra. 
3.4 Planos de replanteo. 


3.5 Cambios efectuados durante el Proceso de ejecución. Formato de control de cambios 


autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera al caso, 


3.6 Informe de incompatibilidade s entre expediente técnico y siecución rea! dal proyecto 


7. Resursos а Ser provistos Bor el consultor 


Para que la Supervisión cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como minimo de los 
pos, pud 


siguientes equi, iendo de acuerdo a sus fequerimientos incrementar los equipos y útiles 
necesarios: 


Oficina y local de operaciones 
Equipo de Com 


CANTIDAD 


= 


| 
| 03 | 
—. 1 ` A 
Auxilios) C| —1—— А60/ 702? | 
REA | 
8 Recursos y facilidades a ser provistos Вог la Ent dad L (LM | 
La antídad no proveerá ecursos, el postor asumirá susr c м рое 


241 Elaboración de: informe de apertura; informes mensuales, trimestrales, especiales y de 


y nueve.3759 
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El consultor deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Nacional 


de Evaluación de impacto Ambiental. 


10. Perfil del Postor 


Podrán participar en ei Proceso de selección personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro 
nacional de Proveedores en el capitulo de Consultoría de Obras: El consultor de obra debe contar con 


El Consultor proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, técnicos, 
administrativos y Personal de apoyo, de Corresponder, los cuales contarán con !as instalaciones у 
medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones, 


Ei Consultor deberá tener disponibilidad de equipos de cómpute, de topografía, de fotografía, 
vehículos, etc.: todos en condiciones óptimas y operativas y debidamente calibrados, antes de su 
utilización en la elaboración def presente servicio. 


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA podrá solicitar camine Have at REL" 


en cualquier momento, cuando lo Considere conveniente para 


12. Perfil del Personai Propuesto š И тотал анетнн 


Especialista en 
Seguridad en obra y 


sal 


PLANTEL P 
PROFESIÓN 
Ingeniero Civil 


| 
| 


j 
| 
| 


Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad industrial o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad | 
Ingeniero industrial о | € higiene ocupacional o seguridad de obra о seguridad | 
| Ingeniero de | en el trabajo o salud ocupacional 9 implemeniación de | 


ud осирасюпа! 
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B | Seguridad y Salud еп | planes de Seguridad а higiene ocupacional o en | 
| el Trabajo, titulado prevención de riesgos laborales, obras en general, que | 
| 


se computa desde la cole. iatura. | 


і 


en 1 А n 
| ambiental | Ingeniero Civil o 


ambientai Ingeniero Ambiental o | y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
Ingeniero de Gestión residente ambiental y/o ambientalista сеп: Mitigación 
| Ambiental o Ingeniero ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación | 
| Ambiental y de | ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en 

| Recursos Ambientales obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

| o Ingeniero de 
Recursos Naturales y 
Energia Renovable o 
Ingeniero de Recursos 
Renovables ° 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos 
Naturales titulado 
Ingeniero civil titulado 


Especialista 


| Calidad 


| 


Con experiencia minima а 


у/о ingeniero y/o resident 


La SUPERVISIÓN deberá mantener permai;sntemente informado la MUNICIPALIDAD 


DISTRITAL DE ANGUIA sobre el estado de la ejecución de los trabajos Y de los servicios 
Drestados. La presentación de los informes se tomará en cuenta de acuerdo al REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, para lo cual deberá presentar. 


Informes Mensuales: 


. Dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes al término del periodo informado, en los 
cuales incluirá la siguiente información: 

Avance Físico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente. 

Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 
del CONTRATISTA. 


Ocasionen daños a la Obra y/o a terceros. 

s Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas у rendimientos promedios 
alcanzados por el CONTRATISTA. 

* Listado de información sobre Controles topográficos del avance de la obra en ejecución. 

. Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los de calidad de los 
materiales a utilizar o utilizados en obra. 

» Resumen de los trabajos Programados para al mes siguiente y control de avance de los 
trabajos programados en el mes anterior. 

> Resumen del estado económico de la obra. incluir un Anexo que muestre los adelanios 
de materiales otorgados al CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con 
reajuste por amortizar. 

* Organización de la SUPERVISIÓN y гесигѕоѕ empleados durante sI pardo que cubre, e( ; 

| "JENTE EK SOPORT, Pei EL" 


informe, indicando además las labores efectuadas, 


. Resumen de: 
° Notas trascendentes dei Cuaderno cla Obre 


D Documentación cursada | 


— 
NO 
~ 
e 
© 
5 
> 
£ 
© 
К 
v 
v 
Q 
E 
< 
B 
Š 
Q 
К 
Vv 
= 
E 
Y 
Š 
E 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


° Reuniones Técnicas 

* Se anexarán gráficos, curvas de avance. panel fotográfico (mínimo 12 fotos) y videos y 
esquemas según sea necesario. El informe será presentado la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA еп un (01) documento impreso original y tres (03) copias a color 
con fotos a color, además зе presentará en archivo digital (CD ROM) en al original y en 


las Copias. 


Informes Especiales 


. Referidos a eventos Ccurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones 


solicitado la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA y que se encuentre dentro del 
alcance del Servicio de [а SUPERVISIÓN. Se presentarán en ип (01) original y tres (03) 
Copias, además Se presentará en archivo digital (CD ROM) en el Original y en las copias. 


Valorizaciones 

EL Supervisor evaluará el Contenido mínimo de los informes mensuales presentados por el 

contratista ejecutor (original y 03 Copias), 

* Factura del Contratista. 

. Planillas de Metrados realmente ejecutados. 

* Vatorización de avance de Obra. 

> Hoja de Resumen de Valorización. 

» Reajuste correspondiente a la aplicación de la fórmula polinómica. 

° Deducción Por adelantos otorgados. 

, Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos. 

. Prueba de calidad de agregados a utilizar. 

. Pruebas de calidad de mezcla (Diseño de mezclas). 

° Otros ensayos encargados por la Entidad y Que se considerarán де carácter 
obligatorio. 

E Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD 

• Copias del Cuaderno de Obra, 

. Copias de avance 3emanales según informe especial requerido an Пат 10.02. 

. Panel fotográfico. 

* Descripción de las Ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los 


problemas Presentados y como se solucionaron 


т 


Соріа де contrato de ejecución de obra. 


Informe de Supervisión para trámite de pago 
Deberá contener, como minimo, la Siguiente documentación (original y 03 co lag) LL BÉ 
Factura o recibo por honorarios del Supervisor. 4. icc а 
` А : ° | &JENTE EN SOPORTE PAPEL 
E Actividades desarrolladas durante el mes = 


> Memoria explicativa de la ejecución de obra 0 A60. 4912 i 
» Valorización reajustada de avance de obra ps > ENNIUS | 
! AA ç 


. Hoja resumen de valorización ` 


мо | 
mpi 


y 
, Certificado de Ensayos de laboratorio y Coni d сага de-ios matonales 
empleados-protocoig de prueba 


з Grafico o cuadro comparativo del avance real соп 5! cslende 
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| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


. Resumen de ias Comunicaciones más importantes y recomendaciones para el 
cumplimiento Oportuno de la meta 

| a Documentos tramitados ante la entidad (copia) 

| ° Comentarios de ejecución de obra por ei Supervisor 

| » Copia de comprobante de pagos de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD 

| * Copias del Cuaderno de obra 

| . Copias del cuaderno de autocontrol 

» Panel fotográfico 


° Copia del contrato del supervisor 


Informe Final 
En un (01) originai y tres (03) copias, además зе presentarán en archiyo digital (CD ROM) en 
el original y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados, 
el mismo que contendrá la siguiente información: 

° Descripción del Proyecto y de las Obras como finaimente fueron eiecutadas. 

° Resumen de los metrados da trabajos por partidas. 

. instalaciones empleadas por el CONTRATISTA. 
| * Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA. 


realmente encontradas durante la ejecución de la abra, 
° Valorizaciones de la obra contratada, adicionales, etc. 
° Eventos especiales ocurridos durante la construcción y el equipamiento de ta obra 
° Control del programa de construcción vs. lo realmente ejecutado, 
а Dossier de calidad, el cual contendrá: 
. Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos. 
E Certificados de calidad de [os diferentes ensayos realizados a los insumos usados. 
• Listado de los planos de obra, incluyendo Copia de los planos más importantes de la 


obra, elaborados "conforme a Obra", cuya Preparación debe efectuarse con las 
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previsiones de tiempo adecuadas. 


* Matriz de calidad. 

> informe de trabajos realizados en relación a Control de calidad efectuado durante la 
ejecución del proyecto. 

° Listado de información sobre los controles Де la obra ejecutada. 


* Panel fotográfico de todo el proceso constructivo de la obra 


En un (01) original y una (02) copia, la aprobación revisión y aprobación de dicho informe estará 
a cargo de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR, de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE АМОША. : ' 


° Valorización recalculada. según formato, 
L Antecedentes. conformado per lo siguiente: 


. Contrato de Ejecución de Obra. 


] 
a Acta de Entrega de Terenc | 


Ы Acta de Recepción. 


8 y Ampligciones de Plazo, de ser ai Caso, 


13. Otras Obligaciones del consultor 


* 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


` Copias de hojas del cuaderno de obra donde figure al inicio y fin de obra. 

* Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER. 

> Memoria descriptiva Valorizada. 

* Calculo de Saldo de Liquidación, efectuado Dor et contratista: 

• Metrado Post Construcción. 

ә Certificado da Garantía de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra 
(originales) 


> Calendario Valorizado de avance de Obra 


°. Panel fotográfico. 

. Planos de reptanteo. 

а Cuaderno de obra Original. 

. Certificados de no adeudo Suscritos por los profesionaies contratados, Responsable 
о usuario final de la infraestructura. 

« Cd contenido la liquidación de obra presentada. 


Liquidación del Contrato de Supervisión 
. informe de incompatibilidades encontradas еп la etapa de ajecución de орга 
relacionadas а fas deficiencias с carencias del expediente técnico, que deberá ser 
elaborado para adjuntar a la liquidación de contrato. 
° Ёп ип (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentará esta información 
en CD ROM, (De acuerdo a formato establecido en la Sub Gerencia de 
Liquidaciones) 


Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene сото finalidad optimizar el 
Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto 
original, en concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados 
viables, 

Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado 
concordante con ej inicio de la Obra; y el calendario de adquisición y utilización de insumos y 
equipos. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca ja 
ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, 
debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISIÓN deberá exigir al 
Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades 
que desarrollará. 

Solicitar al Contratista la elaboración de ta curva "S" relacionado con el calendario valorizado, 
Verificar la existencia de Permisos, licencias y decumentación necesaria- SHinicio-de-los—-— = 
trabajos. FUENTE En SOPORE. Beg | 
Realizar la entrega de terreno: supervisar ta ajecución del trazo эзо debiendo aprobar 


dicho trazo e informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, 05 хар ез | 


I 
й ; © EN » 
habidas y recomendar las acciones a tomar. Er esta atapa tarnbiéf, 38 deofsrá exic 


| 


í. ⁄ 
cautelar la no afectación de áreas arqueológicas, Propiedades privoqa y 
[^ 5 


En caso de ocumr estos eventos, exigir al contratista rBalizar-1as TCürresponvtentes S —. 
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MU NICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


regularizaciones. 
Vigilar y exigir еј cumplimiento de la пота 9.050 Seguridad durante la Construcción dei RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 

Controlar ta calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de 
calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 930 Calidad en la 


Construcción. 


Supervisar la ejecución de Jas obras en todo momento, en forma Permanente y en todas sus 
etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico Y a sus especificaciones 


^! respectivo Informe y/o Expediente Técnico y Sometiéndolo рага la aprobación la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, 
Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la 


ejecución de la obra. 


Autorizar al Contratista cada vez que deba dar ínicio a los trabajos. Revisando y dando 
conformidad a los Procedimientos de Construcción Propuestos por el Contratista de proceder esta. 
Supervisar е inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos para la obra, controlando 


estrictamente que cumplan con las características técnicas у especificaciones del fabricante у 
con las normas técnicas nacionales е internacionales, controlando asimismo la calidad de todos 


Controlar y Supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista. 
Para proporcionar Seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA. 

Rechazar aquellas estructuras, materiales о equipos defectuosos que no cumplan con los 
requisitos señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su 


asi como las Pólizas de Seguros correspondientes. 
Controlar y revisar los materiales de Construcción әп los lugares de Preparación y en el lugar de 


las obras, MP сы есы, 


Y] 


i В de ы 
Ordenar, Supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o ruabaaá NEE tampar s 
normas que regirán las verificaciones. bara garantizar la calidad de los maleriales y/o equipos a 


utilizar, a tenor dei Contrato de Орга. 


E 


Controlar la Programación Y Avance de Obra a travás de un = оё з 


egün fas EL" 


Tres mil setecientos sesenta y cinco.3765 


— PW 


| gu. 
ANGUIA, la misma que también estará suscrita por ai ingi —ësidente/yo ә! терге® агі лә 3 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


de Barras con ә! detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 


conclusión. incidiendo en la Ruta Crítica. 


Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de 
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de 
muestras y testigos. 

Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que 
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISICN a su 
vez, deberá informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y 
evaluando los daños, cuando éstos 5e produzcan. 

Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro del 
personal del Contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente. negligente 
9 que rehúse cumplir las instrucciones impartidas. 

Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, sclicitando al Contrajisia un 
reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, АЕР y Otros tributos. 
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

Controlar el avance de la curva "S" y emitir informe de su contro! de manera semanal. 

Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las obras nuevas yfo 
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y Otros, de acuerdo ai 
Contrato de Obra, recomendando ta MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación y 
cancelación. 

Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados а! Contratista, reflelárdose 
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA los cambios yio 
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construcción de las mismas, nara 
Su autorización Correspondiente. 

Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobación o rechazo, dentro de los plezos que 
aplicación del Contrato de Obra presente el Contratista, para lo Cual deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento aprobado Elaborar y presentar fos informes mensuales y los informes 
Especiales cuando el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los Solicite o las circunstancias 
lo determinen. | 

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA ила nermanente 
comunicación, informando Sobre el estado de la Obra y el desarrollo del Contrato, 

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato. ei cuat Sontendrá la 
documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este archivo se antregará al 


o i anp ун р S — 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente con la Liquidación pertinente. 


Asistir y asesorar а! "Comité de Recepción de la Obra" "MENTE EN эү ПН" pe rt | 


Revisar у aprobar, antes de la Recepción de Obra, los Metrados y pl st construcción, | 


elaborados y Dresentados por el Contratista de acuerdo a los trabajoS г E = tados, Ell 


rapel 
e AE 
! 


Supervisor suscribirá y remitirá esta documentación а а MUNI(G)PAUIDAD DISTRITAL 


—— ——©з. 


Tres тїї setecientos sesenta y seis.3766 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


del Contratista. 


* Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el Informe Final de Supervisión de Obra, donde se 
indique, entre Otros, los Meirados Post construcción de acuerdo a los trabajos realmente 
ejecutados, los planos post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de la obra 
ejecutada, una declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas 
y legales durante la construcción de la obra. Se presentará un cuadro donde consten los 
Metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente 


ejecutados por cada partida. 


* Revisar la Liquidación Final dal Contrato que presente el Contratista. dando Su conformidad en 
Caso de asi Corresponder. 


* Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el reglamento 


14. Adelantos 
No se otorgará ningún tipo de adelanto 


T. Subcontratación 
No se Autoriza 


18. Confidencialidad 


> El Consultor deberá resguardar toda información relacionada a la prestación de la consultoría y 
la ejecución de [a obra, manteniendo la confidencialidad у reserva absoluta en el Manejo de 
información a la que se tenga acceso Y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 


por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha Obligación comprende la 
información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las 


actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio de consultoría. 


17. Propiedad intelectual 
° La propiedad intelectual le Corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


18. Medidas de control durante la ejecución contractual 
* Зе controlará mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del Supervisor, especialistas y 
personal calificado. 


* Controles de calidad — Dossier de Calidad 


| FJEN 


Supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el Supuesto a penalizar. š | 


En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad: 


SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALI 


Cuando el personai clave permanece 
| menos de sesenta (60) días calendario o del 
;* | integro del plazo de ejecución de la ausencia del personal | del responsable de la 
| | Prestación, si este es menor а [os sesenta | en el plazo previsto Aix A 2d 

1 (60) días calendario, de conformidad con las | i I 


EE СОН { — AES а —— 1 — PP =J 


Según informe dei | 
Supervisor de obra o | 


0.5 UIT por cada día de ! 
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— PENALIDADES I 
N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO 


Ф 


| | Por no presentarse en la recepción de obra esten la | 
Р и __ Lo DIDUR ^ | 
| Según informe dei | 


|? | Por día de ausencia de cualquier personal 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 


PROCEDIMIENTO 


| disposiciones establecidas en el numeral | 
190.2 del articulo 190 del Reglamento. 
| En caso culmine [а relación contractual | 
entre el contratista y el personal ofertado y | 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por nO cumplir con jas 
experiencias y calificaciones del profesional 
a Ser reemplazado. 


0.5 UIT por cada día Segün informe del 
de ausencia del responsable de la | 
personal. | DIDUR.. 


0.2 ULT. 
(la justificación de | 
corresponder debe ser | 
presentada | 


Por día de ausencia injustificada де! 
Supervisor de obra 

| (Se considera ausencia Чапа de obra, debidamente 
cuando el supervisor de obra no sea acreditada y con 
encontrado en obra por más de 4 hora anticipación al día de | 
continuas las cuales estarán dentro de las 8 ausencia, salvo caso | 
horas diarias del horario de irabajo) fortuito o fuerza mayor 
debidamente 
acreditada 


Segun informe dei 
responsable de la 
Орук, 


Según informe del | 
responsable de la 
DIDUR. 


Por día de demora ?n ia entrega de la 
valorización mensuai 


Por dia de demora en la presentación de 
información relacionada a ampliaciones de 
plazo, consultas de obra y adicionales de 
obra 


| 
Jj 
Segün informe dei | 
responsable de la | 
DIDUR. | 
— I 

Segun informe dei f 
responsable de ta | 


responsable de la — ! 


propuesto como permanente en Obra, OUT 
distinto al supervisor de obra DIDUR, d 
Por día de demora еп la presentación de 


informes solicitados por la entidad, distinta a | Según informe de 


д { т a a 
| ampliaciones de plazo, consulta de obras y 0.15 ULT. SP ү че ев 
adicionales de obras | CS 
Si como consecuencia de alguna deficiencia 


u omisión en la prestación del servicio, se 
produjera un pago indebido al contratista 
responsable de la ejecución, o se generara 
alguna obligación como gastos generales, 
intereses и otros. 


LEE Й 


EL SUPERVISOR Según informe del 
asumirá el 100 % de responsable de la 
dichos costos, DIDUR. 


i. REQUISITOS DE CALIFICACION: 


¡A 


| CAPACIDAD LEGAL 
HABILITACIÓN 


Requisitos: 


gistro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultores de 
contando con la Especialidad de Consultoría en obras de edificaciones y afines — categoría B o | 


| 
| 
| 
| importante 


TOnformidadg со 


rca 
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Especialista en 
Seguridad en obra y 
Salud ocupacional 


Especialista 
ambiental 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL 


* Copia simple de ficha RUC 


Importante 


FORMACIÓN ACADÉMICA 


De conformidad con 8l literal e) de! 


importante 


| В.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 


CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 


De conformidad con el literal e) dei numeral 3 del Anexa 
requisito de calificación Se acredita para 


* Copia simple de Constancia RNP 


=n 2 Caso de Consorcios, + dos ios integrantes себеп acreditar este equ 


numeral 3 del Anexo | del 


А de calificación se acredita para la Suscripción del contrato. 


Seguridad Industrial 
Ingeniero de Segurid 
titulado a 
Ingeniero Civil о 
Ingeniero de Gestió 


! del Decreto de Urgencia N° 102-202«. este 
la suscripción dei conirato. 


DE ANNGUIA 


Ingeniero Civil o ingeniero de Higiene y 
9 ingeniero iadustrial о 
ad y Salud en sl Trabajo, 


Renovable o Ingeniero 
Renovables o Inge 
de Recursos Naturales titulado 
ingeniero civil tituladc 


Decreto de Urgencia N* 


de Recursos 


t 
niero Ambientai 7 | 


102-2021, este requisito 


1835 mismas 


nte de obra. Asimismo, af jefe def proyecto 


igidas an ei 


ingeniero 


Ingeniero 


Ingeniero 


Ambiental o 
| Ambiental 


Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial о 
Ingeniero Industrial o 


Seguridad y Salud en 
el Trabajo, titulado 


Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión 


Civil o 


de 


Civil o 


Ingeniero 


prevención de riesgos labor 
Se computa desde la co e 
Con experiencia 
y/o ingeniero y/a 
residente ambiental y/o 
ambiental o ambientalista 


y de | ambiental o impactó” ehta ¡+ Media: ambiente lan 
[1 — | Recursos Ambientales | obras en general, que se Omputa desde la Colegiatur * 
== GANA, que se отри о TEES а 


mitigación 


— = 
II TT 


| 
| 
| 
| 


lo Ingeniero de 
Recursos Naturales y 
| Energía Renovable o 
| ingeniero de Recursos 
Renovables о 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos | 

| Naturales titulado 
Ingeniero civil titulado 


Con experiencia minima de 12 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o residente ylo inspector y/o supervisor 
y/o jefe v/o asistente y/o responsable de: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa 
de calidad o protecolos de calidad, que se cemputa desde 
la colegiatura. 


Especialista 
Calidad 


— ... EE 


Acreditación: 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N* 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrata. 


Importante 


Бе conformidad con si amicuio 186 del Reglamento si supe: 


репепсїа esiabieciia Para 26 residente de obra., 


eleboración dej expediente técnico debe cumplir con (а ә 


LIO 


Oficina y local de op raciones 


Equipo de Computo 


[ ITEM | 
| 02 | 


03 
| 04 | Camioneta pick up 4x4 
| 05 | Botiquin Primeros Auxilios 


Acreditación: 


De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N* 102-2021, este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato ! 


—— r e 


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: | 


El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) айоз anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de ia 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 


ааа 


guientes; Vías urbanas de circulación 
peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación уѓо | 
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A; 
itación: | "VENTE EN ç— 
De conformidad con el literal е) del numeral 3 del Anexo |-def Decreto de dean gr 
documentos que acreditan la experiencia se presentarán para la skiscrioción del ontrato. 


| La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con сора simply g 
| servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o (so 


MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE ANNGUIA 


- E Ж 2 T £ NUM Y E it reporta da ] 
| | cancelación se acredite documental y fenacientemente, con voucher dz a€£98ito, nota de abono, reporte de | 
| estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite ei abono 
| | о mediante cancelación en al mismo comprobante de радо’. 

t 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el | 
| requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad". | 

| 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo N^ 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 


| En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del conirato 
| | que haya sido ejecutada durante los diez (10) айоз anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
| | adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 


OS casos 
| 9 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

| contrato. 


| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes dei 
| 20.09.2012, la calificación Se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
| Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que | 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales, 
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| | Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz er, caso 
| que el postor sea Sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 


! Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
| societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N? 9. 


Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo М° 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 


importante 


> 


| ú 
| cuando en ios docu 


о coincida 


ei caso de consorcios, la calificación de ia s errance 
Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrata MES de Ud i 


Cabe precisar Que, de acuerdo con la Resolución N^ 0065-2018-ТСЕ-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 


. el solo sello de cancelado sn el comprobante. cuando ha sico colocado por el pr Op/o postor no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencis en relación aques 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración де postor ashnándo at 
cancelado” | JUENI 
© 0 
pereg 
Situación diferente se 
pagado”] supues, 81: 
reconocerse la validez de | 


ndo al бутуну 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANNGUIA 
ELIT NN 
| CAPÍTULO iV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 


- El precio es el único factor de evaluación aplicable para la evaluación de las ofertas presentadas рог ios 
postoras, : 


EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
| PUNTAJE / METODOLOGÍA 


| FACTOR DE EVALUACIÓN | PARA SU ASIGNACIÓN | 
| А. PRECIO | 
| — 


Evaluación: La evaluación consistirá еп asignar | 
| un puntaje de cien (100) puntos al 
| Se evaluará considerando la oferta económica del postor. ¡la oferta de precio más bajo y| 
| otorga a las demás ofertas | 
| Acreditación: puntajes inversamente | 


Proporcionales a sus respectivos | 
| Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en еј SEACE | precios, según ia siguiente fórmula: | 
| 9 documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), segün 


| 
| corresponda. | 
| Pi = O x PMP | 
| | O; | 
| 
PEN | 
| Donde: | 
| | 
i {ш Oferta i 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar | 


| 
| 


От = Precio de la oferta más baja | 
| | PMP = Puntaje máximo del precio | 
[Aee НОННИННИНИ e E de — 
| PUNTAJE TOTAL | 190 puntos i 
эё UE Rad PULLUM 

— E 


| 
I | Qi = Precio i | 
| Н 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 
PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUÍA. SIENDO А LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 


MIL VEINTIUNO. SE REÚNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA. SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212- ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», CON LA 


FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO ` 


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. JESUS OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 

ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 

ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM RESPECTIVO DA 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. 

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 30 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


Ее 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 
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ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE. SE HA OBSERVADO QUE SEIS (06) EMPRESAS SE HA 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


11060111651: CONSORCIO ECUTOR 445 iU 152841 0601109513 шии 10:70:15 — Enviado valido 
i 10156936054 CORSÓRCIO RUALLARGATE EB ала 1008088059 зп Psili Сй valido 
2 10917202773 CONSORCIO ARLES DAA слан иб ри 175515 © атаб vado 
1 САВДО CONTRATISTAS GENERALES S АС ST IIAW 9511300991 ipu IRID aaa tahdo 

ИРЕ ЖН CORPORACIÓN HGSIZONTE SOLEDAD ARONIA — . | a 5 | 
ШН аеро син ылд э шиир ций — 95138480] APL gl iBIRUS im Vates 

CERROA - CORPORACION HORIZONTE SA 

¿CAUSÓ CONSORCIO LOS SAUCES Lupe 10660852512 Hu S5m 182058 invade lad 


CONSORCIO EJECUTOR A&S: (ASIEL INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - CONSTRUCTORA 
SANTALIA S.A.C.). 

CONSORCIO HUALLANGATE: (CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.LR.L. - SILVA SILVA 
ANA MARÍA TESORO). 

CONSORCIO ARIES: (INVERSIONES AGUILAR CALLE EIRL - M & S PROYECTS 5.А.С.). 


CLASILL CONTRATISTAS GENERALES SAC. 
CORPORACION HORIZONTE SAC 
CONSORCIO LOS SAUCES (CONSTRUCTORA E 


CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QUETZAL S.A.C.). 


INMOBILIARIA LOS SAUCES SAC - 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA A FIN DE 
LLEVAR A CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 


DETALLE: 


Бача 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


І | DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y ADMISIBILIDAD | 


АМЕХО5 | ANEXO 6 | CONDICIÓN 
"ANEXO 1 “ANEXO 3 dies 


N” 


1 ! 
Р CONSORCIO | | | 
| BECUTORA&S |SICUMPLE| siCUMPLE | sicuMPLE | SICUMPLE | si CUMPLE | si CUMPLE | SI cumple ADMITIDO 
| | i | 
| ||| 
l. CONSORCIO | | NO | 
la У "TEM | Б SI CUMPL NO ADMITIDO | 
HUALLANGATE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE Miis е | | 
š 
I l | 
{ 
| 
| | | 
AA Фегсомь SI CUMPLE | NO ADMITIDO 
I 
CLASILL | ! | 
a | CONTRATISTAS | i | n «dt 
GENERALESSAC. | SICUMPLE | SICUMPLE | Si CUMPLE ls CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | 40. | No ADMITIDO 
H m Á—áH а”, | * 
| ° 
CORPORACION | | " | 2 
с | NO E 
wp HORIZONTE E CUMPLE | SICUMPLE | sicumete | SI CUMPLE | я CUMPLE | SICUMPLE | opg | NOADMITIDO Ө 
| | [x 
| | | | | | 
5 | CONSORCIO LOS | | Í so | vo | | 
iste [ ! Е Ае Q AOMITIDO | 
¡CUMPLE | SICUMPLE | SI CUMPLE | si CUMPLE | | SICUMPLE | ме | bum ut | No ADMITIDO | 
i Í i i | ! | 
1 i Í i | i 


| 
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SN 
SoY . MOTIVACIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: 
CONSORCIO HUALLANGATE: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE 
LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INCUMPLIENDO 


LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N* 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 


SAUCES 
rx <. . 
М H 
NJ ' 
`. a ` 


x. CONTRATACIONES DEL ESTADO". 


ASÍ MISMO SE OBSERVA QUE SU PROMESA DE CONSORCIO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, ESTO DEBIDO A QUE 1A 
PROMESA DE CONSORCIO PRESENTADA FUE SUSCRITA Y FIRMADA POR TODOS SUS INTEVINIENTES EL DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021, SIN EMBARGO. FUE LEGALIZADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ES DECIR QUE £ 
NOTARIO PÚBLICO LEGALIZO EL DOCUMENTO CINCO DIAS ANTES DE QUE TODOS LOS INTERVINIENTES LO 
SUSCRIBIERAN. 


DE OTRO LADO SE OBSERVA QUE EL POSTOR NO HA PRESENTADO EL ANEXO N° 06: OFERTA ECONÓMICA, 
INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDD 
ОЁ LA OFERTA; EN TAL SENTIDO SE TIENE POR NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CONSORCIO ARIES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORC CIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA UQUIDACIÓN.DE LA OBRA INCUMPLIENDO LO 
DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N* 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES'EN CONSO Aa 

" SOP T š 


CONTRATACIONES DEL ESTADO”. RTE рд, „| 


DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO QUE NQ) EÑ SU OFERTA 
ECONÓMICA LA FECHA DE DETERMINACIÓN DE SU OFERTA; SIN EMBARGO, TAL Y COMP Ms BASES 


1 


Р 


т | 
| 


ын 
e 
EN 
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m A A SU CARGO COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE EN RAZÓN DE А QUELLAS 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADMINISRATIVAS INTEGRADAS EN SU CAPITULO | NUMERAL 1.3 VALOR REFERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE 
CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, FECHA EN VIRTUD A LA CUAL 
LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA, 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 


EN EL CASO DEL OSCE SE HA PRONUNCIADO A TRAVES DEL PRONUNCIAMIENTO N° 743-2013/DSU, EN EL CUAL SE 
ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "... RESULTA IMPORTANTE CONSIGNAR LA FECHA QUE CORRESPONDE A 
LOS COSTOS DE SU OFERTA, PUES LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LA FECHA INDICADA GENERA UNA SITUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE, QUIEN SE ENCUENTRA IMPEDIDA DE CONOCER, SIN MARGEN DE 
DUDAS, LA FECHA CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS TOMADOS EN CUENTA POR EL POSTOR IMPUGNANTE AL 
MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA ECONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASEVERAR CERTERAMENTE QUE 


^ ELLA SEA COINCIDENTE CON LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL, DICHA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FALTA DE 
~) 


CLARIDAD NO PERMITE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA A LA FECHA 
DEL PRESUPUESTO BASE" " ... CABE PRECISAR QUE DICHA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA FECHA DE DETERMINACIÓN 
DEL VALOR REFERENCIAL”. 


EN EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE HA PRONUCNIADO A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN 
N* 1990-2008-TC-S2:SE ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "3. EN ESE SENTIDO, SI BIEN LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS SE RIGEN POR LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO DURANTE SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL, NO ES 
MENOS CIERTO QUE DICHOS CONTRATOS NO ESTÁN EXENTOS DE LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS QUE AFECTAN 
SU ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA, ASI PUES, SE CONFIGURA EL REAJUSTE DE PRECIOS COMO UN MECANISMO 
QUE SE UTILIZA CUANDO AL PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS 
ORIGINALMENTE EN EL CONTRA TO, ÉSTE SUFRE UN DESEQUILIBRIO EN DICHA ECUACIÓN, DE MODO TAL QUE SE 
MANTENGA LA RELACIÓN DE IGUALDAD Y EQUIVALENCIA ENTRE LAS OBLIGACIONES QUE El. CONTRATISTA TOMARÁ 


LE CORRESPONDERÁ. 


“EN CONSECUENCIA, SE CONSAGRA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRA TO, EL RESPETO POR LAS CONDICIONES 
QUE LAS PARTES TUVIERON AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN Y LA INTANGIBILIDAD DE LA RETRIEUCIÓN DEL 
CONTRATISTA COMO CONDICIONES ESENCIALES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. DE ELLO QUE CADA TIPO DE OBRA 
TENDRÁ UNA FÓRMULA POUNÓMICA PROPIA QUE SERÁ EL FIEL REFLEJO DE LA CORRESPONDIENTE ESTRUCTURA DE 
COSTOS Y SU INCIDENCIA. LA FÓRMULA POLINÓMICA PUEDE SER DEFINIDA, ENTONCES, COMO LA REPRESENTACIÓN 
MATEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTI OS DE UN PRESUPUESTO QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR 1A SUMATORIA DE 
TERMINOS, DENOMINADOS MONOMIOS, QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN O INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, GASTOS GENERALES) DENTRO DEL COSTO O PRESUPUESTO 
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77 TOTAL DE LA OBRA, CUYO MÉTODO DE ELABORACIÓN REQUIERE CONTAR BÁSICAMENTE CON EL PRESUPUESTO DE 


LA OBRA Y EL ANÁLISIS CIO UNITARIO DE CADA PARTIDA DE DICHO PRESUPUESTO . BAJO ESTE CONTEXTO, EN DICHA 
FÓRMULA SE EMPLEAN LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPECTIVAMENTE, A ГА FECHA DEL PRESUPUESTO BASE, 
LOS CUALES PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EJECUOÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSIGNARSE EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRE CIOS QUE CONSTITUYEN DICHO PRESUPUESTO ..." 


ASIMISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVIO 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE El LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO Н DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 5j 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL 8) DEL ARTICULO 35 DEL 


REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE QUE, 
| SENTI Eli oi 


t E prog | 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIE DO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERÁNDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDIQDNESPAEVI irri LOS PLANOS 
| Y . 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE pao EN Relación А su 


, 7 e » 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN А 


S 


x š, 
7 k. Mess EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES El TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 

DX TABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN. OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANALISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS OUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALUANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN El MARCO DEL PROCEDIMIENTO DF 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”, 


EN EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 


NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CLASILL CONTRATISTAS SENERALES SAC: DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA 


OBSERVADO QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA ECONÓMICA LA FECHA DE DETERMINACIÓN DE SU OFERTA; SIN 
EMBARGO, TAL Y COMO SE INDICO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS EN SU CAPITULO I NUMERAL 1.3 
VALOR REFERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES DE 
OCTUBRE DEL 2021, FECHA EN VIRTUD A LA CUAL LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA. 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y FL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
— VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 


EN EL CASO DEL OSCE SE HA PRONUNCIADO A TRAVES DEL PRONUNCIAMIENTO N2 743-2013/DSU, EN EL CUAL SE 
ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: и... RESULTA IMPORTANTE CONSIGNAR LA FECHA QUE CORRESPONDE A 
LOS COSTOS DE SU OFERTA, PUES LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LA FECHA INDICADA GENERA UNA SITUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE, QUIEN SE ENCUENTRA IMPEDIDA DE CONOCER, SIN MARGEN DE 
DUDAS, LA FECHA CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS TOMADOS EN CUENTA POR EL POSTCR IMPUGNANTE AL 
MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA ECONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASEVERAR CERTERAMENTE QUE 
ELLA SEA COINCIDENTE CON LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL. DICHA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FALTA DE 
CLARIDAD NO PERMITE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA A LA ЕЕ CHA 


DEL PRESUPUESTO BASE" " ... CABE PRECISAR QUE DICHA FECHA DEBE COINCIDIR CO; A DE DETERMINACIÓN 
DEL VALOR REFERENCIAL". | А>, USt ul 


AGENTE es oUF 5" T^ PEEL 
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EN EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE nl PRONUCNIADO {ҮЧ DE LA RESOLUCIÓN 

N° 1990-2003-ТС-52:5Е ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: Г8. EN ESE 025, Ros CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS SE RIGEN POR LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO DURANTE $0. ЭЧ усб CONTRACTLAL, No ES 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 


MENOS CIERTO QUE DICHOS CONTRATOS NO ESTÁN EXENTOS DE LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS QUi AFECTAN 
SU ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. ASI PUES, SE CONFIGURA EL REAJUSTE DE PRECIOS COMO UN MECANISMO 
QUE SE UTILIZA CUANDO AL PRODUCIRSE 1А AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS 
ORIGINALMENTE EN EL CONTRA TO, ÉSTE SUFRE UN DESEQUILIBRIO EN DICHA ECUACIÓN, DE MODO ТА! QUE SE 
MANTENGA LA RELACIÓN DE IGUALDAD Y EQUIVALENCIA ENTRE LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATISTA TOMARA 
A SU CARGO COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE EN RAZÓN DE AQUELLAS 
LE CORRESPONDERÁ. 


"EN CONSECUENCIA, SE CONSAGRA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRA TO, EL RESPETO POR LAS CONDICIONES 
QUE LAS PARTES TUVIERON AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN Y LA INTANGIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DEL 
CONTRATISTA COMO CONDICIONES ESENCIALES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. DE ELLO QUE CADA TIPO DE OBRA 
TENDRÁ UNA FÓRMULA POUNÓMICA PROPIA QUE SERÁ EL FIEL REFLEJO DE LA CORRESPONDIENTE ESTRUCTURA DE 
COSTOS Y SU INCIDENCIA. LA FÓRMULA POLINÓMICA PUEDE SER DEFINIDA, ENTONCES, COMO LA REPRESENTACIÓN 
MATEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PRESUPUESTO QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR LA SUMATORIA DE 
TÉRMINOS, DENOMINADOS MONOMIOS, QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN O INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, GASTOS GENERALES) DENTRO DEL COSTO O PRESUPUFSTO 
TOTAL DE LA OBRA, CUYO MÉTODO DE ELABORACIÓN REQUIERE CONTAR BÁSICAMENTE CON EL PRESUPUESTO DE 

OBRA Y EL ANÁLISIS CIO UNITARIO DE CADA PARTIDA DE DICHO PRESUPUESTO . BAJO ESTE CONTEXTO, EN DICHA 
FÓRMULA SE EMPLEAN LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPECTIVAMENTE, A ¡A FECHA DEL PRESUPUESTO BASE, 
LOS CUALES PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EIECUOÓN DE LA OBRA, DEBIENDO СОЛАЕ EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS QUE CONSTITUYEN DICHO PRESUPUESTO ... 


ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE El LITERAL 2.2.1.33 DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO Н DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR El DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN 105 COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 


his A OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 


ë i DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 
— ча 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN FL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANASLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA. "E POISE ERE 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL M sip DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 


ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMIT SELECCIÓN: d 600009: SE ENCUENTRAN 


OBLIGADOS А EVALUAR DE FORMA СВЈЕТІМА LA DOCUMENTAC, ¡ÓN AS Ер ! 15 ^ie TAS QE.LOS POSTORES 
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POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
ОЕ CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SERASUMIDASPORAQUEL" — — 5 С i яс 


ЕМ TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA, 


CORPORACION HORIZONTE SAC: DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO 
QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA ECONÓMICA LA FECHA DE DETERMINACIÓN DE SU OFERTA; SIN EMBARGO, TAL 
Y COMO SE INDICO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS EN SU CAPITULO i NUMERAL 1.3 VALOR 
REFERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO Ai MES DE OCTUBRE 
DEL 2021, FECHA EN VIRTUD A LA CUAL LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA. 
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I > CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
| CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
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EN EL CASO DEL OSCE SE HA PRONUNCIADO A TRAVES DEL PRONUNCIAMIENTO N° 743-2013/DSU, EN EL CUAL SE 
ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: " .. RESULTA IMPORTANTE CONSIGNAR LA FECHA QUE CORRESPONDE A 
LOS COSTOS DE SU OFERTA, PUES LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LA FECHA INDICADA GENERA UNA SI TUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE, QUIEN SE ENCUENTRA IMPEDIDA DE CONOCER, SIN MARGEN DE 
DUDAS, LA FECHA CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS TOMADOS EN CUENTA POR EL POSTOR IMPUGNANTE AL 
MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA ECONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASEVERAR CERTERAMENTE QUE 
ELLA SEA COINCIDENTE CON LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL. DICHA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FALTA DE 
CLARIDAD NO PERMITE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA A LA FECHA 
DEL PRESUPUESTO BASE" ”... CABE PRECISAR QUE DICHA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA FECHA DE DETERMINACIÓN 
Ce —— DELVALOR REFERENCIAL" 


EN EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 5E HA PRONUCNIADO A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN 
№ 1990-2008-TC-$2:SE ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: “8. EN ESE SENTIDO, SI BIEN LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS SE RIGEN POR LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO DURANTE SU EIECUCIÓN CONTRACTUAL, NO ES 
MENOS CIERTO QUE DICHOS CONTRATOS NO ESTÁN EXENTOS DE LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS QUE AFECTAN 
SU ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. ASI PUES, SE CONFIGURA EL REAJUSTE DE PRECIOS COMO UN MECANISMO 
US rac QUE SE UTILIZA CUANDO AL PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS 
ii ORIGINALMENTE EN El. CONTRA TO, ÉSTE SUFRE UN DESEQUILIBRIO EN DICHA ECUACIÓN, DE MODO TAL QUE SE 
: — MANTENGA LA RELACIÓN DE IGUALDAD Y EQUIVALENCIA ENTRE LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATISTA TOMARÁ 
77 ASUCARGO COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE EN RAZÓN DE AQUELLAS 

LE CORRESPONDERÁ, 
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"EN CONSECUENCIA, SE CONSAGRA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRA TO, EL RESPETO POR LAS CONDICIONES 
QUE LAS PARTES TUVIERON AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN Y LA INTANGIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DEL 
CONTRATISTA COMO CONDICIONES ESENCIALES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. DE ELLO QUE CADA TIPO DE OBRA 
TENDRÁ UNA FÓRMULA POUNÓMICA PROPIA QUE SERÁ EL FIEL REFLEJO DE LA CORRESPONDIENTE ESTRUCTURA DE 
COSTOS Y SU INCIDENCIA. LA FÓRMULA POLINÓMICA PUEDE SER DEFINIDA, ENTONCES, COMO LA REPRESENTACIÓN 
MATEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PRESUPUESTO QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR LA SUMATORIA DE 
TÉRMINOS, DENOMINADOS MONOMIOS, QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN O INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, GASTOS GENERALES) DENTRO DEL COSTO O PRESUPUESTO 
TOTAL DE LA OBRA, CUYO MÉTODO DE ELABORACIÓN REQUIERE CONTAR BÁSICAMENTE CON EL PRESUPUESTO DE 
LA OBRA Y EL ANÁLISIS CIO UNITARIO DE CADA PARTIDA DE DICHO PRESUPUESTO . BAJO ESTE CONTEXTO. EN DICHA 
FÓRMULA SE EMPLEAN LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANO ОЁ, OBRA) MATERIALES) EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPECTIVAMENTE А bx FECHA DEL PRESUBUESTO BASE, 
LOS CUALES PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EIECUOÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSIGNARSE EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS QUE CON. TITUYEN ома пеон а? | 
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ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2,2.1.1) DEL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 


DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE 1А OFERTA EN SOLES (ANEXO N 6) 


Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO ОЕ PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35 DEL 
SN REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
^w TRATANDOSE DE OBRAS, ELPOSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
< 3 PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS 
NS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 


ё 


SS 
E EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 
3 EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 


PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES, 


LA DEFICIENCIA ANTES SENALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
>= A ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 


MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA, 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CABE SEÑALAR, QUE, Et. COMITE SELECCION Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANALISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR 3U CONTENIDO. 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 


; 2 


DE CUALQUIER DEFICIENCIA О DEFECTO EN SU ELABCRACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”. 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CONSORCIO LOS SAUCES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE LOS 


INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPUR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INCUMPLIENDO LO 
DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 

ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SEOBSERVA QUE NU PRESENTA EL 
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, Sé TIENE QUE. £x LITERAL 22134 0EL NUMERAL 
2.2.1 DEL CAPITULO 1! DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES|ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
: 0 2 A60 202? 
: Л ече 
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DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR El PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES [ANEXO N 6) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL 8) DEL ARTÍCULO 35 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, EL ARTICULO REFERIDO ESTABLECE, QUE, 
TRATÁNDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO LAS 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLAMOS 
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 
EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL 8) DEI. ARTÍCULO 35* DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS: COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA, 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: "CABE SENALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN ОВВАМТЕ EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, 
REALIZANDO UN ANÁLISIS dcs DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO, 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN El MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA SESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN О EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL". 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA, ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA, 


PX DE LCS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE UNA SOLA EMPRESA ESTA ADMITIDA POR Lo QUE EN ESTE 


ESTADO SE PROCEDERÁ CON La ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
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DETALLE: 
p 4 d PA “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN + ] 
Н | 
POSTOR p EXPERIENCIA DEL POSTOR — 7 
NE EQUIPAMIENTO | FORMACION EXPERIENCIA DEL EN LA ESPECIALIDAD | 
ESTRATEGICO | ACADEMICA PLANTEL PROFESIONAL | 
Е v. — i 
Е. | 
| ! SE | de == | 
CONSORCIO ! SEACREDITARÁ | ACREDITARA | E а 
| ' SE ACRED. PAR/ I ACR P; A a ; | 
і | EJECUTOR A&S | — PARALA PARALA | ‘6 arce 2 "m Mi fric emi SEO PA ! 
| suscmpców | suscripción | mite p me a Ж | | 
i OSLCONTRATO | DEL ! n | | З | 
i i CONTRATO 4 


a m MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
Nnm. COMITÉ DE SELECCIÓN 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EFECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


і = FACTOR DE EVALUACIÓN — 8 —- 
| | РВЕСО | 
IM——————MÓ————————À 


N | NOMBRE DEL POSTOR | MONTO PROPUESTO FORMULA | PUNTAJE 


Рі = Om x PMPE 
ot i 


1 | CONSORCIO EJECUTOR A&S S/ 3°490,299.79 ! 100 100 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAIE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


i CRITERIO | 
I 
NOMBRE DEL POSTOR PUNTAJEECONOMICO PUNTAJE TOTAL 


N° | 
i 


IN | NOMBREDELPOSTOR — | PUNTAJEECONOMICO — — ; —  PUNTAJETOTAL | 
[1 | CONSORCIO EJECUTOR A&S | 100 i 100 | 
b i ; 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSCRCIO EJECUTOR 
A&S: (ASIEL INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C.).. POR EL MONTO DE S/ 
3'490,299.79 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 SOLES). 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 
NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 


MISMO DÍA/7 z? 


Р Z 
/ Á 
Z 


МИА 


. Martínez Panta Ing. Orlando Coronel Vásquez 1 Ing. Обе Irigoin Vásquez 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO . SEGUNDO MIEMBRO 
—— — s= 
{А.ч Eee Ы T 


JENTE EN SOFGRTO P£ "EL" | 
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ACTA DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION RESPECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021- 
š PRIMERA CONVOCATORIA 


EN EL DISTRITO DE ANGUIA, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE REÚNEN EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANGUIA, SITO EN LA CALLE COMERCIO N° 212 - ANGUÍA, LOS MIEMBROS TITULARES 
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N° 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N? 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA, QUE TIENE 
COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA «MEJORAMIENTO DE Là 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL 
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», CON LA 
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MENCIONADO 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 


PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN LOS MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 


C.P.C. 52505 OMAR MARTINEZ PANTA PRESIDENTE TITULAR 

ING. ORLANDO CORONEL VASQUEZ PRIMER MIEMBRO TITULAR 

ING. OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ SEGUNDO MIEMBRO TITULAR 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, LUEGO DE VERIFICAR EL QUÓRUM RESPECTIVO Da 
POR INICIADO EL PRESENTE ACTO PÚBLICO. 

EN ESTE ESTADO SE PROCEDIÓ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. A VERIFICAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVEZ DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE), DETERMINADOSE QUE 30 
EMPRESAS SE HAN REGISTRADO EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


Юе еу <, E 5228402074 RS 
= [Ta y ам» | К 
Pier В 3 
` "esr ddai 774: i а 
Provesdor Dan 
e 00400660034 SILVA SILVA ANA МАНГА TESORO 16/11/2021 vándo 14/11/2011 10284546934 ГУ 
Proveedor a ' Men 
Ei Pas 10277601398 SALDANA GONZALES SIHON 22/11/2011 Valda 21/11/2023  t0271501158 He 
Proveedor T man 
3 258 10130318327 SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA 16/13/2043 Váhde 15/13/4202! 20135318223 ur NP Ta 
Praveadoc a А " ves 7h 
+ Жн 102770971491 BAB INGENIEROS SALUDA, 14/11/2021 lide 1364127292, 20220471991 ENG 
can 
Provesd СР 
= а 20145809129 сї HORIZON ҰЯЛ. ГАТ V Adm EMHZ  20365a0ui74 К 
се 
Proveedor HL CONSTRUCTORES EMPRESA. INDIVIDUAL CE fa Fl 
30309224462 19/11/2321 valido 187114207 1040f234452 ue 
ur RESPONSABILIDAD LIMITADA ~ HI, CONSTRUCTORES ава. ad Б мал Š 
Oroveedor ^ E 
РА de 40431*/1027 ARACO CONTRATISTAS CERERALES S. 1. 12/11/3071 valido 13/11/2042 100319871097 De ы 
ES 
Proveedor Ges 
4 coa RUC лазат Азза CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QUETZAL S.A.C, 12/11/1621 ніз 22/51/4911 20447933503 бф: 
Proveedor due F уа ` 
a ccn RUE 20995270221 C KH CONSTRUCTORES EIAI, 18/11/2021 Mito l0;1:/3921 10493219221 e ` 
Li ed г 
E EE 10435855232. SEAVICIOS GENERALES JUVASA E.A. 18/13/2921 Valido 14/12/2921 10395865747 3e 
со 
Prov H 
LES nae” 10499042198. I.N, INGENIEROS елд, 19/:1/2021 «44а 1901172027 20496043083 De 
P 
Proveeaot Pa 
ir cen RU I05688T&8I*S CAL COMTRATLSTAS GENERALES SOCIEDAD ANC NIHU CERRACA 12/11/1024 válido 42/14/1011 223004X9759 Mur 
Proverdor £ CON HORT FO SOCIEDAD ҒА CEA > e кү 
ip DUM! — jonifao;qug CORPORA Quit OETA D ARONIA ERROR 19/13/2074 Vido 12(11/002; 10515807842. Doi 
con НОС CORPORACION HORIZONTE S.A.C, 
9, "ior A — ps 
1a UE ү, 29511515204 COPAGANTT CONTRATUSTA СЕНЕКА F.12.1 - CODCOGE ЕЛ а. 22/1/7781 Linda 2264160022 mania — Qe 
cos н 
Peur edaor PS. 
15 BA без 30327360071 ANKA ETAL 25/11/1024 Válida 35/11/7335 1252775002; De p 
Proveedor INVEXSIONES AGUILAR CALLE ENPRESA МОГУ АК CE 
£t 2051793 хуу fitf29011 ч ESE 109272942772 
сев AUC AKSPOHSASILIOAD LIHTTADA Hio “оне мш 
Proveedor : Я ES 
o ana 20529546779 з єс MIMERLA Y CONSTRUCCIONES S, XL. 166117302: Vil 16/13/2021 29524129376 9? 
Pesveecor R ng... 
ELI 20531344091  CLASILL CONIRATISTAS GENERALES S А.С. A8:12372521 IFE 
con КЫС á Med 
Pd Q, : *- 
19 20539760124 WILFIOR S.A.C 18/11/2013. A 
сеп RUC 
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IU34708Y6050 M S URCYECTS c. A.C. {з/тт/тбїт 
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kasa — 


Ç 4 5 = 
Provrador B 1 i cape 
apices 10601024200 аанвЕ СС CONSULTAS CaOUb состєсдо ARONINA CERRADA — 12/15/7021 чаш» 2261372023 ioéeioi4iog Oa E 
"wvesder М з Ty жыш” Барзу 5 U ex 
ы кс Rue 190010979141 MONTALVO CONSTRUCTORA T CORSI TORTA ERE ТСЕ чаа 19/06/2221 7 1869192934; оло лан 
ES ө. r E 
эз den 70991306613. aspi INGENIERIA A CONSTRUCCIÓN SAC. 5/14/7071 Viša 13/13/2021. 30601106611 don, 
Proveeda- : | T 
HORE 2001632510 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOSSAUCES S.A.C, 2201022021 válido 2202033 овоза — (3 n 
Proveedor | \ 
тА 20801671531 tH ENTER pA Y COMSTRUCCION NUEVA ERA єл, 14/11/2021 asqa Sium oss isa Me >D 
Proveedor "i | 4 m 
26 б AUC 30602372194 SARCCOH CONTIATISTAS GENERALES ELA 15/11/2021 válida 15/11/2021 20902272304. Ое 
a 
а г, 
27 T. 20002922793 JAC SOMAR SAC, £6/ 11/3921 Valda 19/11/2921 10801935791 Oes p 
E TE 
28 е 20604806312 SONSTRUDRO EC TUCENTERIA S.A.C 15/11/1021 Válido 13/3/2001 20804806333. Gp ñ 
" 5 HSTRUCTORA, 3 
EL 2000402740, SHPRESA CONSTRU HESAUHHOS SOCIEDAD ANON rr A 1924222653 IA ifion zoma Jo 3 
con аис CERRADA Я 
£ 
за күш 19607943947 MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CONDOR ARDIAO ELR 12/11/2821 Vatida @ 


22/14/7262: 2060248397 Aan г) 
M oie as, rias Heegeesal de zia 5 Bagia. y 
PY 


ASÍ MISMO DE LA VERIFICACIÓN DEL SEACE, SE HA OBSERVADO QUE SEIS (06) EMPRESAS SE Ha 
REGISTRADO SU PROPUESTA EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


Po soni ME US Hambre 5 Razón Social inii ri 


i 20601105613 CONSORCIO EJECUTOR 445 и 153542 10500105613 ирең 13623 — Enviada Valido pel 
i 1066896651 CONSORCIO HUALLANGATE 13/11/2021 BALS 10166826654 BUM 11452: Enviado Yaldo ii 
1 20517942773 CONSORCIO ARIES 0/1201 1k5:25 205943 23/11/2021 113725 Enviado Valido Өү 
+ 1051100901 ЧАЎ. CONTRATISTAS GENERALES s y c 2/1/1041 192640 10521304091 Жил 082791 Enviado Valda P 
E i CORPORACION НОО SOCIEDAD ANONIMA ; ¿ 
v 1 3 10515007617 — M niu 18:746 — 10515897817 Zhi 1441808 — Empiado alida é 
Se em Y SERRDA - CORPORACION HORIZONTE SAC i 
А 
E { 9 10601032500 CONSORCIO LOS SAUCES айлан 19044 — 20801632510 nifi 193156 — Enviada Valido eg 
ЗА Б» E Faris Жа ar 2631531: 


* CONSORCIO EJECUTOR A&S: (ASIEL INGENIERIA 8, CONSTRUCCION S.A.C. - CONSTRUCTORA 
SANTALIA S.A. Ex), 
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* CONSORCIO HUALLANGATE: (CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR ЕЛДА. - SILVA SILVA 


* CONSORCIO ARIES: (INVERSIONES AGUILAR CALLE EIRL-M&sS PROYECTS S.A.C.). 


* CLASILL CONTRATISTAS GENERALES SAC. 
* CORPORACION HORIZONTE SAC 


* CONSORCIO Los SAUCES (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS SAUCES SAC 
CONSTRUCTORA y CONSULTORA QUETZAL S.A.C.). 


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA VERIFIC ACIÓN DE LA DOCUMENTAC IÓN OBLIGATORIA АЕ IN DE 
LEEVAR А CABO LA ETAPA DE ADMISIÓN 
DETALLE: 
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3015055555585 a8 NM UN ott наана A A € 


REPST. DE 
QUIEN 
SUSCRIBE LA 


CONSORCIO 
EJECUTOR A&S SI CUMPLE 


SI CUMPLE | SI CUMPLE | Si CUMPLE 


CONSORCIO 
HUALLANGATE 


SICUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE 


! ! 


CONSORCIO ARIES 


SECUMPLE SICUMPLE 


CUMPLE 


CLASILL 
CONTRATISTAS 
GENERALES SAC. 


i 


SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE 


CUMPLE 


CORPORACION 
HORIZONTE SAC 


NO г 
CUMPLE 


SI CUMPLE 


SÍ CUMPLE 


SICUMPLE SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE 
H 


| 


i ; CONSORCIO LOS NO NO | 

indes SAUCES SI CUMPLE | SI CUMPLE | 51 CUMPLE | SI CUMPLE | SICUMPLE xa M one | NO ADMITI 
4| —_— Tm EL 
V NS MOTIVACIÓN DE LA NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: $ 
CONSORCIO HUALLANGATE: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE S 
-OS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INCUMPLIENDO K 
LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES ЕМ CONSORCIO EN LAS € 
Eu CONTRATACIONES DEL ESTADO". 9 
ы E 


ASÍ MISMO SE OBSERVA QUE SU PROMESA DE CONSORCIO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA, ESTO DEBIDO A QUE LA 
PROMESA DE CONSORCIO PRESENTADA FUE SUSCRITA Y FIRMADA POR TODOS sUS INTEVINIENTES EL DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021, SIN EMBARGO, FUE LEGALIZADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ES DECIR QUE El 
NOTARIO PÚBLICO LEGALIZO EL DOCUMENTO CINCO DIAS ANTES DE QUE TODOS LOS INTERVINIENTES LO 
SUSCRIBIERAN. 


DE OTRO LADO SE OBSERVA QUE El POSTOR NO Ha PRESENTADO EL ANEXO N° 06: OFERTA ECONÓMICA, 
INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDD 
DE LA OFERTA; EN TAL SENTIDO SE TIENE POR NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CON. 

IM ARIES 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA uautpaciQy.Be LA OBRA INCUMPLIENDO LO 
H E CH Gp jaen 


DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD "PARTICIPACIÓN ¡DE PROVEEDORES EN CONSORCIE" EN las 
CONTRATACIONES DEL ESTADO”. | [5 AGG- 07 
DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO ОШ О SE INDICA EN SU OFERTA 


ECONÓMICA LA FECHA DE DETERMINACIÓN DE sU OFERTA; SIN EMBARGO, ТАЁ омо Se INDICO eras BÁses 
um, » | 


SORCIO ARIES: DE LA VERIFICACIÓN OE SU PROMESA DE CONSORCIO-SE OBSERVA QUE NINGUNO DE LOS 
uito is —— 


— y ^ 
€. уле 
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ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS EN SU CAPITULO | NUMERAL 1.3 VALOR REFERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE 

CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, FECHA EN VIRTUD A LA CUAL 
Rh 2021, 

LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA, 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE 105 SIGUIENTES DOCUMENTOS: 


COSTOS Y sU INCIDENCIA. LA FÓRMULA POLINÓMICA PUEDE SER DEFINIDA, ENTONCES, COMO LA REPRESENTACIÓN 


Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN El UTERAL 8) DEL ARTÍCULO 35 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AHORA BIEN, Et-ARTICULO REFERIDO ESTABLECE qug, 
TRATANDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA SU OFERTA PROPONIENDO PRECIOS UNITARIOS CONSIDERANDO lb 
PARTIDAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO, LASICONDICIONES ; REVISTAS EN LOS PLANOS 
Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y Las CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE Wi DARE адм a sl 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. неме) et pe And | 
FE Pr l 


A 
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PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 


:  ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL В) DEL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE . 


OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN su OFERTA El DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. 


LA DEFICIENCIA ANTES SENALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO 10 SIGUIENTE: “CABE SENALAR, QUE, El COMITE SELECCIÓN y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, . 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INTE: GRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CON TENIDO. 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN El MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 


OCTUBRE DEL 2021 FECHA EN VIRTUD A LA CUAL LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA, 
—MMÉÓÉ ÓBEÓ à 


VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 


DEL VALOR REFERENCIAL". JENTI EN SOP ORTU PE еб," 


EN EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE HA PRONUCNI Ew ci RESOLUCIÓN 
N° 1990-2008-TC-S2:SE ESTABLECE TEXT UALMENTE LO SIGUIENTE: "8, EN ESE 100, ENMETOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS SE RIGEN POR LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO DURANTE E s CONTRACTUAL, ES 


нут 


= —— e Лы "rr 
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Y ESPECIFI CACIONES TECNICAS Y LAS CANTIDADES REFERENCIALES, QUE SE VALORIZAN EN RELACIÓN A SU 
EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN. 


OBLIGA A Los POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTI DAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO ЅЕ ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60* DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA, M — 


| Rug ex эме ЛҮ? PAVEL" 
SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL lia id DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CARE SENALAR, QUE, EL COMITE [EI ECCIÓN Y AE сє аман 
OBLIGADOS A EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE, ENAS/ÓFERTAS DELS POSTORES 
REALIZANDO UN ANÁLISIS INT, EGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR ўуз ALCANGÉS NEIN TERPRETAR. SUAGONTÁNIDO, 
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um m €, 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 


_ DE CUALQUIER DEFICIENCIA О DEFECTO EN SU ELABORACIÓN О EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN _ 


SER ASUMIDAS POR AQUEL”. 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


CORPORACION HORIZONTE SAC: DE LA VERIFICACIÓN DE SU ANEXO 6: OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO 
QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA ECONÓMICA LA FECHA DE DETERMINACIÓN DE SU OFERTA; SIN EMBARGO, TAL 
Y COMO SE INDICO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS EN SU CAPITULO | NUMERAL 1.3 VALOR 
REFERENCIAL, EN LA QUE SE DESCRIBE CLARAMENTE QUE DICHO VALOR HA SIDO CALCULADO AL MES ОЕ OCTUBRE 
DEL 2021, FECHA EN VIRTUD A LA CUAL LOS POSTORES DEBERIAN FORMULAR SU PROPUESTA ECONOMICA. 


CABE INDICAR QUE YA EL MISMO TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SE HAN PRONUNCIADO, RESPECTO A LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL 
VALOR REFERENCIAL A TRAVES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 


EN EL CASO DEL OSCE SE HA PRONUNCIADO A TRAVES DEL PRONUNCIAMIENTO N° 743-2013/DSU, EN EL CUAL SE 
ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: ”... RESULTA IMPORTANTE CONSIGNAR LA FECHA QUE CORRESPONDE A 
105 COSTOS DE SU OFERTA, PUES LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LA FECHA INDICADA GENERA UNA SITUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE, QUIEN SE ENCUENTRA IMPEDIDA DE CONOCER, SIN MARGEN DE 
DUDAS, LA FECHA CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS TOMADOS EN CUENTA POR EL POSTOR IMPUGNANTE AL 
MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA ECONÓMICA. POR CUANTO NO PUEDE ASEVERAR CERTERAMENTE QUE 
ELLA SEA COINCIDENTE CON LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL. DICHA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FALTA DE 
CLARIDAD NO PERMITE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA A LA FECHA 
DEL PRESUPUESTO BASE" ^... CABE PRECISAR QUE DICHA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA FECHA DE DETERMINACIÓN 
DEL VALOR REFERENCIAL”. I 


EN EL CASO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE HA PRONUCNIADO A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN 
N° 1990-2008-ТС-52:5Е ESTABLECE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "8. EN ESE SENTIDO, 5I BIEN LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS SE RIGEN POR LA INVARIABILIDAD DEL PRECIO DURANTE SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL, NO ES 
MENOS CIERTO QUE DICHOS CONTRATOS NO ESTÁN EXENTOS DE LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS QUE AFECTAN 
SU ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA, ASI PUES, SE CONFIGURA EL REAJUSTE DE PRECIOS COMO UN MECANISMO 
QUE SE UTILIZA CUANDO AL PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS 
ORIGINALMENTE EN EL CONTRA TO, ÉSTE SUFRE UN DESEQUILIBRIO EN DICHA ECUACIÓN, DE MODO TAL QUE SE 
MANTENGA LA RELACIÓN DE IGUALDAD Y EQUIVALENCIA ENTRE LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATISTA TOMARÁ 
A SU CARGO COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE EN RAZÓN DE AQUELLAS 
LE CORRESPONDERÁ. 


"EN CONSECUENCIA, SE CONSAGRA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRA TO, EL RESPETO POR LAS CONDICIONES 
QUE LAS PARTES TUVIERON AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN Y LA INTANGIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓN DEL 
CONTRATISTA COMO CONDICIONES ESENCIALES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. DE ELLO QUE CADA TIPO DE OBRA 
TENDRÁ UNA FÓRMULA POUNÓMICA PROPIA QUE SERÁ EL FIEL REFLEJO DE LA CORRESPONDIENTE ESTRUCTURA DE 
COSTOS Y SU INCIDENCIA. LA FÓRMULA POLINÓMICA PUEDE SER DEFINIDA, ENTONCES, COMO LA REPRESENTACIÓN 
MATEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PRESUPUESTO QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR LA SUMATORIA DE 
TÉRMINOS, DENOMINADOS MONOMIOS, QUE CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN O INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, GASTOS GENERAL ES) DENTRO DEL COSTO O PRESUPUESTO 
TOTAL DE LA OBRA, CUYO MÉTODO DE ELABORACIÓN REQUIERE CONTAR BÁSICAMENTE CON EL PRESUPUESTO DE 
LA OBRA Y EL ANÁLISIS CIO UNITARIO DE CADA PARTIDA DE DICHO PRESUPUESTO, BAJO ESTE CONTEXTO, EN DICHA 
FÓRMULA SE EMPLEAN LOS ÍNDICES DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS MANQNDE: QBRA, MATERIALES, EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, VARIOS Y GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, RESPECTI 'AMENTE, A IA FECHA DEL PRESUPUESTO ASE, 
LOS CUALES PERMANECEN INVARIABLES DURANTE LA EJECUOÓN E LA ОВА ЛЕВІ, GNARSE EN LAS 
BASES CORRESPONDIENTES LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS QUE CONSTITUYEN DICHO ү: уд A | 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 2.2.1.1) DEL NUMERAL 
221 DEL CAPITULO II DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTEGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 
DE LA OFERTA, ESTABLECE QUE LOS POSTORES DEBEN PRESENTAR EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO М 5) 
Y DEBEN ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS, SEGUN LO PREVISTO EN EL LITERAL В) DEL ARTICULO 35 DEL 


PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 
OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 


LA DEFICIENCIA ANTES SEÑALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60* DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA, | 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CABE SEÑALAR, QUE, El COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 


POR LO TANTO, LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 
DE CUALQUIER DEFICIENCIA O DEFECTO EN SU ELABORACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTEGRAN DEBEN 
SER ASUMIDAS POR AQUEL”, 


CONSORCIO Los SAUCES: DE LA VERIFICACIÓN DE SU PROMESA DE CONSORCIO SE OBSERVA QUE NINGUNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INCUMPLIENDO LO 
DISPUESTO EN LA DI RECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 

ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EL 


DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: COVID 19 AL RESPECTO, SE TIENE QUE EL LITERAL 224.1) DEL NUMERAL 
3 "INC EN de e. > Ë ч | 
22.1 DEL CAPITULO It DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES ENTÉGRADAS "DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN 


Fd. $m 75 е | 
f: ! e | 
/ : м і 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
COMITE DE SELECCIÓN 


dc AM 


EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMENADO PLAZO DE EJECUCIÓN, 

EN EL PRESENTE CASO SE TIENE QUE LA OBRA A EJECUTAR TIENE UN COMPONENTE: COVID-19, POR LO QUE, AL NO 
PRESENTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTAN LOS COMPONENTES DEL PLAN COVID-19; SE ESTA 
ENCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL В) DEL ARTÍCULO 35° DEL MENCIONADO REGLAMENTO, QUE 


OBLIGA A LOS POSTORES A PRESENTAR EN SU OFERTA EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE LA SUSTENTA EL TOTAL 
DE SU OFERTA Y NO SOLO ALGUNOS COMPONENTES. I 


LA DEFICIENCIA ANTES SENALADA, TAMPOCO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 60° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NO RESULTANDO SUBSANABLE, TODA VEZ QUE EN EL 
CASO DE LA OFERTA ECONÓMICA UNICAMENTE RESULTA SUBSANABLE LA FALTA DE RUBRICA Y LA FOLIACIÓN, 
ASIMISMO, PERMITIR AGREGAR DOCUMENTOS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE ALGUNOS COMPONENTES, 
MODIFICA EL CONTENIDO SUSTANCIAL DE SU OFERTA, 


SOBRE EL PARTICULAR, EN DIVERSAS RESOLUCIONES El TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO HA 
ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: “CABE SEMALAR, QUE, EL COMITE SELECCIÓN Y ESTE TRIBUNAL SE ENCUENTRAN 


REALIZANDO UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS MISMAS, SIN DEDUCIR SUS ALCANCES NI INTERPRETAR SU CONTENIDO. 


SELECCIÓN ES DE ENTERA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA POSTOR, DE MANERA QUE LAS CONSECUENCIAS 


EN TAL SENTIDO AL NO HABER FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE POR 
NO ADMITIDA LA OFERTA. 


DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DETERMINA QUE UNA SOLA EMPRESA ESTA ADMITIDA POR LO QUE EN ESTE 


ESTADO SE PROCEDERÁ CON LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE 
DETALLE: | 


POSTOR DE 1,575 ШЕ 


CONDICIÓN 
EQUIPAMIENTO EXPERIENCIA DEL г В Í 
ESTRATEGICO PLANTEL PROFESIONAL 


SE 
CONSORCIO SE ACREDITARÁ | ACREDITARÁ 


9 2 АВ) 202? 


| 
SE ACREDITARÁ PARA LA SE ACREDITARÁ PARA LA 
EJECUTOR A&S PARA LA parara | E ACREDITA [sE ас 


: E SUSCRIPCIÓ ish Пе: 7 
SUSCRIPCIÓN | SUSCRIPCIÓN ü e ed | шее Жл. / 
BEL CONTRATO DEL PPM В д 


pos 


CONTRATO eos 
/ 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


COMITÉ DE SELECCIÓN 
———— MM 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A EF 
POSTORES CALIFICADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO: 


FECTUAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 105 


FACTOR DE EVALUACIÓ 


MONTO PROPUESTO 


x $/3 490,299.78 


EN ESTE ESTADO SE PROCEDE A DETERMINAR EL PUNTAJE TOTAL EN CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DETALLE: 


PUNTAJE TOTAL 


ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL COMITÉ DE SELEC 
A&S: (ASIEL INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 
3'490,299.79 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOV 


CIÓN OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO EIECUTOR 
- CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C}. POR Ei. MONTO DE s/ 
ENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 SOLES) 


SIN MÁS QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA А LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADA SIN 


NINGUNA OBSERVACIÓN, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRSE EN SENAL DE CONFORMIDAD SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 


MISMO DÍA. Ў 
f s. 
"del 
лү»: = — 
C.P.C. Jesús O. Martinez Panta Tng. Orlando Coronel Vásquez 1 Ing. Osberto Irigoin Vásquez 
PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO 
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIADE “ 


Anguia, 10 de noviembre del 2021 


INFORME N° 027 -2021-MDA/PRESUP 
AA MIDA /PRESUP 


А : IRIGOIN VASQUEZ OSBERTO 


ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


AR ra 
EMERA: i 


ET ar Gr 
Ат GENERA 


i] 1 

Mm 5 I ; 

DE : RIERA IRIGOIN RONY | | жы Y 
ENCARGADO DE PRESUPUESTO | G & | | 

ECHA 1272; Lora LIZA | 

ATENCION  : DANY CHAVEZ SALDAÑA \ auos =] 


JEFE DE ABASTECIMIENTOS DE LA MDA 


ASUNTO : PREVISION PRESUPUESTAL 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi 
cordial saludo у a la vez informarle lo siguiente: 


Que, según informe N° 308-202 I-MDA/ABAST, con fecha 08 de 
noviembre del айо 2021 de parte del área de Abastecimientos „donde solicita la previsión 
presupuestaria, sobre el proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA, , con código 2428261, ` 

Que según la Directiva N^ Directiva N.° 0007-2020- EF/ 50.01 “Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”, Artículo 13. Previsión. En el caso de ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal y conforme con lo establecido en el numeral 4 14 
del artículo 41 del Decreto Legislativo N.? 1440, el responsable de la administración del 
presupuesto de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el caso de los Gobiernos Locales, emite y suscribe la previsión 
presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad de los 
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales 
subsiguientes, Dicha previsión implica la reserva de los recursos y la realización del 
correspondiente registro presupuestario, bajo la responsabilidad de la entidad. Por ello 
debo manifestar que según DU N* 102-2021 de fecha 29 de Octubre de 2021, Artículo 1. 
Objeto El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, para la ejecución de gasto público en 
inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial 
y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación económica y atenuar los 
impactos de la pandemia por el brote de la COVID-19 dicho proyecto tiene LA 
PREVISION de acuerdo al Anexo № 03 previsión de recursos ; para el-año fiscal 2022 y 
a continuación se detalla: ELM NL ur 


Tres mil setecientos noventa y cinco.3795 


am 


o | | 
| 660922 | 
| “U : y weno eem 


PILAE 


iym "ушне 


300379 


| 


| FINANCIAMIEN, . GASTO 


FUENTE CATEG GENERICA 


GASTO 


| 
RECURSOS GASTO 


ORDINARIOS DE 
INVERSION 


Es todo cuanto informo a usted para 1 


CADENA 
FUNCIONAL 
PROGRAMATICA 


META | CODIGO: | MONTO 


as acciones que estime por conveniente 


Atentamente, 


PREVISION 
PRESUPUESTARL 


Tres mil setecientos noventa y seis.3796 


Trabajando jantos... 
Mna 
RESOLUCION DE ALCALDIA N* 208 -2021-MDA/A 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


REE » I СУ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA - 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANG UIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 

VISTO, 

El informe N° 001-2021-MDA/CS, emitido por el Comité de Selección designado para llevar a cabo 
la Adjudicación Simplificada N° 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como 
objeto la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 


EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENT a 
DE CAJAMARCA». : 


CONSIDERANDO: — =- 
Que, el articulo 194° y 195° de la Constitución Politica del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
' establece que las Municipalidades Provinciales y. Distritales son los Órganos de gobiemo local, tienen 
т K Ж. autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo 
E. ==" y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las 
kus políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el Artículo II del título preliminar 
de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972. 

Que, Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo № 344-2018-ЕЕ , estáblece que “Los órganos a cargo de los procedimientos de 
selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como 
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su 
culminación, sín que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación” 

Que, el Artículo 47” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo N? 344-2018-EF, estipula que “Los documentos del procedimiento de selección son las 
bases, las solicitudes de expresión d8 interés para Selección 8 Gonsitores Individuales, así como las 


# 


Solicitudes da. cotización para Comparación de Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de 


procedimiento de selección". Así mismo indica que “El comité de Selección o ө! órgano encargado de las 
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Sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, y son aprobados pot el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización intema de la 
Entidad" 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Trabajando juntos... 
ка 


Que, mediante informe de vistos el Comité de Selección, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos indicados en los párrafos precedentes remiten el respectivo proyecto de bases administrativas que 
regirá la Adjudicación Simplificada N* 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene 


BUCA DEZ 
gu Ae. 
К; ж, 


> py 


- pertinente. y 
Que, luego de la evaluación pertinente se ha observado que el proyecto de bases administrativas 
derivadas por el mencionado comité de selección que regirá la Adjudicación Simplificada N* 04-2021. 
MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto la ejecución de la obra denominada 
«MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE 
DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»; cumplen con las 
condiciones legales según lo dispuesto por la normativa de contrataciones, por lo que se encuentran 
expeditas para su respectiva aprobación. » 

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 348-2018- 
EF, y en uso de las atribuciones conferidas en virtud del numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972. 


SE RESUELVE: 


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, las BASES ADMINIST RATIVAS, correspondientes a la 
Adjudicación Simplificada N* 04-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021; que tiene como objeto 
la ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO ОЕ 
CAJAMARCA»; por un valor referencial ascendente a la suma de SI 3'490,299,79 (Tres Millones Cuatrocientos 
Noventa Mil Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 solas). e 

` nd V 


ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER; que el órgano colegiado designado realice la publicación de 
las bases aprobadas y todos los demás actos y etapas del procedimiento de selección hasta su 
consentimiento én el Sistema Electrónico del Estado (SEACE), conforme a la normatividad vigente de 
contratación pública: y “k Р Y 


a. 
Ci A =: ` ч : 
ARTÍCULO TERC ERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a los integrantes del comité 
de selección; a la Oficina de Gerencia Municipal, Unidad de Abastecimiento; Dirección de Infraestructura 


Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Asesoría Jurídica. 
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Tres mil setecientos noventa y ocho.3798 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANQGUIA 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ORIS UR cm ETA a -— AME Ae terme nd 


o del Bicentenario del Deui; B00 años  ¿ataesakacca ° 


INFORME N° 04- 2021-MDA/CS 
— Ч1- 2021-MDAICS 


А : Ing. Nenil Medina Guerrero 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía 
DE : Comité de Selección 
ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS 
FECHA : Anguía, 08 de noviembre del 2021 | 


— P... 


Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente ala vez para solicitarle lo Siguiente: 


Que, el Artículo 47% Documentos. del procedimiento de selección; del Reglamento de la Ley de 


Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF: establece textualmente lo siguiente “Los 


documentos dei procedimiento de selección a su cargo, ulilizando obligatoriamente los documentos estándar que 


aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en ej expediente de contratación aprobado”. 


Tres mil setecientos noventa y nueve,3799 


suma de S/ 3490,299,79 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Nueve con 79/100 soles) 


Ante lo expuesto, solicitamos a au despacho se sirva emitir el acta resolutivo correspondiente, a fin 


Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines del caso. 


Atentamente, 


CEC Jesus О. Martínez Panta 
MATRICULA N< nr ` 


, 


n AOL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
RESOLUCION DE ALCALDIA N* 203 -2021-MDA/A 


Anguía, 09 de noviembre del 2021. 


EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, PROVINCIA DE 
CHOTA, REGION CAJAMARCA 


VISTO 
El Informe N° 315- 2021- MDA/ABAST, emitido por la Unidad de Abastecimiento, y; 


» Y” " y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
2 


de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 


Que, el Artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que *41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este 


Tres mil ochocientos.3800 


miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217" 


ejecución de la obra denominada «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
к #' А : 
CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
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aprobado mediante Ley N° 30225 у su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-\ 
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